ಅ) 


ಇ) 


ಈ ಹೋಜನಯ ಫಮಗಾರಿಗಳು ನಾಗಪುರ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳೆಲಾಗಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಎಸ್‌ಪಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜೂರಾದ - ಅಮದಾನವೆಷ್ಟು; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ 


144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1019(1140) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಅಪ್ಟಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇತು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 22-09-2021 
ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
ಪುಶ್ನೆ ರ 
'ಶಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ | 2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಡ್ಯ | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ | ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಕರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ |'ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; |! ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ | ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು 
].ನೀಡುವುದು) ___ | ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ 


2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/! | 


ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಗೆತಿೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ, 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜಿನ್ನಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ನುತ ಯಾವ ಯಾವ 


ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 
ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ; ದೂರುಗಳು 
ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಾಜೆನ್ಸಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ 
ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಯಾವ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಪ್ರಕರಣವಾರು ಸಂಭೂೋರ್ಥ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಐ 


ಸಂ:ಲೋಇ/750/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / 
ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸುತ 
ಹಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಹ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ 
ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. i 


(ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ) 
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ವಿವರಗಳನ್ನು. 
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ವಿಧಾನ ಪಲಿಷಡ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರ €. ಎನ್‌. ಆಪ್ಪಾಜಗೌಡ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (114೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-1 2೦18-19 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ 


ವಿಭಾಗದ ಹೆಪರು- ಮುಂಡ್ಯ ಅಗನ್ಸ್‌ -ಆಂಐರ ಅಂತ್ಯಕ್ಷೆ 


ಅಡಆಡಾತೃಕ ನಾ 
ಮೊತ್ತ (ಡೂ (ರೂ, ಮಂಜೂರಾತಿ 
el ಭಾ ಐತ pe ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ನ 


84) ಪರೆಪಟ ೪7.6೦೦ ಲಿಂದ ಜಡಿ.ರ೦೦ 
6.ಮಾವರೆಣೆ (ಬುಕ್ನೆಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 
'ಅರಿ೨೦೦ ಲಿಂದ ಜಠ,೦೦ ಹಾಗೂ 7.2೦ ಲಿಂದ 
೪97.60 ೮.ನೀವರೆಗೆ (ಕಲ್ಬುಜೆ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ 
ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 
ero 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೂಸುರ 

ರಸ್ತೆಯ ಫರಪಳ ಜ.೮೦ ನೊ ಕ.ಮಾ ಬಿಂದ 
'ಮೈಸೂರು-ಬಂಟ್ದಾಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ (ಮದ್ರಾಸ್‌ 
ಕಣ್ಣಾನೂರು ಪ್ತ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಆ.6೦ ಲಿಂದ 


ಅ.ಮಾವರೆಡೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯಲ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 


ಕಾಮಣಾದಿ ಇ.ವೆಂ. ಗಲ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಥಾ॥ ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾನಲ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾಜೆ - ಇಡಿ) ಪಃ4೬೦೦ ಲಿಂದ ಒಂ೮೮ 
ಅ.ಮಾವರೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಲಬಿಶಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ 
ಅಗಲಃಕರಣ ಮ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ರಾಜ್ಯ 
'ಜೆದ್ದಾರಿ) ಆನಂ. 6೦3 


ಪಾಂಡವಪುರೆ, ಪಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ (ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-47) ಲೆಸ್ಟೆಯ ಸ.3ರ.40೦ ರಿಂದ 
41476.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಾಕರಣ ಮತ್ತು 


ತಂದನು ಜಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಗ್‌ ನಕ್ರೆ ನದಾನಣ nT a me ESSN 
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(ಪ್ರಸುತ ಹಂತ) 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲ ರಾ.ಹೆ-47 
ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಸೌದೊನಥಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ 
ನಾಗಮಂದಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸೌದೆೊನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬ ಲೆಸ್ಟೆಯನ್ನು 
ಅಗಲಗೊಳನಿ ರಶ್ನಣಾತ್ಯಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಃ 
೦.7೦ ಲಿಂದ 11೦ ಹಾಗೂ ಸಣ. ದಿಂದ 7.೦೦ 
ಕಿಮಿೀಂವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಛವೃದ್ಧಿ 
(ಲೋಭ ವರರಣಎಫ್‌ಎದ೦ಗ ದಿನಾಂಕ 23.೦೮.17) 
ಬದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ಹೋಬಲ, ಅಗಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಮಾದೇಗೌಡನನೊಪ್ಪಲು. ಮಾಲಿಚಾಕನಹಳ್ಳಿ 
ಮುಖಾಂತರ ಹುಆಕೆರೆಕೊಪ್ಪಆದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
(ಲೊಿವಿಖಎಫ್‌ಎ:ಬ೦':ದಿನಾಂಹ6.೦೩.19) 


4 ಕಾಮಗಾಲಿ . ಅಂತಿಮ ಇಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ತಾಮಗಾವಲಿಗಳು | 341/2೦೫] ಕುಮಾರ್‌ 3.60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಲ್ಭ 


ಮಂಡ್ಯ ಠಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗ ರಾ.ಹೆ-47 
ರಸ್ತೆುಂದ ಸೌದೆೊನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ 
ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸೌದೇೇನಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಅಗಲಗೊಳಸಿ ರಶ್ನಯಾತೈಕ ಕಾಮಗಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸ: 
೦.7೦ ಅಂದ 1೪ ಹಾಗೂ ಫ2.1೦ ರಿಂದ 7.೦೦ 
ಅಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದಿ 
(ಲೊಬನೂರರ:ಬಎಫ್‌ಎ:2೦ಳಯಿನಾಂಕ 3.೦5.17) 
ಬದರ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ 
ಹೊಂಬಳ ಮನುಗನಹಳ್ಳ ಕೊಪ್ಪಲು ಏಿಂದ 
'ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಟಣೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಚಾವೃಬ್ಧ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ) 
(ಲೊ ನಿವಿಐಎಫ್‌ಎ:ವ೦ದಿ:ದಿವಾಂಕ:ಡ೮.೦2.೨) 


1825 | ಕಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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ಮಾಹೆಯ 
ಅಮುಮೋವಿರ 
£3 
(ರೂ. ಅಕ್ಷ) 


ಮಂಡ್ಯ ಶಾ॥ ಮಾರಗೌಡವಹಳ್ಟ - 
ಅಆದೆೆಗಲು(ಬಂ.ಎನ್‌.ಡ.೦೮) ರಸ್ತೆಯ 
ಮಾರಣೌಡವಹಳ್ಳ 'ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯ ಪ೦.೦೦ 
ಅಂದ 2೦೦ ಅ.ಮಾವರೆಗೆ ಅವದಿ (ಮುರ) 
ಇ.ನಂ. 6೦4 


ಮಂಡ್ಯ ಶೊ 64ಲಾರ ಗ್ರಾಮವಿಂದ ಪಿದ್ದೆಷ್ಟರ 
ಮೊನಸ್ಥನ ಮಾರ್ಗವಾ ಹೊನ್ನಗಳ್ಳಮರ ಹಲಿಜನ 
ಕಾಲೋಖಿಯವದಿಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ 
(ಒಲದು ಲಾಲ ಅಭವೃದ್ಧಿ) ೮೮87 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಚ್ಯ-ಮೊ್ತಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 1೦೦ 
ಅಂದ 8,೦೦ ೬.ಬೂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 
ಕಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8೦೦೭೮ 


ಮಂಡ್ಯ ತಃ ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿಶಿಯ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃ 
ಕಮಗಾಲಿ ಇನಂ. 62೦೦೦ 


ಮಂಡ್ಯ ತಃ ಮಂಡ್ಯ- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 
ಟ.ಹೊಸೊರು ಕಾಲೋನಿಲಬುಂದ ಹುಆವಾನ 


84 ಕ್ಲೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪು೦.೦೦ ಅಂದ 3.5೦ 


ಎಬೂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಚನೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮಿಃಣ ರಸ್ತೆ) ಇ.ನಂ. 
8ಬರಂ 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾ॥ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ ರಪ್ತೆ ಗನೊ ಎ.ಬಿ 
ರಪ್ತೆಬುಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಡ್ಯ ಹುಳ್ಳೆನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ೦.೦೦ 
ಲಂದ 7.5೦ ಅ.ಬಿಣವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಇನಂ. 
89008 


ಮಂಚ್ಯ ಹತು ಆ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಅಗಟಹಳ್ಟ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಂಡಸನಹಳ್ಟ, 
ಚಂದಗಾಲು ರಸ್ತೆ ೦.೦೦ ರಿಂದ ೮.60 ಎ.ಮಾವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಥಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ) ಇ.ನಂ. 
840 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ven ಗಣೆೊಟ್‌ನಿಂದ ಅ.ಮಲ್ಣಗೆರೆ 


ಏಧಾನಸ| ಇಂಡೆಂಟ್‌ \ _ ಅಂದಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬವರ (ರೂ. 
ಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ FAR 


ಕ್ರಮ 
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‘ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಠೆ.ಚ. ರಸ್ತೆಯುಂದ ಕುದುರೆಗುಂಡಿ 
ಶಾಲೊನಿ, ಎಸ್‌.ಪ. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, 
ಕುದುರೆಗುಂಡಿ, ಬಸವನಪುರ, ಗೆಣ್ಣಲಣೆರೆ, 
ಮದ್ದೂರು| 6ರ483 | ವ್ಯದಿಡಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಗೆಳ್ಜಲಗೆರೆ ಕಾಲೊನಿ ಮಾರ್ಣ | 75೦ 
ರಸ್ತೆಯ ಪಃ; 6.8೦ ಅಂದ ೪.6೦ &.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃನ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 65483 


ಮದ್ದೂರು ತಾ॥ ಅ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಂಬಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ. 
ಸೊಳ್ಳೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಬೆನಣರಹಳ್ಳ, ಕೋಣಸಾಲೆ, 
ಟೊಟ್ಟನಹಳ್ಳ, ಗೋಳೂರು. ಅದರಕೊಂಟೆ ಮಾರ್ಗ 
ಮಂಡ್ಯ-ಹಛ್ಲೇಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ೦.೦೦ 
ರಿಂದ 17೮ ಅ.ಬುಂವರೆಣೆ ಅಭವೃ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ 
622 


ಮದ್ದೂರು ಠಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಪಚ್ಜಿಬೊಡ್ಡಿ. 
ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮಹರ್ನವಲಾಮಿದೊಣ್ಣಿ ಮರಳಗ, 
ಶುಂಟನಹಳ್ಳಿ. ಕೀಆಘಬ್ಟ, ನಂದಿಬಸವೊಶ್ಸರ . 
, ಹೂತಣೆರೆ. ವಿಠಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ 
ಮಾರ್ಗ ಕೂರಬೆಣೆರೆ ಬಾವಆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.-ಡ3) 
ಪರುವ ರೆಸ್ತೆಯ ಪ. 4.6೦ ಲಿಂದ ೬6೦ 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


B44 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಡಿ.೭೦ ಲಿಂದ 3.60 
ಕಿ.ಮಿಾವರೆಣೆ (ಕುಂದೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಪ 
ಕ.೦೦ ರಿಂದ 5.91 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕ್ಯಾಶನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 

ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಲ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 


ಕಾಮಬಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8187 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಸೊಫಲೆ- 
ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಪ.56.3೦ ಲದ ರಂ.೮ರ 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (೪.೫.ಪುಲ ಕಈೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 
6೬87 ಅಂದ 624 ೬.ಮೀಃವರೆಣೆ (ಬೆಳಕವಾಣಿ ಕೆರೆ! 
ಏಲಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಣಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಇ.ನಂ. ಅ17 
'ಮಳವಳ್ಟಿ ಠಾ. ಬುಯ್ಯುನದೊಡ್ಡಿಂುಂದ ಯತ್ನಂಬಾಡಿ, 
ಅಂತರಹಳ್ಳ, ಹುಳ್ಳೆಗಾಲ, ಕೊಿಪುರ, ನಡಕಲಪುರ.. 
ಧನಗೂರು. ವೆಟಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಎಸ್‌ ರಣೆ ಸೇರುವ 
ಮಳವಳ್ಳಿ 'ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಆ 3.4೦ ಬಿಂದ 4.೦೭೮ *.ಬೀ ವರೆಗೆ 
(ಅಂತರಹಳ್ಳ ಕೆರೆ ಏಲಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾ 
» Ny ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8187 


177.78 


ಕಾಮಗಾರಿ ೂರ್ಣಗೊಂಣಿದೆ. ಎನ್‌.ಒ.ನಿ ಬಾಕಿ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ :ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್‌.ಬ.ಲ ಬಾಕಿ. 


ತಾಮಣಾಲಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್‌.ಒ.ಪಿ ಬಾರಿ, 
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ಮಳವಳ್ಳಿ ಥಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-ಏ೦೨ ಲಂದ 
ಮತ್ತಿತಾಳೇ್ನಿರ ದೊವಸ್ಥಾವದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾಲಿ-33 ಮ್ಹು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 4.40 
ರಿಂದ 4.೮56 ಅ.ಮಿವರೆಗೆ (ಕಂದೇಗಾಲ ಹೆರೆ ಏಲಿ) 
ಕ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಇ.ನಂ. 8137 


[) 


ಮಳವಳ್ಟ ತಾ. ಮಳವಳ್ಟ-ಊ.೫.ಖುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 

7.55 ಲಂದ 7.88 ಎ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳ ಅ.೦೮ 
ಲಿಂದ 9.1 ಕಿ.ಮೀ ವರೆದೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ 

ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8187 


ಕ 


ಮಳವಳ್ಟಿ ಫಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨೦೮ ರಿಂದ 
ಗೌಡಣೆರೆ. ಕೆರಿಬೂತಣೆರೆ. ಯೊಗಿಪುರ, ಆಗಸವಪುರ 
ಮಾರ್ಗ ಹುಸ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.9೦ 
ವಂದ ೮.೦೦ ೬.ಮಿಾವರೆಣೆ (ಹೆಂಬೂಡಣೆರೆ ಕೆರೆ ಎಲಿ) 
ಮತ್ತು ಸ. 6.5೦ ಲಂದ 6.55 &.ಬೂಂವರೆಗೆ 
(ಜೊಗಿಪ್ತರ ಹೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬ.ನಂ. 37 


'ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳ-ಸೂರಿಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 
12.೪ ಅಂದ 'ಏ.485 ಎ.ಮೀವರೆಣೆ (ಮಳ್ಲನಾಥಪುರ 


ಕೆರೆ ಏಲಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಪುವ 
f ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 8೪97 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಪ್ಲ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಪ್ತೆಯ 
ಪ. 43.60 'ಿಂದ 43.೨೭, ರ5.೦೦ ಅಂದ 56೮.3೮ 
ಮತ್ತು 5ಅ.೦ಧ ರಿಂದ 6೦.2೦ ಅ.ಮೂವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್‌ 


ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾಲಿ. ಇ.ವಂ. 
837 


ಮಳೆವಳ್ಟ ತಾ. ಎಸ್‌-8 ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಲಿ, 

1 ಬ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡಭೂವಳ್ಳ, ನಲ್ಣಗೆರೆ ಮಾಗ್ಗವಾಣ 
ರಾಮೋಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಸೆೊರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ 

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. (8.ಮು.ರ) 

ಇ.ವಂ. ಆಬುಡಂ 


ಸಪಂ%೦೩7/ | ಅರಬಿಂದ್‌ಪ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಥಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾಲಿ-ಇ೦9 ಲಿಂದ 

ಮಂಚನಹಳ್ಟಿ, ಮಂಚನಾಪುರ, ಕೋನನಕೊಪ್ಪಲು ಪಿ.ಇ.ಆರ್‌ 

m ಮಳವಳ್ಳಿ ees ಮಾರ್ದವಾಗ್ಸ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ 475.೦೦ ಸೆಂಊ೦ರ6/ 

ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಳಿ.ಮು.ರ) 2os-w 
ಇ.ವಂ. 8೪8ಡ § 


a ಸಾನ 

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಆಂಡಿಗನವಿಲೆ - ಹೊವ್ಸಾವರ - |' - ಪಿ.ಆರ್‌ 
22 ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 200.೦೦ ಪಂ೨೦4 
೦.೦೦ ರಿಂದ 6.2೦ ೬.ಮಿಂವರೆಣೆ) /208- 


4.08 5 ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಷ್ಟಿೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 15೦-ಎ 
ಬುಂದ ಚ್ಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಹುರಆಗಂಗನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲೇದೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಪಃ ೦.೦೦ ರಿಂದ 4.೦೦ ಆಬುವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | 
ರೆಪ್ತೆಯ ಸರಸಳ 10.25 ಲಂದ 4.75 ಕಿ.ಮಿವರೆಣೆ 
'ಶಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಇ.ನಂ. 79684 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 
ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಳ ೬.7೮ ಅಂದ 19.60 &.ಮಾವರೆಗೆ 
ರಪ್ತೆ ಅಛವೃದ್ದಿ ಇ.ನಂ. 7968ರ 


'ನಾಣಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 
ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೪9.60 ಅಂದ 22.4೦'೬.ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 79686 


ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲರುವ ಪ್ರಸಿ 


ಸೌಮ್ಯಶೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೆೇನಸ್ಕಾನದ ಕಲಭಾಗ, ಎಡ ಹ 
'ಬಲ ಛಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ 


ಠೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾ. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ತುರುಬರ 
ಬನ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಚೈವ ಬನಪನಿಯವರೆಣೆ 
bey ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾರಿ (ಗ್ರಾಮಿಟ ರಸ್ತೆ) ಇ.ನಂ. 


ಶ್ರೀರಂಣಪಟ್ಟಲ ತಾ. ಮೇರಳೆಕೆರೆುಂದ ಕಾಲ್ವೆರೆ 
ಮುಖಾಂತರ ಕೆರೆಮೇಗಲ ಹೊಪ್ಪಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. (ಓಂದು ಭಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 


ಶಿರಂಗಪಲ್ಟಣ ಹಾ. ಕೆ.ಶೆಬ್ಬಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ. 
ಶೆಟ್ಣಹಳ್ಳ ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಬ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೆಳರುವ ರಸ್ತ 

ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಒಂದು ಭಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಚಾ. ಅರಕೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು 

ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ಸಹಳ್ಳ-ಲೆಟ್ಟಹಳ್ಟಿದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳ: ೦.೦೦ ಬಿಂದ ೭.9೦ ೬.ಮಿಃವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 

ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಇ.ನಂ. 7968೮ 


00.೦೦ 


ewes 


sss 


ಎನ್‌. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಜಸಬೆಕಾಗಿಬೆ. 


ಮಾಹೆಯ 'ದೊಆ 
ಶತ 
ಅಂತ್ಯಟ್ಷೆ ಬಾಆ ಉದ್ದೇ ಪಲಾಡ ಷರಾ 
(4 
ಒಟ್ಟು ನೆಚ್ಚ | ಬಲ್ಲ (ರೂ. [ನೆಯ ಉದ್ದ ದ್ಧ 6.೦ (ಪಸು ಹಂತ) 
ಅಮಿ ಗಳಲ್ಲ 
ಲಕ್ಷ) ಗಳಲ್ಲಿ - 
El [5 Ke 4 [2 
6.೦೦ 6.0೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. ಎನ್‌.ಬ.ಪಿ ಬಾರಿ. 
800.00 
wo.S ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 
——— 
ps 350 2.5೦೮.ಮೀ ಇ.ಎಸ್‌.ಟ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 


'ಶಾನುಗಣಾದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಣಿದೆ. 


-ಹಾಮದಾವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್‌.೪.ನಿ ಬಾಕಿ. 


OE; 


ಆ.24 


a 480 410 
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1 440 || 470 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್‌.ಬಖ ಬಾಕಿ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


40 


ಪಿರಂಗಪಚ್ಚಿಣ 


ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಜ ತಾ. ಚನ್ನನಜೆಂರೆಯುಂದ ಟ.ಎಂ 
ಹೊಸೂರು - ಅಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ ಪರೆಪಟ: ೦.೦೦ &.ಮಿಃ ರಿಂದ ೭2೦ 
ಅ.ಖಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅವೃದ್ದಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ಬನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಂಬಂದ 
ತೂಣನಕೆರೆಣೆ (ಅಲ್ಲಾಪಲ್ಲಣ, ಚ.ಎಲ.ಹೊಸೂರು, 
'ಚನ್ಮತೆರೆ, ಇಷ್ಠವಹಳ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಪರಪ: ೦.೮೦ ಲಿಂದ 2.೦೦, ಕ.63 ಅಂದ 6.೦೦ 

ಹಾಗೂ ಜ.೦೦ ಲಂದ ೪.5೦ ಎ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
" ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. ಇ.ನೆಂ. 79691 


ಶ್ರೀರಂಗಪಬ್ಬಣ, ತಾ. ಗೌಡಹಳ್ಳ-ತ್ಸನಹಳ್ಳಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪೇಃ ೦.೦೦ ಅಂದ 3.೦೦ ಅ.ಮಾವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ: ಅಳವೃದ್ಧಿ ಇನಂ. 797೦4 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು - ನಿೀಲಗಿಲಿ 
ರಸ್ತೆಬುಂದ ಊರಮಾರಷಸಲದೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌-3 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ:6.8೮ ಲಿಂದ 9.8೮ ಮತ್ತು 
1೦೦ ಅಂದ್ಲೆ 2.೦೦, ಅಮಿಃವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವ್ಯಲ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ (ಮುರ) ಇ.ನಂ. 8೦417 


800.00 
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987-30, 


294/7- 
L-] 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ಹುಂಜನಕೆರೆಬುಂದ 
ತಡಗವಾಡಿ, ಅಕ್ಕಹರೂಂಹಳ್ಳಿ, ಬನೃಹಳ್ಳಿ. 
ಕೆರೆಮೇಗಲಣೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಲ ಗಾಮನಹಳ್ಳಗೆ 


iT : ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ ಆ.60 ಲಿಂದ 8.9೦ 
kd ಮಿ ಹಾಗೂ ಅ.೦೦ ಅಲಂದ ೪.3೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆದೆ 
ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
' ಇನಂ.ಆ೫44 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಮಹದೆವಪುರ 
ರಸ್ತೆಂಖಧಿದ ಚಿಪ್ಕಂತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಶ್ರರಂಗಪ ಹುರಳಕ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬನ್ನೂರು-ಮೈಸೂರು 
“ಭ್ಹಣ ರಸ್ತೆ ಸೆರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 4.೦೦ ಅಂದ 4.30 
ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕೊಮಣಾರಿ. ಇ.ವಂ. 844 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಜ ಅಾ. ಕಾರೇಕುರವಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ಶೀರ ಮಾರ್ಗ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಸೇರುವ ರ್ತೆಯ ಪರೆಪಆ 
ಸ ೦.೪೦ ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
ಬ 


'ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾಲಿ. ಇ.ನಂ. 
8144 


೦6೮ 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


೦.80 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಫೆ 
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ಪಾಲ್ಲೂಕು: ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿವರ 
[2 [] 
ಕ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಂಬಂದ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, 
ನೆರಳೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ- ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ 
ಶ್ಲಿಿರಂಗಖ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ 1೦೦ ಲಂದ 2.6, ೭.65 
ಶಿ ಟ್‌ "ಡ್ರಂ ಲಂದ ಏ.೨೦ ಹಾಗೂ 4.6೦ ರಿಂದ 4.90 


ಶ್ರಿರಂಗಃ 
ಪ್ರರಂಗಪಲ್ಟಣ ps 


ಕಿ.ಮಾಂವರೆಣೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 


8n44 ಪಶಾಮಣಾರಿ. ಇ.ವಂ. 144 


ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ. ಚಂದಗಾಲು, ಮಃಳಾಪುರ' 


ಮಾರ್ಗ ಮೈನೂರು-ಬನ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಸೆಂರುವ ಅಸ್ತೇಯ 
ಪರಪಳ ೦.5೦ ಅಂದ ೦.6೦, 15೦ ಬಿಂದ 16೦, 
6.೦೦ ಲಂದ 6.5೦, 7.೦೦ ಲಂದ 7.3೦. ೪0.60 
ಲಂಬ ೪೦.7೦. 16.೦೦ ಲಿಂದ ಚ.೩೦ ಮತ್ತು ೫.೦೦ 


ರಿಂದ 3೦ ಆ.ಮಾವರೆಣೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ, 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಪೆರಪಆ 18೦ ಅಂದ ಏ.೦೦ &.ಮೀವರೆಣೆ 
ಬ್ಯ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾಶಿ. ಇ.ನಂ. 

% 8144 


ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ನೀಲಗಿರಿ 

ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಊರಮಾರಕಸಲಣೆರೆ ಮಾಗೇ ಎಸ್‌-3 

ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಳ ಆ.6೦ ಲಂದ ಆ.85 
*.ಮಾವರೆಣೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ 'ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಣಿಪುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. ಆಗ44 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೆವಪುರವಿಂದ 'ಚನ್ನಹಳ್ಳ, 
ಶಲಿಂಪುರ ಮಾರ್ಗ ಎರೆಕುಂಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ 
'ರಸ್ತೇಯ ಪರಪಳ 8.೦೦ ಲಿಂದ 9.೦೦ ಕ.ಬಮಾವರೆದೆ 


ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಇ.ನಂ. 844 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾ॥ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ -ಕಳಸ್ತವಾಣಿ ರಸ್ತೆಯ 
ಪ೦.೦೦ ರಿಂದ ೦.೦4 ಮತ್ತು ೦.7೦ ಲಂದ 25ರ 
ಕ.ಮಿಾವರೆಣೆ ರ್ತ ಅಭವೃ್ಧಿ ಇ.ನಂ. 8122೮ 


[1] 


ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ.ಬೆಳ್ಳಾಳೆಬುಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ - 
ಹಪಲೇಲೂಡು - ಅತ್ತಿಗಾವಹಳ್ಳ - ಸುಂತಾಹೊಬ್ಲೂರು 
ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳ 

ರಸ್ತೆದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇ.ನಂ-ಆ9೦೦4 


ಷರಾ 
(ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ) 


3.20 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಟದೆ. 
0.4೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
೦೮೦ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
100 100 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- 184 184 ಕಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

34.84 33.74 

} 
ಬ ಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಚಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿನಿದ್ದು ಸೂಚನಾ ಫಲಕ 
} 5 i ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಣೆ 
ಸ ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೧4೦ 
ಲಂದ ಬ.68 ಎ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಆಗಅಕರಣ 
ಮತ್ತು ಪರಪಟ ಬ.ಆರ ಲಂದ 5೦ ಎ.ಬಾೂ. ವರೆಗೆ 
ಕಿಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು 6ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಕರೇಗೌಡ 
ಸ್ಯಾರಕಕ್ಕೆ ನೊರುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲ 
(ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೂಪಯೋಣ 
ಇಲಾಖೆಯುಂದ, ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಪುವುದು]. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಅ.ಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ, ಹುಅವಾನ, ಚಾಮಲಾಪುರ, 
ಹೊನ್ನಾಯ್ದವಹಳ್ಳ, ಲಾರ. ದೊಡ್ಡ-ಬಾಣಸವಾಡಿ . 
ಚಕ್ಕಬಾಣಸವಾಡಿ , ಹೊಡಾಫಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ 
ಅ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ಆಲ್ಲಾ 
'ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೪.೦೦ ಿಂದ 1.60 
ಎ.ಮಾ.ವರೆಗೆ ಮ್ತು 


ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹ್‌ 
ಚಿಕ್ಕಬಾಣನವಾಡಿ ಸೇರುವ ಮಧ್ಯ ಅಂಕ್‌ ರಸ್ತ 
ಅಭವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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“ ಮಾಹೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪೂರ್ಣಣೊಳಆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ| ಒಬ್ಬುವೆಚ್ಞ |". |ರಪ್ತೆಯ ಉದ್ದ! ಡ್ಯ ಮಃ -  ಪನ್ನುತ ಹಂತ) 


- ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದೆೊಬ್‌ನಿಂದ 
ಸಾತನೂರು. ಕೊಮ್ಮೆಂರಹಳ್ಳಿ, ಉಮೃಡಹಳ್ಟ, 

ತುಂಬಕೆರೆ, ಕೆಚ್ಚಿಗೆರೆ, ಹನಕೆರೆ, ಬೌಡಣೆರೆ, ಮತ್ತು 
ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಆದೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ 455೦೦ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ. ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 
6.6೦ ರಿಂದ 8.2೦ &.ಮಿಃ.. ಪರ 12.೭6 ಲಂದ 
ಆ.68 ಮತ್ತು ಸರ 4.23 ಲಿಂದ 18.೦೮ ಅ.ಮಿ. 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


ಡಾಂಬಲಿೀತರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
¥ ಶಾಮಗಾಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೆಂತಾಗಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ 
ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಮ ನಿಂದ 
ರಾಯಖೆಟ್ಟಿಪುರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಜನಾಯ್ದನಹಳ್ಳಿಣೆ 
ಸರುವ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ ೦.೦೦ ಲಂದ 
ರ.೦೦ ಅ.ಬಾ ಮತ್ತು ಸರೆ 7. ಲಿಂದ ಆ.೮ರ 
ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಛವೃಣ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಊಆದೊಗಲು 
ರಸ್ತೆಯ . ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ ೮.೭9 ರಿಂದ 
7.8೦ ಕ.ಮಿಃ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಠಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.48 - ದುದ್ದ ಸೇರುವ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸರ 93.೮೦ ರಿಂದ 42.8೦ 
೬.ಬೂ. ವರೆಣೆ ೮ಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 


ಈಾನುಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 
26ನೇ ಆಬಾ ನಿಂದ 'ನರಗಲು, ಮುಖಾಂತರ 
ಬನ್‌.ಹೆಚ್‌.- 48 - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 3ರನೆ ಆ.ಮೂ. 
ನಣ್ಲ ಸೇರುವ ಉಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರ ೦.೦೦ 
ಪಂದ 4.೦೦ ಅ.ಬು. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಇ.ಐನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬಂದ - ಹೊಳಲು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಉಂದ ಪಂಡಪನಹಳ್ಳಗೆ ಹೋಗುವ ಲಪ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಬಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃಣ್ಣಪಣಸುವುದು। 


694.78 ಅರ 190 190 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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KN ಅಂದಾಜು 


" ಮೊಡ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


—— 
ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲ್ದೂಶು ಎಂ.ಜಿ.ಎ೦.ರಪ್ತೆಬುಂದ 
ಬಂ.ಎಸ್‌.ಲ/ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಕಾದೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಲಿ. 
ಹಳೊೇಬೂದನೂರು ಮತ್ತು' ಬೆಳುಂಡಣೆರೆ 
ಮೂಖಾಂಡರೆ ಮಂಡ್ಯ - ಲಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರುವ | 
ಇಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ತೆಯ ಸರ 5.6೦ ಲಂದ 2.೦೦ 
೨.ಮೂ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 
ಚನ್ನಂಜೆಂಗೌಡವದೊಡ್ಡಿ ಹೊನಗಹನಹಳ್ಟ ಮಠ 
ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ - ಹೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಣಾಲಿ (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯುಂದ ಒಂದು ಲಾಲಿ 
'  'ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 


——— 


5ಂಂ೮ 


ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲಣ್ಣಿತು ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 
ಸಪರೆಪಆ ೦.೦೦ ವಿಂದ ೦.65 ಎ.ಬಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) 


ಮಂಚ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ 
ಕನ್ನ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರಿ ಗೋಣಿ 
ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಪರಪ 6.೦೦ ರಿಂದ 
15೦ .ಮೂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
(ಗತ್ತಿಮಾಣ ರಸ್ತೆ - ಒಂದು ಬಾರಿ 
' ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಮಂಡ್ಯ 


೨56೦೮9 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾ; ಜವನೊಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯ ಚೆ.ಪ್ರಕಾಕ್‌ 
ಮನೆಲಬುರಿದ ಕೆ.ೆ.ನಾಗರಾಜು ಸೈಟ್‌ ವರೆಗೆ, 

" ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಬಿನಪಾಆಅಂಗೊಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಲವಾನದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತ 
ವರಗೆ, ಹಳೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅ.ಯರಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಂಬಂಡ ಹಳೆಬೂದನೂರು ಪಶು ಅಸ್ಪತೆವರೆಗೆ, 
ಹೊಮೈೆಂರಹಳ್ಳಿಂುಂದ ಈೆ.ಎಲ್‌.ಪತ್ಯವಾರಾಯಣ 
ಮನೆಂಯಂದ ರಬೀಖ್‌ ಮನೆ ವರೆದೆ ಹಾಗೂ 
ನೋಡಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ 
ರಸ್ತೆಬಂದ ನ.ಎಂ.ಚನ್ನೇಗೌಡಢರ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗ 
ಹೆಚ್‌. ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಮತ್ತು ಚರೆಂಇ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು 
ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಲಾರ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, 
ಡಡಾಯಕನಪುರ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳ ಮದ್ದು ಹುಅವಾನ ಗ್ರಾಮ 
ಗಟ ಪರಿಬುತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಮಣಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲ) 


400.00 


1೦.೦೦ 


9೦.೦೦ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಣದೆ. 


'ಜವನೆಗೌಡನಬೊಡ್ಡಿ, ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳ, ಹಳೆಬೂದನೂರು, 

'ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಕಾಮಣಾಲಿ ಮುಗಿಖಿದ್ದು, 'ರಹಳ್ಳ, 

'ಹೆಚ್‌.ಹೊೋಂಡಿಹಳ್ಳ ಖ್ಯಮದಳಲ್ಲ ಪಿ.ನಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಬೆ. 


ನಲಹಳ್ಳ. ಡಡಾಯಕನಸುರ, ಮಾರದೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 

ಹುವಾನ ರ್ಯಮಗಳಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 

ಅಲಾರ ರ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ.೮ ರಂಡಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಡತಿಯಲ್ಲದೆ. 
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— 
ರ p ತಾಂತ್ರಿಕ K 
R ಅಂದಾಜು ಅಡಳಡಾತೃತ | ಮಂಜೂ ಅನುಮೋವಿತ 
ಂಟ್‌ ¢ 
Pag pe ಅವರ ನಂಡ್ರ(ರೂ. | ನಂಜ | ಲಾರ (| ಬಂಡಲ್‌ ಮೊತ್ತ (ಪನ್ನ ಹಂತ) 
~ - ಲನ್ನಗಳಲ್ಲ) |ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ] ಸಂಖ್ಯೆ! (ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಪನ್ತುತ 
- ಬಿವಾಂಕ - 
NS SN NN RN AN kl 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ರುಡಿಗೆೊನಹಳ್ಟಿ ಮತ್ಸು ಚಾಕನಹಳ್ಳ 
ತಂಗಳಣಗೆರೆ ಬೊರೆಬುಂದ ಬೇಟ ಹತ್ತಿರ 
ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ. 
ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ - ಹುಳ್ಳಿಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಯುಂದ ಚಂದಗಾಲು - 
ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಗೆರೆ ಸೆಂರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮಾರು 15೦ 
. ಎ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿದ್ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ 
16 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಗಿಲಿಣಿೆಯಿಂದ ರಾಯಶಥ್ಲಿಪುರ ಮೊಳೆ ಸೊರುವ ರಸ್ತೆ. 95.೦೦ 
ಹಲ್ಲೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಿದ್ದಪ್ಪ ಅಲ್ವ ೧ಲಿಣಿುಂದ 
| ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಮೊಳೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಹ್ನಛೊಗರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಪಿದ್ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷಿ ೧ಿರಿಜೆಂಬಂದ ರಾಯಶಟ್ಣಪುರ 
ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ 
ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಅದರಕಟ್ಟೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಣಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಯಿಂದ 
| ಏಳೊಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ' K 
ಹೆಟ್‌.ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
7 ಮಂಡ್ಯ | ಮಂಚ್ಯ ಏಳೊಮಾರನ್ಮುವ ವಯ್ಲರಲಂದ FS "3೦.೦೦ 
ಗ್ರಾಮಣ್ನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಅವೃದ್ಧಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆ 7 ನೇ 
&.ಮಿ. ಬಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಹಹಗ ರಸ್ತೆ 2೧ನೆ 
ಕಿ.ಮೀ. ನಟ್ಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಪ ಚ.೦೦ನೆ 
ಕಿ.ಮಿ. ನಿಂದ ಶ್ರೀ ನರ್ಯಸಾಲಖ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ 
ಪಲ್ನಕ್‌ ಸ್ಫೂಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಮಾದೆೊಣೌಡವಕೊಪ್ಪಲು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಇ9ರಡ6 pe 
300.00 “304/2 ಹೊ 


ಮಂಡ್ಯ ಪಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಪಪುರ ಜೆಬ್‌ ನಿಂದ ಕನ್ನಲಣೆ 


ಎಸ್‌.ಬ.ಆರ 
ಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ 9.೦೦ 20.೦೦ ಇ 
'ಕ.ಮಿೀನಿಂದ ಬಿಶ್ಛಮಾನವ ಅಾಲೆಣೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಂಊ4೦/2 
ಅಜವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಂದು ಬಾರಿ) 0೦೫8-19 
ಮಂಡ್ಯ ಪಾ: ಕೊ್ತತ್ತಿ, ಬೆನಿನಹಳ್ಳ, ಇಂಡುವಾಳು, 
ಯರಯೂರು ಮತ್ತು ತೂಣನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ೮೦೦ 
ಪಲಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ « 
ಚರೆಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
ಿ.ಅರ್‌.ಸಂ: 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ತೂಜನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ 30.00 ಗ, ೫ |ಸುರೇಶ್‌ಬಾ 
98077 ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಬಾಲಿ.(ಬ೦ಯ ಬಾದಿ) ಮತ್ತು | ಬು ಅಂಡ್‌ | 2೮6ರಡ 


ದುಡಿಗೆೇನಹಳ್ಳ. ತಂಗಳಣಗೆರೆ, ಆದರಕಟ್ಟೆ ಭ್ಯಮುಗಳಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು. ಹ್ಲೇದೆರೆ. ಅನಸೋಸಲು ಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ನ 


© ೦೨೦ ರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪುಗತಿಯಳ್ಲದೆ. 
297.26 339.99 2ರ ೭೪೮ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 
) 
| 
PO 
| | 
a00 | 240 ೭.4೦ಕ.೧ೂ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಕೆ 
- | - ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
190 190 ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ 
೨೦ is ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸಬೆಂಕಾಗಿದೆ. " 
N 
| 
ಇರ 09೦ | 0.80 ಠಾಮುಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| 
| 
070 | ೦7೦ ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂನಿದೆ. 
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ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ಚೀರನಹಳ್ಳಿ. ಮಂಗಲ. ಪೂನಗಹಳ್ಳಿ, 
- ಬೇಲೂರು ಕಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳ, ಪುರ ಮತ್ತು 


ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿಶಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ರಂಡಿ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ.(ಒ೦ದು ಬಾಲಿ) 


ಕಾಮರಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂನ ಕ್ಯಾತುಂಣೆರೆ - ಕರಂಣದೂರು. 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಹಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಂಂದೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾಲ್ಲೂಶು ಸೂನಗಹಳ್ಟಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 
ಎಸ್‌.ಡಿ. ಜಯರಾಮ್‌ ರವರ ಸ್ಮಾರಕದ ಮುಖಾಂತರ 
ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಬ್ಳುಣೆ 
ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಪ್ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಗಾನಿೂಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋಕೊೋಪಯೋಗ 
ಇಲಾಖೆಂುಂದ. ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅವೃಶ್ನಿಸಣಿಸುವುದು]. 


ಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲ ಸೂರ್ಣಗೊಂಜಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕಾಮಗಾಲಿ ಅಳೆವಡಿಪಬೆಜಾಗಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿನಾಯತ ಬಡಾವಣೆ 
ಅರಳಕಟ್ಟೆಂಯಂದ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ ರಸ್ತ್‌ಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಪರಪೆಆ ೦.೦೦ ಲಂದ ತ.೦೦ ೬.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - 
ಲೋಶೋಪಯೋಲ ಇಲಾಖೆಂುಂದ ಒಂದು ಬಾಲ 
'ಜಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಶ್ರೀರಂಗ; ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಡಾ 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಅಚವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
೪26ರ 


WN 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂತು ಲೋಕಪರ ಛಮಬಂದ 
ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ ಭೃಮೆ ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ ೦.೦೦ 
ಅಂದ 3.೦೦ ೬.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೊೋಹೊಂಪಯೋರ 
ಇಲಾಖೆಂಬಂದೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವುದು]. 


ಶ್ರಿೀರಂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಪಬೆಕಾಗಿದೆ. 


ಭ್ರ 
ಇ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾ 
> ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ ಆ.೦೦ ಲಂದ ಆ.1೦ &.ಮಿ. 
ka ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಛವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲ 


ರಂಗ; 
27 ಶಿಂರಂ 


2 


ಮಂಡ್ಯ ಪಃ: ದುದ್ದ ಹೊ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ 
ರಪ್ತೆ ೪ನೇ ಕಭಿ ಅಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡಳೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಏ.ಇ.ಆಲ್‌ | ಸುರೇಶ್‌ಲಾ 
28 ಮಂಡ್ಯ ಡಾಟಿ 896 ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮು ರಸ್ತೆ ಪಃ ೮.೦೦ ಅಂದೆ 1೦೦| 49೮೦೦ |. ಪಂ:೮೨/೭ | ಬು ಅಂಡ್‌ 46744 4.28 5೦.866 ೮.೦೦ 3.90 ಕಾಮಣಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್‌.ಒ.ಪಿ ಬಾಜ 
ಮಾ ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಯೋತನಹಳ್ಳಿ, 018-19 ಹೊ 

ಮಾರನಹಳ್ಳು) 
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ಇ pa 
ಮಾಹೆಯ ಪೂರ್ಣದಗೊಳ 
ಉದ್ದೆ: 
ಸನ್ನೆ ಬಾಂ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಪಲಾದ ಷರಾ. 
ಇಲ್ಲು (ರೂ. ಉದ್ದ *.ಬೂ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೊಟ ಮಂಡ್ಯ-ವಾಣಮಂಗಲ 
ರಸ್ತೆ 7ನ &ಮಿಃ ಉಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡರಲ,ರಪ್ತೆ 
೭೭ನೆ ಅಮಿಂ. ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ಆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಪಃಳ೦.ರ೦ ಅಂದ ಆ.5೦ ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಹಂದಗಾಲುಲುಂದ ಜಳುಗೂಅ- 
ಮಾಲಿಚಾಕನಹಳ್ಳ್ಟ -ಚಿಕ್ಕತೊಪ್ಪಲು ಅಡ್ಡರಸ್ತ) 


a | 
.ಆರ್‌.ಸು| ಹೆಚ್‌.ಬ. 
“೦೮8/2೦1 ರವಿಕುಮಾಂ| 45973 54 600 3.30 ಠಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
- 


ಡಾಂಬಲಿೀತರಣ ಹಾಮಗಾದಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
*  ಠಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ" ಹೊಜ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ 
ರಸ್ತೆ 7ನೆ ಕಿಮಿ ಲಉಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಆ ರಸ್ತೆ 
22ನೆ ಎಮಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಪೇಲಿ.೦೦ ಲದ 4.೦೦ ಕಬಿ ವರೆಣಿ 
(ಹೆಟ್‌.ಮಲ್ಲಣೆರೆ ದೆನ್‌ ಮುಖಾಂತರ) ಹಾಗೂ 
ಮಗಳ ಕೂಡು ರಪ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


461೮ರ 4 38.2 4.00 3.80 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ಧ ಹೊಂಬಳ ಮಂಡ್ಯ - 
-| ಹಡರಲ ರಸ್ತೆಯ ॥ ನೊ ಅ.ಮಃ. ಬಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - Pes ಹ 
pe pie ಕದ ನಾ ವಂ ಪ ವವ 130 | ಗ್ರಾಮಪಲಿದಿತಿಯ 1306.ಬಿಃ ಡಾಂಬಲೀಶರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. 
_ ಸನ ಭಾತತ ಉಳಿಕೆ ಸರಪಆಗಳಲ್ಲ ಜ.ಎಸ್‌.ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಚಿ್ನಹೊಪ್ಪಲು ವ್ಯಷ್ಣದವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಣವ್ಯದ್ದಿ ಹಾಗೂ 
'ರಕ್ನಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ N 


ಮಂಡ್ಯ ಠಾ: ದುದ್ದ ಹೊಂ: ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಟ. 
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಮನುಗನಹಳ್ಳ ಕೊಪ್ಪಲು. ಶಿವಳ್ಳಿ. 
ಮತ್ತು ಗೊರವಾಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಜವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಶಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


0೦.9೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಜಗೊಂಣಿಬೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ದುದ್ದ ಹೊ: ಹೊಳಲು. 
ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಟ. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು, 
ಕರದೌಡನಹಳ್ಟ ಮತ್ತು ಅ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ 


ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಅಜವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲ) 


ಕಾನಾ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲಣ್ಣಕು ಮಂಡ್ಯ - ದುತ್ತಲು - ಮುತ್ತತ್ತಿ 
ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ ಇ.7೦ ರಿಂದ ೪.೦೦ 
€.ಮಿಃ ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ (ಹರಳಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಈುಲಿಕೆಂಪನದೊ್ಲಿ ದೆಬ್‌ವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಸ. 18.5೦ 
ಲಂದ ೭೭.೦೦ ಕ.ಮಿ ವರೆಣೆ ಮರುಡಾಂಬಲೀತರಣ 
$ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂಡೆ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪಲಿಷ್ಟೃಪ 


ಸೌ ಅಂದಾಣನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಣ್ಗಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ಠಾಲ್ಲೂತು ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಪಾಲ್ಡ್‌ ಪರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಪ:೦.೦೦ ರಿಂದ ೭6೦ ಎ.ಮಾ ವರೆಗೆ. ಸ.೮೦ 
ಅಂದ ೮.೦೦ &.ಮಾ ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಡಾಂಬಲಿೀತರಣ ಹಾಮಣಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವಕ್‌. 


a ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಳ್ಲಿಸಿದ. 


. ww 


SS 


pt 


ಮದ್ದೂರು 


'ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸ4.85 ರಿಂದ 10.೮೦ 
ಅ.ಮಿಃ.ಬರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದಿ, ಡಾಲ್ಞರು ಚನ್ಮಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲ್ಣನು 
'ದಡಿಂಬರದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಾಸನದೊಡ್ಲಿ, 
ಹೂತಣೆರೆ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ನಬಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್‌ 
ಪಾಲ್ಲೂಶು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಉಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
.ಪಃ.೦೦ರಿರದ 125 &.ಬುಂ.ವರೆದೆ ರ್ತ ಅಳವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು, ತಾಲ್ಲೂಶು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಹು 
ಗಡಿಂಖದಿದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, 

6.ಹೊಸೂರು, ಚಂದಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ 
ನಿಡಫಟ್ಟ ಸೇರುವ ರನ್ತೆ ಸ. ೦.೦೦ ಲಿಂದೆ 1೮೦ ಕಬಿ 
ವರೆದೆ ಮತ್ತು ಸಃ2.9೪೦ ರಿಂದ 4.8೦ ಅಮಿ ವರೆಗೆ 
»- ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲತ್ವರು ಚನೃಪಟ್ಟಣ - ನಿಡಸಾಲೆ ಇಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ಅ.9೦ ಅಂದ 19.60 
.ಮೀ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂತು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಆ ರಸ್ತೆ 
(ರಾ.ಹೆ.-ಇ3) ಬಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, 
ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ. ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನುಲಗೆರೆ. 
ಹೊಪ್ಪವಹಳ್ಳ. ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಆಂದಹಳ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್‌, 
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು 
ಮಾದಾಪುರ ಭ್ಲೊಣ್ಣ. ಕೊಂಗಬೊರನದೊ್ಣಿ ಮಾರ್ಗ 
ಅ.ಎನ್‌. ರಣ್ಲೆ ಸೇರುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 
16.55 ಅಂದೆ 19.೦೦ ೬.ಲೂ.ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


\ 
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ಆಡಳಆಪಾತೃಕ 
. ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ! ಬಿನಾಂಪ 


7 


495.0೦ 


200.೦೦ 


800.00 


ಮದ್ದೂರು ಡಾಲಣ್ಣಿಶು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬಂದ 

ಪಣ್ಣಿದೊ್ಳಿ ಬೆನಗರಹಳ್ಳ ಮಹರ್ನವಮಿದೊಡ್ಡಿ. 
ಮರಟಗ, ರ&ಿಆಫಟ್ಟ, ನಂದಿಬಸವೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನ. 

ಹೂದೆರೆ, ಬಕಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ 
ಕೊರದೆಗೆರೆ ಭಾವಅ ಉಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಜೆ.- 
33) ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸ: 15.65 ಅಂದ 2೦.೦೦ &.ಮಿೀಂ 


850.೦೦ 


ಕೆ.ಆರ್‌. 
ಮಹೇಪ್‌ 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ವರ್‌್ಞಪ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಸದೆ. 


15_ 
ಸಲಾ 


ಡಾಂಬಲಿಃಕರಣ ಶಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವರ್ಜ್‌ಕ್ಲಿಪ್‌ 
ಅನುಮೊದನೆಣಾ೧ ಸಳ್ಯಲದೆ. 


178 


78 
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ಮದ್ದೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಜೆ.ಅ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಮಲ್ಲವಾಯಕನಹಳ್ಳ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ, ಅರಕನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ಜೊರಟೆಗೆರೆ ಟಾವಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ 
ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ:ಎ.ಆ ಲಿಂದ 4.3೦ ಆಬೂ. | 496.೦೦ 
4.5೦ ರಿಂದ 4.೦ ಆಟ ಮತ್ತು 540 ಲ೦ದ 
7.೪ ಕ.ಮೀ.ವರೆಣೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಕಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ನ್ಷಿಪ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಣ್ಣದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂುಂದ 
ವಳಣೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಅದರಕೊಂಬೆ 
ಮಾರ್ಗ ಮಂಚ್ಯ - ಹಲ್ಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. 160: 
ರಿಂದ ೭7೮ಕಿಬೀ ಸಃ 6.೦1 ರಿಂದ ೮86 ಅಮಿ | ಡಂಂ.೦೦ 
ವರೆಗೆ, ಸಃ ಪು 8೦ ರಿಂದ ಜ.೧೦ &ಬೂ ವರೆಗೆ 
ಮತ್ತು 180೦ ರಿಂದ ಅ.2೦ ಮಿ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ಕ್ಷಿಪ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


೭6೦ ಸಣ್ಣದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ಪಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಆ ಲಪ್ರೆ 
(ರಾ.ಹೆ.-ಡ3) ಅಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, 

ವೈದ್ಯವಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಣೆರೆ. 

ತೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿ. ರಾಜೊಗೌಡನದೊಟ್ಲ. ಚಂದಹಳ್ಟ ಕ್ರಾಪ್‌, fe 
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು 800.0೦ 

ಮಾಬಾಪುರ 'ದೊ್ಲಿ, ಹೊಂಗಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ - 

'ಇಅ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆ ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ 

೪.32 ಲಿಂದ 2.5೦ ೬.ಮೀ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಲ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮದಾವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಜ್‌ಕ್ಲಿಪ್‌ ಅಮುಮೊದನೆಗಾಗಿ 
4 ಪಳ್ಗಿಲಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ಡಾಲ್ಲೂಕು ಊಅ.ಬನ್‌. ರಪ್ತೆಂಬಂದ 
ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಸಾದೊಳಲು, ಕನ್ನ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ. 
'ದೊಡ್ಡರಲನರೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಆರೆಚಾತವಹಳ್ಯ, 
ಯಲಾದಹಳ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಕೊರೆಟಣೆರೆ ಛಾವಅ 
ರಸ್ತೆಂಬಂದ ತಾಲ್ಲೂಶು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಪ್ತೆಯ ಸ. 19.4೦ ಲಂದ ೪2.೦೦ ಅ.ಬೂ.ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಜ್‌ಫ್ಲಿಪ್‌ ಅಮುಮೊೋದನೆದಾಣಿ 
ಪಳ್ಗಲದೆ. 


2.60 


[ಮದ್ದೂರು ತಾ. ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ. ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ದಶಹಳ್ಳ 

'ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಮೆಳ್ಳೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಪಲಿಬುತಿಯಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆ ಅಬವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ.(ಒಂದು 
ಚಾಲಿ) 


100 pS ಕಾಮೆಬಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಮಣ್ಣೂರು [ಮದ್ದೂರು 


ಮಣ್ಣೂರು /ಮುದ್ನೂರು 


96794 


೨6786 


2018-19 App roads 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಪ.ಎ.ಕೆರೆ ಹೋಬ 
ಅದರಹೊಸಹಳ್ಳಿಂದ ಪಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ. ಅಜ್ಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೊಸ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಮೆಣಸಣದೆರೆ ಸೆರುವ ರಪ್ತೆ, ಕೆ.ಜ.ರಸ್ತೆಲುಂದ ಬಾಲಾಜ 
ಫಮುಜಸಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಗುಷಿಗೆರೆ ಮತ್ತು 
ಎ.ಜ.ಕಾಲೊನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾರ್ತಹಳ್ಳಲುಂದ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆಗಳ 
, ಅಜವೃದ್ಧಿ'ಕಾಮದಾಲಿ. (ಒಂದು ಲಾಲಿ) ಬದ 
ಕಾಮಗಾಲಿ ಮೆದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂತು ಪಿ.ಎ.ಕೆರೆ ಹೊಲಳ 
ಅಬ್ದಹಳ್ಲ, ಖದ್ದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಾರೂ ಮುಲ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಅವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು'ಬಾರಿ) 
ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಲೋಲ/ರ6ರಿ/ಐಎಫ್‌ಎ/2೦2೦ (ಇ 
ಕಥೇರಿ ವಿ-೦7.1೦.2೦2೦) 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ, ಯಡಗನಹಳ್ಟಿ, 
ಸಲ್ಲನಹಳ್ಟ, ಕಾಡುಕೊಡ್ತನಹಳ್ಳ, ಛಜವಳ್ಳಿ, 
ರುರುದೇವಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರನಿವಕೆರೆ, ಕರಡತೆರೆ. 
ಪೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ; ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರೇಕಾಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಠಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಢವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಬಂದು ಬಾಲಿ) ' 


SS 


95.೦೦ 


ಆರ.6ರ 


ತಾ. ತೂಳಗೆರೆ, ತಿಪ್ಪೂರು, ' 
ನೀಲಕಂನಹಳ್ಳ, ಹುಣಸೆಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಡ.ಹೊನೂರು 
ಮತ್ತು ತೊಪ್ಪೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಣಾದಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ). 


—— 


ಹುಣಸೆಮರದದೊಣ್ಣಿ, ತೈಲೂರು ಛನುಗಳ ಪಲಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿವಿದೆ. ಉಆಕೆ ಮಗಳ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ. 
ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ಪಕ್ಕದ ರಪ್ತೆದೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಲಮಿಶಿಯಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಸ್ತೂರು ಕಾಲೇಜನಿಂದ ಹೋಣಗಟ್ಟಿ 
ಸರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲಾಸ್‌ 
ಶಾಣೆಂಬಂದ 'ಮುಖ್ಚಂ ಸೃಶಾನಕ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಈುರಬರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಂಬ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒ೦ದು ಬಾಲಿ) 


kl] 


೨7೦ 


. ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಮರಅಗ, ಕೆರೆಮಗಳದೊಡ್ಡಿ. 
ಇದರಕೊೂಟೆ. ಹೊಪಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವಾಗಿಲು 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಛಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
(ಒಂದು ಬಾಲ). 


25.೦೦ 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ನಂಜ್ಯ | ರಾಲಿರು 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೊಂಬಳ ಕೊಪ್ಪ, ಅವ್ವಂರಹಳ್ಳ, 
ನಂಜನಾಯತನಹಳ್ಳಿ: ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 
'ಬೋಳಾರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ 
'ಕಾಮಗಾಲಿ(ಬಂದು ಬಾಲಿ) 


107 107 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಮರಳಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ದೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾರೂ 
ದರಕೋಟೆ ಬ್ರಾಮವಿಂದ.ಅನಪೂಪಲು ಹೋಗುವ 
ರಪ್ತೆಗಳ ಅಭವ್ಯದ್ಧ ಕಾಮಗಾವಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


೦.೮೮ ೦.4೮ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಣಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ಪಾ. ಹೊರಟಗೆರೆ- ಬಾವಆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ- 
ತ3)ಂಖಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ. ವೈಧ್ಯನಾಥಪುರ, 
ಅಲೂರು, ತೆ.ಹೊನ್ನಲಣೆರೆ, ಹೊಪ್ಪವಹಳ್ಳ, 
ರಾಜೆಂಗ್ಲಡನದೊಡ್ಲಿ. ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, - 
ಮಾದನಾಯತನಹಳ್ಳಿ. ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ. | 2೦೦.೦೦ 
ಹೊಂಗಬೋರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಊ.ಎನ್‌.ರಪ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ- 
17) ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 2೦ ಲಂದ 24೦ ೬ 3೧೦ 
ರಿಂದ 4.80 6.ಮೂಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಶಾಮಣಾಲಿ. 


೪3.26 449% |. 160 180 ಕಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 


4 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹೆ.ಹೊನ್ನವಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - 
ಪುಬ್ಲೇಗೌಡನದೊಡ್ಳಿ ರಸ್ತೆಬುಂಬ ಕ್ರಿಃ ಮತ್ತಿಂತಾಲೇಶ್ವರ 

ದೆ: ಬವರೆಣೆ ಪ. ೦.೦೦ ಅಂದ ೬3೦ 100.00 
ಜಿ.ಬಿ. ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಂದು 
ಬಾರಿ) 


64ರ7 130 


0೮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ೪.ಬನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳದೆರೆಹಳ್ಳಿ - 
ಪೊಲೆಪುರ- ರಾಂಖುರ- ಬುದರಳೊಟೆ ಮಾರ್ಬ 
ಮಂಡ್ಯ - ಹಲ್ಲದೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರು ರಸ್ತೆ ಸ. 160 

ಲಂದ ೭.೬ ಆ.ಬುಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಢವೃಣ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


೦೮ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಟ. ರಪ್ತೆಂಬಂದ (ರಾ.ಹೆ-33) 
ಕುದುರಗುಂಡಿ ಕಾಲೊನಿ, ಕುದುರಗುಂಡಿ, 
ಕೆಜ್ಜಲಣಿರೆ. ವಳಣೆರೆಹಳ್ಳ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಚ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ ಸರುವ ರಪ್ತೆ ಸ.6.4೦ ಲಿಂದ 8.೦೦ 
ಎ.ಮೂಃ.ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಳವ್ಯಣ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


26೦ ಈಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ಪಾ. ಠೂರಟಗೆರೆ ಬಾವ ರಸ್ತೆಂಬಖಂದ 
ಆತಗೂರು, ವಳದೆರೆದೊಡ್ಲಿ, ಅಲಂಶೇಜ್ಟಹಳ್ಳಿ, 
ಹರಳಾಪುರೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಸ್ತೂರು ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ 
ಪಃ: ೮.7೦ ರಿಂದ 6.7೮ ೬.ಮಿಃ ರಸ್ತೆ ಅಟವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


| 105 10೮ ಶಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಬೊಂಡಿದೆ. 
SN 


ಮದ್ದೂರು 'ತಾ. ಅ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಎಂ.ಎನ್‌ 

ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. ಃ51ಅ ರಿಂದ ೪.68 

& 17.೦8 ರಿಂದ ೧.48 &.ಬಿಂ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಹೊಪ್ಪ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಸ. ೦.೦೦ ಲಂಬಿ ೬೭೮ &.ಮೂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ಚಾ. ಕೆ.ಅ ರಸ್ತೆುಲದ ಉಪ್ಪಿವಕೆರೆ, 
. ನರರತರೆ, ಧೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೊಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ 
ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೩.7೦ ಅಂದ ೮.೮೦ ಕ.ಾವರೆಗೆ 
ಅಣವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ.6೦ನೇ ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
.ಕಾಮಗಾಲಿ (ನಣರಕೆರೆ ದ್ರಾಮದಿಂದ 
ವೈವ್ಯನಾಥಮುರ) (೮.ಮು.ರ) 


ಮದ್ದೂರು ತಾ, ಕೊರಟಣೆರೆ - ಬಾವಅ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ- 
33) ಜುರದ ದೊರವನಹಳ್ಳ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, 
ಅಲೂರು, ಪೆ.ಹೊನ್ನಲದೆರೆ, ಹೊಪ್ಪವಹಳ್ಳ, ತಿಪ್ಪೂರು, 
ಮಾದಾಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೊರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ 
ಇಎನ್‌ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-ಗ) ಸೊರುವ ರಸ್ತೆ ಸ4.2೦ 
ರಲ್ಲಿ ರಕ್ನಣತೃತ ಗೊಂಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (8.ಮು.ರ) 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಯ ಬ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರುವ ಅಂತರಿಕ 

ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಣೃದ್ಧಿಸಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 
ಬಾಲಿ ಆಭವೃದ್ಧಿ) 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ. ರಪ್ತೆಯುಂದ &.ಎ ಕೆರೆ 


ಮಾದರಹೆಳ್ಟಿ, ಕೆ ಶೆಣ್ಚಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡು ಕೊತ್ತವಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 
ಪರುವ ರಸ್ತೆಯ ಘಃ 5,7೦ ಲ೦ದ ೮.25 ಆಮಿ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 


ಮದ್ದೂರು ಡಾ. ಹಾಣ್ಸಿ ವೃಡ್ತದಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 2೦೨ 
ವಂದ ಆಗಪನಪುರ, ಎಸ್‌.ಐ. ಹೊನ್ನುಲದೆರೆ. 
ಚಂದೂಪುರ, ಎಸ್‌.ಐ. ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ 

ಇದ್ಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೮.೦೦ ರಿಂದ 6.೦೦. 
7.೦9 ಲಿರಿದ ಆ.೦೦ & 9.3೦ ರಿಂದ ೪.೦೦ 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2೦೦.೦೦ 


8 8 
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ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಆಡಳರಾತೃತ | ಮಂಜೂ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ರಾತಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ! 

ಬಿನಾಂಕ 


IW 


ಕಾಮಣಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕ್‌ನ್ಷಿಖ್‌ ಅನುಮೊದನೆಗಾಗ 
ಪಟ್ಣಿಣದೆ. 


100 ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲಪ್‌ ಅಮುಮೆದನೆರಾಣ 
| ಸಳ್ಲಿನಿದೆ. 


606.69 105 


2 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಜ ತಾ. ಗಡಿಂಬಂದ 
ತೊಪ್ಪವಹಳ್ಳ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಡ.ಹೊಸೂರು, 
'ಚಂದಹಳ್ಳ್ಟ ದೊಡ್ಡಿ. ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಣಫಟ್ಟ 0.00 
ಪರುವ ರಸ್ಷೆ ಪ.5೦ ವಂದ 3.೭೦ ೨.ಮೂ.ವರೆಣೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 
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ಇಂಡೆಂಟ್‌, 


ಸಂಬ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿವರ 


ಸಂಖ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಅಂದಾಜು ಆಡಳಆಶಾಥೃಕ 


ತಾಂತ್ರಿಕ i 
ಮಂಜೂ ಅನುಮೊಣಿತ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಮಂಜೂರಾತಿ ರಾತಿ ಠ ಹೆಪರು ಬೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಳ್ಲ) | ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂತ। ಸಂಖ್ಯೆ/ (ರೂ. ಲಕ್ಷ) pe | 
ದಿನಾಂಕ 


ಕ 


K-] 


ಮಬ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಬಿ ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಫಾಲ್ಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಪರುವ ರಸ್ತೆ ಪ.೪೦.೦೦ ಲಿಂದ 1.80 


ಎ.ಮಿಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


WEN 


$ 
8 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಕ್ಷೀಪುರ ಹಲಗೂರು ಜಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ: ಇರ.೦೦ ರಿಂದ 2715೦ 
ಶಿ.ಮಿಂ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-ಏಂಂನಿಂದ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-9ಕ್ಕ ಮತ್ತಿತ್ತಾಳೇಪ್ಸರ ದೆನಸ್ಕಾನ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ಇಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯ 
ಪರಪಳ: ೩.೦೦ ಲಿಂದ ಕ.೦೦ &.ಬೂ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಅವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬಲಾತರಣ ಕಾಮಗಾಲ 


೦.೦೦ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦9ನಿಂದ 

'ಗೌಡದೆರೆ, ಅಮೃಡೇಪ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆಂಬೂತದೆರೆ, 
ಅಡಚ್ಜಳ್ಟಿ, ಅಗಪನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಸ್ನೂರಿಣೆ 
ಸೆಂರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ ೭.೭೭ 
ರಿಂದ 4.೧೦ ಕ.ಮೀ., ಪರಪಳ:4.65ರ ರಿಂದ 
4.೨7೦ ಆ.ಮೂ, ಸರಪಳ:6.೦೦ ಲಂದ 6೮5೦ 
ಕಿ.ಮಿಃ. ಮತ್ತು ಪರಪಳಗ.46೦ ರಿಂದ ಆ.೦೦ 
”  ಅ.ಮಾ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಲ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು 

'ಡಾಂಬಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


180 


| 6020 


EN] 


20 


ಹಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 


21 


3.00 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲ್ಲಿಕು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-ಎ೦೨ನಿಂದ 
ಮಂಳನಹಳ್ಟಿ ಮಂಚನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗ 
[ವಡ್ನರಹಳ್ಳಣೆ ಸರುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ 
4.೦೦ ಅಂದ 6:೮೦ ೨.ಮಿಂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭನೃದ್ಧ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎವ್‌.ಹೆಚ್‌.-2೦೨ ನಿಂದ 
ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಮಳ್ಛ, ಕುಂದೂರು ್ಯಾತವಹಳ್ಳಿ. 
ಹಂಗ್ರತಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಣಿದೆ ಸೇರುವ ಅಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ: 3.೦೦ ಲಂದ 3೦ 
ಕಿ.ಮಿ. ಸರ:4.೦೦ ಅಲಂದ ಡ.ಕಂ &.ಮಿ , 
ಸರಪಳ ಕ.57 ಲಂದ 6. .ಮಿ. ಸರಪಳ 8.೭೮8 
ರಿಂದ ಆ.5೦ ಎ.ಬಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


೨3467 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಲೂತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಕವಾಡಿ 

ಸೊರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನರಪಳ: ೦.೦೦ 

ಬಿಂದ 4.4೦ &.ಬೂ, ವರೆಬೆ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ಡಾಂಬಲಿಂಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ET EEE 


೪೦.೦೦ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


೦.60 


458 


4.40 


ಕಾಮಣಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ೦ಣಿದೆ. 


ಠಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮುಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


A 


77 


79 
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ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಬವರ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾಲಿ-ಆ4ಿಂದ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ-3ತ್ತೆ ಉಮನಹಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳ 
ಮಾಧಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ: 
೦೦ ಲಂದ ಆ.91 ಎಮ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ 
ಶಾಮಗಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ: 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಇಸಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ -ಪೂಲಿಗಾಲ ಉಲ್ಲಾ 
ಆಡ468 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ:1ರ.ದ೦ ಲಂದ 18.6೦ 
ಆ.ಮಾ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ವ ಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦9ನಿಂದ 
ಚೊಚ್ಟನಹಳ್ಟ ಆಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿ ವೃತ್ತ 
[ಸೇರುವ ಜಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ:4.೦೦ ಲಂದ 
7.೦೦೬.ಮಿನಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಟ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಲೂಹು ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಂಬುಂದ 
ಯಡ್ಡಂಬಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಟಿ, ಹುಛ್ಲೆೇಗಾಲ, ಕೋಡಿಪುರ, 
ನಡಕಲಪುರ, ನೆಟ್ನಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳಆ೦.೦೦ 
ಲಂದ ೦೦, ಪರಪಳ: 17.8೦ ಲಂದ ಅ.8೦ ಮತ್ತು 
2೦.63 ರಿಂದ ಎಂ 6೦೦ ಎ.ಬೂ. ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


, | ಅ.ಶಿಪ್ಪರೇದಿ 
A ky 804.೮ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 'ಥಾಲ್ಲೂಶು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌, -2೦9ನಿಂದ 
'ದಲ್ಲಳ್ಳಿಗೆ ವಿಜಫಟ್ಟ ಗಾಜನೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ 
ಜಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆಯ ಸರಪಳ:ಏ.೦೦ ಲ೦ದ 9.೦೦ 
ಎ.ಬಿ. ಫರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಲೂತು ನುಂಡ್ಯ ರುತ್ತಲು ಮುತ್ತತ್ತಿ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ:4೦.ಆ೦೦ ಅಂದ 
412೦೦ ಅಮಿ. & 43.67೦ ರಿಂದ 43.94೦ 
ಕ.ಮಾ ಧರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
(ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಸೇರಿ) 


ಅರ್ಥಿಕ ಉಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೊದನೆಣಾಗಿ ಕೆಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಛ್ಲಪದೆ. 


kad o . 
ಡ 45೦ 0.67 


[-o] 


'ಮಳವಳ್ಟ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಯುಂದ ಮಂಡ್ಯ - 

ಬನ್ನೂರು ಭಪ್ತೆಗೆ 16ನೇ ಅ.ಬೂ. ನಲ್ಲ ಸರುವ 

ರಸ್ತೆಯ (ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಪ್ತೆ) ಪರಪ 6.8೦ ಕಿ.ಮಿ. 

ನಿಂದ 8.8೦ ೬.ಮು. ವರೆಣೆ ಮತ್ತು ಪರಪಳ ಬ.5೦ 

ಕ.ಮಿಂ. ಬಿಂದ ೧76 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಣಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಫಾ. ಬಾಣಸಮುದ್ರ, ಹುಲುಮೆದೊಡ್ಡಿ. 

ಹುಲ್ಲೆೇಗಾಲ, ದೊಡ್ಡ್ಗಚನ್ನಿಂಪುರ ಮತ್ತು ಅಂತರವಃ 5೦೦ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖ.ನಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಮತ್ತು f 
ರಸ್ತೆ ಅಭಾವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿ 


[°) 380.24 0.608 0.803 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಷರಾ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಇಲ್ಲು (ರೂ. ೬.ಮಿಂ ಗಳಲ್ಲ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೊನ್ನಾಪುರ, ಜೊಡ್ಡೆಲಚಣೆರೆ, ಸಾಗ್ಯ 

ಸರಗೂರು, ಕೆಂಚಬೋಂಲದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಡಹಳ್ಳ 
ಗ್ರಾಮದಳ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಯೊಳ್ಬನಹಳ್ಟ. ಚಂದಹಳ್ಳ, 
-ಮಂಚನಹಳ್ಟ. ಕೆಂಬೂತಣೆರೆ ಮಡ್ತು ಕೆಂದೊಗಾಲ 

ಗ್ರಾನುಗಳ ಪರಿಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಬಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


88071 8೦.24 


1045 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳತ್ತೂರು, ಹೊಸಪುರ, 
ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ಅಲದಹಳ್ಟಿ. ಹಾಥ್ಗಿ ಮತ್ತು 

ಮಾರದೌಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 

ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತಾಮಗಾಬಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ನೆಣನೂರು. ಅವೇರಹಳ್ಳ, ಕುಂದೂರು, 
ಕೆ.ವಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ತಮೃಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಪಲಿಬಿತಿಯಣ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಪಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮದಾದಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು, ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ. 


0 [C: ೦೮೯7 1 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ದೆೊಪಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬನಪುರ, ಕಲ್ಲುಣಿ, 


| 
ನ 
| 
ಂಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೀರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ y 082 ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಶಾಮಣಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಸಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ತಹನ SER rs 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾ. ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ .ಅರ್‌.ಪಂ: ” 
ನಪಿತೀರದ ಕ್ರಿೀಮಾರಮ್ಯ ದೆಂವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ | [oS 
98072 |ರಪ್ತೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಗಂಗಾಮತ ಟಂಹಿಯ N pa ಇಂಣ.9೦ § ಸ 
ರಸ್ತೆ, ಅ.ಟ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮವಿಂದ p 
ಅಂತರಾಯನಪುರದೊಡ್ಲಿಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, pe ಪಿ.ನಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದು, ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಸೈಟಂಖಂದ ಗಲೀಟ ಸ ಲ್ಲ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಬಹಾವಣೆಣೆ ಹೋಗುವ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕವಾಡಿ j 
pe ಕಿ.ನಿ ಚರಂಡಿ ಕಮಗಾಲಿ  ಮುಣಿವಿದ್ದು, ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮದ ಹೊನೆಯ ಊಂದಿ ಜಮ್ಯಯ್ಯನಕಣ್ಟೆ 
3ರಂ.೦೦ [ 79.46 
ಹಿ.ಅರ್‌.ಸಂ: | 
0 ona 


ಅರಳಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಓಣಿ ಪೊತುವೆವರೆಗೆ ರಫ್ತೆಗಳ 
ಅಬವೃದ್ಧಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಡಾ. ಳಗವಾದಿ, ದುಗ್ಗವಹಳ್ಟಿ. ಕಲ್ಲಾರೆಸುರ 
ಮತ್ತು ಅಶ್ವಮ್ಯನಶೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ರಪ್ತೆ ಮಡ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಚಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಣಾಲಿ 


. ನಾಣಮಂಗಲ ಪಾಲ್ಲೊಕು ಶಿಖರನಹಳ್ಳಿಯುಂದೆ 
'ರಾಷ್ಟಿ8ಿಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ 48ಮ್ನ (ಎನ್‌ಹೆಟ್‌--76) ಮ್ಸ 
'ಚಾರೊನಹಳ್ಳಿ ಗಟ್‌ ಬಜ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

ರಪ್ಷೆಯ ಪರಪಳ ೦.೦೦ ಲಂದ 12ರ ಅ.ಮೀ..ಮತ್ತು 

, ಪರೆ 4.8೦ ಲಂದ 683 &.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರನ್ತೆ 
ಅಜವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕಾಮಗಾಲಿ ಬಿವರ 


ಕ್ರಮ ಬಧಾನಸಪ| ಇಂಡೆಂಬ್‌ 
ಸಂಜ್ಯ | ಸೌಲಔನು [ಬ್ರಾ ಧ್ಞಂತ್ರ] ಸಂಖ್ಯೆ 
NN NE 
97 ನಾಗಮಂಗಲ 2326 
ಗಲ 
ವಾಣಿಮಂ। 
] ನಾಗಮಂಗಲ ಗಲ 
89 ಮದ್ದೂರು ರಲ 847೮ರ 
ನಾಗಮಂ 


10 ಮದ್ದೂರು: ದಲ 


ರ28ರಿಡ 


ಪಲಿಬುತಿಯಲ್ಲ ಲಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ ( ಇತರೆ ಜಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ನಿಮಿಸುವ ಜಾಮಬಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಪ್ತೆ - ಲೊಕೊಸಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು 
ಬಾರಿ ಅವೃದ್ದಿಪಣಿಪುವುದು] 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ದೇವಲಾಪುರ - 
ಹೊನಣಾದಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಮನಹಳ್ಳಿ 
ಪೂನಗಹಳ್ಳ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಜ.ಬೊಮ್ಯನಹಳ್ಳ 
ಸೇರುವ ಆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಫ್ತೆಯ ಪಃ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 
ಇ.೦೦ ಎದಿಃ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃಬ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲಕ್ಷಿಕು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಹೊಸಕೆರೆ, ಆನೆದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರನಿಂಗನಹಳ್ಳ: ಮುದಣಗೆರೆ, 
ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳ, ನಾಣನದೊಡ್ಲಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, 
ಎನ್‌. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಲ್ಲ, ಕಾಳಫಟ್ಟ, 
'ಅಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ತದ್ಗಹಳ್ಳ, ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಟ, 
ಕರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ಯಡಗನಹಳ್ಳ, ಕೌಡ್ಣೆ. 
ಕೆ.ಮಲ್ಲಣೆರೆ, 'ಬೊಂಳಾರೆ. ಶರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ 
ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-84 ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರೆಪ್ಟೆಯ ಸಃ 5.೨೦ರಿಂದ 7.60, 24.5೦ ಲಿಂದ 
26.೮೦, ಮಿಃ ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ಅಕ್ಷಗಳಳ್ಲ) 
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ಮಾಹೆಯ ಉದ್ದೇ 
ಗುತಿರದಾ ರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾಕಿ 
ವಾರ | ಡರ್‌ Mend ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹಕ ನ [ಲೆಪ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ Bed (ರೂ. ಲಶ್ನ) ೫ ಕ) ಅ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 


26೦ 


ಷರಾ 
(ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ) 


ಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಕಾನುಣಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಜಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕಾಮಣಾಲಿ ಅಳನಡಿಪಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಪಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಮಬ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಬುಂದ 
ಹೊರೆಬೊಮ್ಯನಹಳ್ಳಗೆ ಸೊರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಹೆಚ್‌ 
'ಕೊಪ್ಪಅನಿಂದ ಬಂರಣ್ಣಣೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, 
ಬದರಮೊಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ರುದ್ರೇಗೌಡನಕೊಸ್ಪಆನಿಂದ 
ಕೌಢ್ಸೆ. ಬೆಕ್ನಳಲೆ ರಫ್ತೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಪ್ತೆ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಲುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಣಸುವುದು]. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಹೋಣಸಾಲೆ 

ಸೇರುವ ಲ್ರಾರಿಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
(ಊರಂಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಮೋಸಯೊಂಿ 

ಇಲಾಖೆಯುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 


125.0೦ 


ಕೆ.ಆರ್‌, 
೮೦. 47ರಿ.ಅ೨ 
ಮಹೇಶ್‌ | 178 
66/2೦ 
k 


ಡಿ.೨5 


21 


173 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್‌ನ್ನಿಪ್‌ ಅನುಮೊದನೆಗಾಣ 
ಸಳಣಸಿದೆ. 


ಕಾಮರಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌್ಲಿಪ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಳ್ಲಿವದೆ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವಕ್‌ಫ್ಲಿಪ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಖದೆ. " 
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ಅಲಿದಾಳು ಅಡಆಡಾತೃಕ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) |ಸಂಖ್ಯೆ/ ನಿನಾಂಕ 
00 


CN EEN 


ಮದ್ದೂರು ಡಾಲ್ಲೂತು ಮಂಡ್ಯ ಶೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಕೊಪ್ಪ ಕೊೋಡಿಯುಂದ ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಮಾಗವಾಗ 
ಮದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆ 
ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ದ್ರಾದೋಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಳವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಲೊೋಕೊಪಯೊಂಿ 
ಇಲಾಖೆುಂದೆ ಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಸುವುದು।. 


ವಾಗಮಂಣೆಲ ಠಾ, ಜಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೊಲಆಯ 
ದೇವರ ಮಾಭಿವಕೆರೆ ಛೈರವೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಭಜಂತ್ರಿ, ರರಿಯವರ ಮನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಎಂ.ನ,. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಣೆ, 
ಚಿತ್ಲೋನಹಳ್ಟಿಪುರ ಪುಟ್ಟರಾುರವರ ಮನೆಬುಂದ 
ಜಯರಾಮ ರವರ ಮನೆಯವರೆದೆ. ಈದಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ರಸ್ತೆಂಬರದ ಅಂಗಹಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ನರ 


ವಾಗಮರಿಗಲ ತಾ, ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಯ 
ಆಗಚಹಳ್ಳಿ ಉಂಲದ ಮಂತನಹಳ್ಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ 
ರಪ್ತೆ, ಅಣ್ಣದಹಳ್ಳ ಖಾಳ್ಯಂಲಲದ ತುರುವೆಕೆರೆ ಮತ್ತು 
ಚುಂಟನ೧ಲಿ ಕಡೆಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. 
ಕಾಆಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಬತಿ ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ 
ಅಜ್ದನಪಣಳ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. ಪ.ಪ. 
ಹೊಸಹಕ್ನಿಖಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯ ಠಾಲೊಂನಿಗೆ 
ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ, ಇರುಬನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಂಖಂದ 
ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ 
ರಪ್ತೆಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋರುವ ರಸ್ತೆ, 
ಮತ್ತು ಶ್ರಿೀರರಿಗೆಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಜಿ.ಿ ರಸ್ತೆ ಹಿಅವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೊಲಯ 
ಮೂಡಲಹೊಪ್ಪಲು. ಚಕ್ಕವಿಂರನಹೊಪ್ಪಲು, 
ಮಲ್ಬನಕೊಪ್ಪಲು. 'ಬಾಆನಜೊಪ್ಪಲು, ತನ್ಮೆೋನಹಳ್ಳ 90.0೦ - 0೦.೦ 0.90೦ 
ಮತ್ತು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಆಯ ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ” 
ರಸ್ತೆ ಅಳುವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ(ಒಂದು. ಬಾರಿ) 
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ಮುಮೋದಿತ 

ಬಿಧಾನಪ| ಇಂಚೆಲಬ್‌ ಈ 

ತಾಲ್ಲೂತು ಕಾಮಗಾರಿ ಬವರ ಬೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ. ಲಶ್ಲ) 


| 7 ನ 


k ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಬೊವಲಾಪುರ ಹೊಂಬಳಯ 
ನ ಪಾಲದ್ರಹಾರ. ಕರಡಹಳ್ಳ. ದಂಜಿಗನಹಳ್ಳಿ, 
'ದೆವಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಮೊಲಾರಪಟ್ಟಣ ಕಾಅಂಗನಹಳ್ಳಿ 
ನಾಣಮಂಗಲ ನ್‌ A ಮರಿ ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಂಗೇಪ್ಪರೆ 
(ಶಿವನ ದೆವಸ್ಥಾನದ) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿದಿಪಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಬಂದು ಬಾಲಿ) 


0೦.9೦, 


0.80 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಣದೆ. 


ನಾಗಮಂಗಲ ಠಾ, ಹೊನ್ಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಸಲಿಮಿಪಿಯಲ್ಲ, ನಾಗಮಂಗಲ - ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಣಚಕಲ್ಲುಹೊಪ್ಪಲು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟ.ಚನ್ನಾಪುರ, ಬ್ರಹೈದೇವರಹಳ್ಟ - 
ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಂಬ ಅರೆಟಲ್ಪಹಳ್ಳ, 
ಪೆಂ೧ಿನಛಾದಬಿಂದ ಹಳ್ಳತೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಣಾಲಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ನಾಗಮಂಗಲ di ಅಅ೦ರ೦ 


88.72 


೨8.72 


ನಾಗಮಂಗಲ ಚಾ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹಡಗಆಣಿ 
ಸರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ - 47) ಶಿಂದ ಕೊರವನರುಂಿ 
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸುವ ರಪ್ತೆ ಸಃ೦.೦೦ ಅಂದ ೦.೪೦ 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


ಎಸ್‌.೪.ಅರಿ 
ಇ. ಪಂ 
120s- 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊಣಕೆರೆ ಹೊಬಳ ಗಂಗವಾಡಿ, 
ರಂಗವಾಣಿಕೊಪ್ಪಲು, ದೆಜ್ಜೆಹೊಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಒಂದು ಹ.ಆಲ್‌. 

ಸಪಂ೫೮೦, 
೪ಬರ9/20 
ನಾಗಮಂಗಲ ಠಾ. ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, 6-೪ 
75.೦೦ 


ಚೊಂಲೆನಹಳ್ಳ, ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಬಂಗಲ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳ 
ಪ್ರಾಮಗಳಳ್ಲ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಆಭವ್ಯದ್ಧಿ 


ಕಾಮಣಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಅಂಡಿಗನಬಲೆ ಹೋಲಳ 
ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಲ್ಲೆರೆ, ಮಲ್ಲೆೇನಹಳ್ಳ, 

ಹೆಚ್‌.ಭೂವನಹಳ್ಳ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


8೮.೦೦ ಡಿ.ಆಲ್‌.ಸಂ: 


96೩ | ದೌಲೀಶ್‌ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳ ಅಂಕನಹಳ್ಳ, 
ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಬ್ಬನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಂದು ಬಾಲಿ) 


85.0೦ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಈ. ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬ 
ಹದಂಣೆರೆ, ತೂಣನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಆರ.೦೦ 


8೮೦.೦೦ 


eo 


೦.90 


3.0೦ 


೦.೨90 


8.65೦ 


4658.62 


8w.4s 


4168.3 


Ki] 


8೮೦೧ 


40.31 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊ೦ಣದ. 


2018-19 App roads 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆೊಟೆ-ಸಂತೌಬಾಚನಹಳ್ಳ 
ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಅದ್ರಜಾರಬಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರೋನಹಳ್ಳಿ bebe 
ಬಂದ ಠೆ.ಹರ್‌.ಪೇಟೆ- ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸರುವ | ೦೦ Pp 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ।.2೦ ಲಂದ 4.5೦ ಮತ್ತು p pis 
4-70 ಲಂಬ ೮.58 ಅಬುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಲ್ಧಿ Wu 
ಇ3ರಳಿ: ಕಾಮಗಾಲಿ. ಗ 86408 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಘಾ, ಕುಂದೂರು ಅಘಲಯ ಆಲ್ಹಾ 
N .ಇ.ಆರ್‌ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.೦೦ ೮೦ದ 5೦೦ ಕಾಣ | ಲಂ seni 
6.೦೦ ರಂದ 7.70 ಎ.ಬಃ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ } pei 
ಕಾಮಗಾರಿ. 2 
ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆಳಬೆ ತಾ, ಸೊೋಮನಹಳ್ಟಿಂುಂದ ಪುರ, Ee 
ಅಂಣಗರಹಳ್ಳಿ ಪಂಗಾಸುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮೊಪ್ನರ eR ಪಲಗದದ/2 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಟ.೦೦ ಲಂದ ಠ.72 ce 
ಅ.ಮಿಃ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ ತಾ, ಅನೆಗಡೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳೆಗೊಳ 
ರಸ್ತೆಯುಂದ 'ಮೊಡ್ಗಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ನಟಳರಿ- 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ದಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಗಢಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಾ ೩40.೦೦ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ೦.೦೦ ಅಂದ ೦.8೦ ಮತ್ತು 160 
ಅಂದ 3.೮೦ &.ಮೀ.ವರೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 62s 


ಹೆ.ಟರ್‌.ಪೇಟೆ "ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಗೊಳ- ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 


ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಪ್ತೆಯ ಸಃ೦.6೦ ಲಂದ 14೦ ಡಿ.ಆರ್‌ 
೬.ಬಾವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 16೦ ಅಂದ ೦.00 ಸಪಂ6ರ9/೦। 
. 2.546.ಬಿ.ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬಲೀಕರಣ 0-19 


ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆಬೆ ಡಾ, ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಅಲ್ಲಹೆಬ್ಬಾಟು 
ಉಂರುವಳ್ಳಿ  ಮಂದದೆರೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರೆಸ್ತೆಯೆ ಸ.೩.೦೦ ಅಂದ 6.೦೦ ೬.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


300.0೦ 


ಪೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ಥಾ. ಅ.1-೪.ಟ. ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ; 
NH 'ಬೂತಹಳ್ಳಿ. ಬೂಶಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ : - 
ಪೂವನಹಳ್ಳವೆರೆದೆ ಉಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃಣ.20 | ೭೦೦೦೦ Kk ” 8ಡಡಿ.76 1ಎ 
ಅಂದ ೩.6೦ ಮುಡ್ತು 4.4೦ ಲಿಂದ 6.8೦ ಅಮಿಾವರೆದೆ 
ಕೆಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ. 1 


22೦ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. , 


| 
WEE. 
———— 


3 


7 | ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


2018-19 App roads 


ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಣಾರಿ'ನಿವರ 


4 Kk] 


ಆಡಳತಾತ್ಸಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ! ನಿಧಾಂಕ | ಸಂಖ್ಯೆ! 


28 


ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂ ಅನುಮೋದಿತ 
ರಾತಿ _ ಬೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಹೆಸ (ರೂ. ಲಕ್ಷ) 
ಏನಾಂಕ 3 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸಹೊಳಲು - ದೊದ್ದನಕಟ್ಟೆ - 
ವಿಶಲಾಪುರ - ಕ್ನಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುರುಬಳ್ಟಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರಿ ಛೂವರನಾಥಸ್ಟಾಮಿ ಬೊವಾಲಯಖ್ಸೆ 
ಸರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಪ್ತೆಯ ಪಃ3೦ ಅಂದ 
4.3೦ ರವರೆಣೆ 3.6೦ ರಿಂದ 5.8೦ &.ಬಿಂ.ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ ತಾ, 48 ನೆಃ ರಾಷ್ಟಿಷಿಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ 
ರಪ್ತೆಂಬುಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಆಣ್ಣೇಲ ಮಂದಣೆರೆ ಉಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.22.4೦ ವಿಂದ 24.4೦ 
ಲೂವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಪಹೊಳಲು-ಬಳ್ಗೇತೆರೆ- 
ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಃಠ.೮3 ರಿಂದ 
ಆ.33 ಕ.ಮಿಃ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಠಾಮದಾಲಿ. " 


| 


೦.೦೦ 


3.೨೮ರ 


3.9೮ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಜಿದೆ. 
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ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆಟೆ ತಾ, ಪ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಬುಂದ 
ಮಲ್ಲೊನಹಳ್ಳ ದೆೊನ್‌-ಚಲ್ಪಂದೆರೆ ಗೇಲ್‌ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೀೀಳನೆರೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಪ.೭.೦೦ ಲಿಂದ 5.೦೦ ಕಬೂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, 2/15 ಮೈ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹಲಿಹರಪುರ ಆಂಗಾಪುರ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಸಪಃಂಡಿ.5೦ ಲಂದ 2೮.೭೦, ೩೮.ರ4 ಲಿಂದ ೭8.೦೦ 
ಮತ್ತು 28.89 ಲಿಂದ” 31೦೦ ಕ.ಮಿಃ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


೨ಡರಂಂ 


- ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು 
ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೆ' ಶಸ್ಟೆಂುಂದ ಪೈಗೊೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಫಾಲಯಸ್ತೆ 
ಟೆ ಸೇರುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ9.97 ಲಂದ 
1.7೦ ಕ.ಬೂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಠಾಮಗಾಲಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮಂದಣೆರೆ-ಶ್ರವಣೂರು ಇಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.೦೦ ಲಿಂದ 2.೦೦ 
ಕಿ.ಮಿಃ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆಟೆ ತಾ, ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
% 'ಬೊಳೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ 


ಕಆರ್‌ನೆ | ್ಯಂಂ | ಮೊಂಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಇಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 


ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೊಟೆ ಟೆ 


ಸಃ.೦೦ ರಿಂದ ಎ62 ಕ.ಮಿಾ.ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ. ಆಕ್ಷೆಂಲಿ-ಶ್ರನಣಬೆಳಗೊಟ 
ರಪ್ತೆಬುಂದ ಐಕನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಪ.3.ರ೦ ೮೦ದ 
೨.65 8.ಮಿಂ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


280.00 


400.0೦ 


8ಡಿರ.68 4 849 


3.66 
842೨3 


೦.೨5 


N 3 | 


163.08 2೦ 


16e 
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4s 


3.66 


೦.೨೮ 


೦.8೦ 


e.02 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಶಾಮುಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಶಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮದಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾನಮುಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂಣಗೊಂಡಿದೆ. 


K< 


ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೆಂಬೆ 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಖೆ 
ಟೆ, 


2018-19 App roads 


ಯರಣನಹಳ್ಳ ಎ.ಹೆ.ಬಪ್ಪಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ 
ರಾಜೆಳನಹಳ್ಳಿ ದಬ್‌ ಉಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸಪ.೮15 
ಲಂದ 6.೮೦ 'ಕಬಿಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೊಬೆ ಠಾ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬಿತಿಬುಂದ 
ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳ-ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ-ಅಲ್ಳಮಂಚನಹಳ್ಳ ಅಲ್ಲಾ 
"ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪ್ಪೀಸುವ ರಪ್ತೆ, ರಾಯಸಮುದ್ರ 
ಗ್ರಾಮಜಿಂದ: ಚಾಮಲಖಪುರ ರಸ್ತೆ, ಶೀಳನೆರೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಲಿಮಿತಿಬುರದ ಶಿೀಆನೆರೆ-ಮರಡಹಳ್ಳ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಫರ೯ಸುವ ರಸ್ತೆ, ಭೈರಾಸುರ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಂಂದ 1/47 ನೊ ಮ್ಯಆ ರಸ್ತೆಗೆ(ಶೀಳನೆರೆ- 
ಏಂದಫಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲ್ಕೋನಳ್ಳಂಖಂದ। 
ಸಪಣಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ, (ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬಿತಿಂಬಂದ 
ಹುಣಸನಹಳ್ಳವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರುವನಹಳ್ಳ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಲುಂದ (ವಾಪುರವರ ಮನೆಯುಂದ) 
ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಪೆ.ಚರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಮಾರ್ಗ ನಿಂಧಫಟ್ಟ, ಪೆ.ಅ.ಹೊಪ್ಪಲು, 
, ಚುಚ್ಚಲಕ್ಯಾಶನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಣೆ ಸಂಪೂಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ 
'ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


ಡಿ.ಆರ್‌ 
ಸಪಂಆ3/2 
0೪-೪ 


B31 


™T 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಕೈದೋನಹಳ್ಳಿ-ಗೊರದಿ 
ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೀರಿನ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆದೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪಂಟೆ-ನಾಗಮಂಗಲ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ 
ರಸ್ತೆ, ಈೆ.ಅರ.ಪೇಟೆ-ಪ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ದೊಡ್ಡಸೋಮೇನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ದೊವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ. 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಪ್ತೆಂಬುಂದ ಸಾಮಿಲ್‌ ಮಾರ್ಗ 
ಆಅಚಮನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಬಂದ 
ಅಫಲಯ-ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ (ಲೊಂಶನಹಳ್ಳಿ. 
'ಮಾಗಣ್ಯ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೇಂ- 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಲುಂದ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲ ರಾಜಣ್ಣನ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆಣೆ 
ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಳಿಸಣಿಸುವ 
ಹಾಮಗಾಲ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


೨೦83 


ಅಿಎ.ಡರಿ 


ಕಶೀಆನೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಬುಂದ ಶಿೀಆನೆರೆ-ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ 
ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಂಪರ್ಕಸುವ ರಸ್ತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಆಜೆ 
ಕಾಮಣಾವಿಗಳು ಪೂರ್ಣದೊಂಜಿಬೆ. 


೦.88 0.60 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆಣನೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆ 


ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೆ 


88076 


201 8-1 9 App roads 


ತಾಂತ್ರಿಕ . 
ಉದ್ದೇಶಿತ 'ಫೂರ್ಣಗೂಳಆ 
ಗುತ್ತಿದೆಬಾರ ಅಸ್ಟಯು ಉದ್ದ, ನಲಾದ 
ರ ಹೆಪರು ' ಕಿ.ಮಿ 
ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲ ಗಳಲ್ಲ 
9 KS 4 
ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬ, ಹಳೆ 
ಮಾವಿನಕೆರೆ, ತುರುಬಹಳ್ಳಿ: ಮಾಚಿಗೋನಹಳ್ಳಿ, 
ಹೆರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಳಹೊಪ್ಪಲು, 
ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡವಹೊಪಕೊಪ್ಪಲು, ಯಗದಚಗುಪ್ಪೆ, 
ಬಿಶಲಾಪುರ. ಐಚನಹಳ್ಳಿ. ಬೂಹಹಳ್ಳ, 0.96 096 ತಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬೂಕಹಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು ಹೊಪಮಾದಿನಕೆರೆ. ‘ 
ಮೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಬಲ್ಲೊನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಣಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 
OS SN SN 


ಶೆ.ಅರ್‌.ಪೇಬೆ ಶಾ, ಅಲ್ಲಿಹೆಬ್ಸಾಳು ಹೊಳ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಡನಹಳ್ಳ - ಅಲೇನಹಳ್ಳ - 
ಹೊನ್ನೆೇನಹಳ್ಳ ಶಾಯರ್‌ ಫ್ಯಾಷ್ಟಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸೆರಪಆ 2.೦೦ ಲಂದ 3.೦೦ ೬.ಮ. ವರೆ 
ಅಲ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು - ಅಲಂಬಾಡಿ - ಮಾವಿವಕೆರೆ ಗೂಡ್ಸು 
ಮಾರ್ಗ ಆಅ. - ಇ.ಟ. ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳ 115 ಅಂದ ೭.೦೦ ೨.೧೫. ವರೆಣೆ, ಪುರ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಗಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ,ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡಿಪುರ 
ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಉಳಕೆರೆ-ತಲಿತೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕಚ್ಚಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ - ಸೊಮನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


$03 £03 ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೋಂಣಿದೆ. 


ಪೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಚಾ, ಎಕ್ಷೆೇಲಿ - ಮಂದಣೆರೆ ರಸ್ತೆಬಂದ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್‌. ಕಾರಾನೆ ಸೇರುವ 
ಆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ, ದಲ್ಲೆಂಫಟ್ಟರಿಮದ 
ತೊಟಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ರಪ್ತೆಬುಂದ 
'ಅದರಹಳ್ಳಿ - ಢಾಣನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಗ್ರಾಮಿಣ ರಪ್ತೆಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


ಎನ್‌.ರಮೊಷ 876.06 " 
- 
10 ತಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


SEN RN SON ES 


ವಿಧಾನಸ| . ಇಂಡೆಂಟ್‌ 


2018-19 App roads 


ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಬವರ 


[o] 


ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಾಹೆಯ ಪೂರ್ಣದೊಳಆ 
ಅಂದಾಜು ಅಡಳತಾತ್ಯಕ ಮಂಜೂ -} ಅನಮುಮೋದಿಪ ಉದ್ದೇಶಿತ 
ಮೊತ್ತ (ಈ. | ಮಂಜೂರಾತಿ | ರಾಂ |3ನ್‌ರ| ರ್‌ ಮೊತ್ತ! ಒಟ್ಟು ನೆಚ್ಚ ಅಂತ್ಯತ್ಣೆ ಬಾಲ | ಯು ಉದ್ದ] ಸಲಾದ ಪರಾ 
ಅಕ್ಷಣಳಲ್ಲ) |ಸಂಖ್ಯ/ ವಿನಾಂತ| ಫಂಚ್ಯ/ | ರ ನರ | (ರೂ. ಲತ್ಪ) ke - eA ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ bing (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ) 


ತೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಥಾ; ಬೆಂಗಳೂರು- ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾಲಿ- "ಆದಿ ಅ೦ದ ಕತ್ತರಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೊಮಗಿರಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಛಾಗಗಳಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು- 
ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ- ಆರ ರಿಂದ 
ಹಲಿಹರೆಂತ್ಪರ(ಹಲಿಹಲೆಪುರ ಗ್ರಾಮಬಿಂದ) 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಲಸುವ ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂದಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ- 5ರ ಲಂದ 
ಕೊಮ್ಮೆೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಟೂರು-ಉಲಪೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ- ಆ೮ 
ಲಂದ ಲಕ್ಷ್ಯಸುರ ಗ್ರಾಮತ್ನೆ ಸಂಪರ್ರಸುವ ಗ್ರಾನಿಣ 
ರಸ್ತೆ, ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸಿಂಪೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-7 
ರಿಂದ ಹಲಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಷೆ ಸಂಪೀಸುವ ಗ್ರಾಮಿಣ 
ರಸ್ತೆ. ಶಿೀರಂದಪಟ್ಟಣ-ಆರಸಿಂನೆರೆ ರಾಣ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-7 
ಅಂದ ಪುರ ಗ್ರಾಮಷ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ. 
ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಡಾ, ಗಣಿಬಂದ 
ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆಣೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಮಂಟಂಟಡು ಜೇಮಗಿಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆೊಮಗರಿ 
ಸ್ಥೆ ಪಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಠಾಮದಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲ) 


೨8973 


Kc ] 


ಈೆ.ಅರ್‌.ಪೇಬೆ ಡಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - ಬಲಡಿಹೊಳೆ 
ರಪ್ತೆಯುರಿದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಐಲಎಲ್‌ ಠಾರ್ಪಾನೆ 
ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇಠ.75 ಅಂದ 1.೦೦ 
ಕಿ.ಮೀವರದೆ ರಸ್ತೆ ಅಛವೃಣ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜ.ಮು.ರ) 


ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೊಟೆ ತಾ. 48 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ 

ರಸ್ತೆಬಂದ ದೌಡಣೆರೆ ಕಕ್ಲೇಲ ಮಂದಣೆರೆ ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ ಇಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ.2೦ ರಿಂದ 7.2೦ 
ಕಿ.ಮೀವರಣೆ "ರಸ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


147 


107 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಂಹಿದೆ. 


ನ್‌್‌ 


ಡಾಂಲಲೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಪುರಕ್ನಡಾ ಕಾಮಣಾಲ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಣದೆ. 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆ 
ಬೆ 


Ho 


ಜೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ 


: 4 [ಠಅರ್‌ಪಂಟಿ|ನರ್‌ಸೆ 


ಅರ? 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಇಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ 

ಹೆದ್ದಾಂ - 8ರ ರಿಂದ ಕತ್ತರಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ 

ಹೊರುವ ರಸ್ತೆ ಪೆಂರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮು ರಸ್ತೆ ಪಂ.6೦ 

ಲಂದ 1೪ ಮತ್ತು 5.೦೦ ಲಂದ 5.೮೦ ಅ.ಮೀವರಣೆ 
ರಸ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಮಗಾಲಿ (ಜ.ಮು:ರ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾ. ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಗೊಂದಿಂದಹಳ್ಳಿ -- ಅನ್ನೇನಹಳ್ಳ ರಪ್ತ ಪರುವ ಜಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪ.೦೦ ಬಿಂದ 15೦ ಮತ್ತು 6.೦೦ 
ಲಂದ 6.70 ಕ.ಮೀವರದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಈಾಮಗಾಲಿ 
(ಅ.ಮು.ರ) 


60.00 ಸಂಣ5ಂ/ಂ [7 


0೦೫-೪ 


24೮.೦8 0.78 


ಡಿ.ಆರ್‌ 


ಪಂ:೨98/2| ಎನ್‌.ರಮೆ೫ 
೦೫-೪ “- 


10.00 


24.೦8 


ಡಾಂಬಲೀತರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಖುರಕ್ನಶಾ ಹಾಮಣಾಲಿ 
ಪ್ರರಶಿಯಲ್ಲದೆ. 


' ಬದಲ ಪರಪಳಣಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಉಪವಿಬಾಗದಿಂದ 
ಪಳ್ಗಸಬೇಕಾಣದೆ. 
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ತಾಂತ್ರಿತ R K 
ಮಾಹೆಯ 'ಘೂರ್ಣದಗೊಆ 
ಅವಕ ಅಂದಾಜು ಆಡಅಡಾತ್ಯತ | ದೆ ನನ a » ಣೆ ತಿ ಸಲಾದ ಸರಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ. | ಮಂಜೂರಾತಿ ರ ಹೆಸರು ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ | ್ಲುಡೂ. |ರನೆಯ ಉಡ್ಡ್ನದ್ಧ 6.ಬಂ (ಪ್ರಸುತ ಹಂತ) 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ನ (ರೂ. ಲಪ್ಪ) ಅಕ್ಷ) ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ! ಗಳಟ್ಣ § 


ೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಡಾ. ಎಸ್‌ ಎ ರಸ್ತೆಂಉುಂದ 
'ಬೊಳೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ 
'ಬೊೋಳಮಾರನಹೆಳ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ತೆ 
ಸಗ.5ರ೦ ಲಿಂದ ೩.೦೦ ೬.ಮಾವರಣೆ 
'ದೋಲಮಾರನಕಳ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಪಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಾಮಣಾಲಿ (೫.ಮು.ರ) 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮದಾಲ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


90.0೦ 'ಪಂ6೦/2 ೦.8೮ ೦.8೫ 


ಒಟ್ಟು 8೮40.9 ಆಂ474 , ರಂ "ಕಂ 


ನಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 16೦೮.ಮಾ ಡಿಟಎಂ ಈಾಮಣಾದಿ 
) ¢ ಮುಗಿವಿದೆ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ನ ಚರಂಡಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ: 2೦.೦೦ &.ಮಾ ಬಂದ ೧3.೦೦ x ' ? 866.74 877 976.4 24೮ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೀೂಹಿಯನ್‌ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ್ಣದ್ದು. 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ' ಸದಲಿ ಣ್ಯಸುದ ಪಲಬುತಿಯಣ್ಲ ಆ೦೦.೦೦ಬುಃ ಉದ್ದ ರಪ್ತೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಕ್ಟಿಶನ್‌ ಪ್ರಕಯ ಪ್ರದಶಿಯಲಣ್ಲದೆ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂತು ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಬುತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಪಳ ೦.೦೦ ಲಂಬ 1.5೦ &.ಮಿ. 
ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮದಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - 
ಲೊಂಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಣಿಸುವುದು]. 


9೦7.ರ6 ko] - 120 120 ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣದಗೊಂಣಿದೆ. 


ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಹಟೆ ಮಬ್ದಾಸು - 
ನಜ್ಞಾಮೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ) 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಪ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಸರಪಳ ೦.೦೦ ಲಿಂದ 1೦೦ ೬.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ 
(ಗ್ರಾಮಾಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋತೋಪಯೋಣ 
ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಳವೃದ್ಧಿಸಡಿಸುವುದು]. 


120 120 ಕಾಖುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


62.41 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಗೂಕು ಕಡಪನಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಆರತಿ ಉಶ್ನಹ ಮುಖಾಂತರ ಅಚ್ಸಪ್ಪುನಹೊಪ್ಪಲು 
ಹಾಗೂ ರಾಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೦.೦೦ 
ರಿಂದ 4.5೦ ಕ.ಮಿಇ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಟವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಬಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಂ»ಖಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಿಸುವುದು]. 


170 170 ಕಾಖುಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಂಗೂರು ವೃತ್ತವಿಂದ 
ಬಾಬುಯರಾಯನಕೊಪ್ಪಲಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಪರಪಳ ೦.೦೦ ವಿಂದ ೦.೮೦ ೬.ಬಮೂ. ವದೆಣಿ ರಪ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಬಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
" ಅಭನೃದ್ದಿಪಣಿಸುವುದು]. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ' 


4 


97೦೦5 


84ರ 


84ರ 


ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಬವರ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಣೂಕು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತಿತ್ತಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ ೭2.೦೦ 6.ಮೀ. ನಲ್ಲ ಅರಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಮಾನುಗಾರರ ಸೂಸೈಟಲುಮದ ಅರಕೆರೆ 
ಪೇಟೆ ಅಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಾಹೃಣರೆ ಜದಿ ಮುಖಾಂತರ 
ಕಂಶ್ಚರನ ಬೆಕಿವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನ ದವ; 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ಒಂದು 
ಬೊಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
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ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣಿ ಹಾಲ್ಲೂತು ದೆಂಡೇಹೊಸಳ್ಳ ಖಮಬಿಂದ 
ಅರಅಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ರಳ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ನೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ ೦.೦೦ ರಿಂದ 2.5೦ &.ಮ. ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವ್ಯದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಾಲ್ಲೂತು ಮಂಡ್ಯ - ಅರಕೆರೆ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರ್ಕಹಳ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ತಡಗವಾಡಿ 
'ಬದೊರೆಯವರೇಣನ ಸೆಹರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಸಪರಪಳ ೦.೦೦ ಲಂದೆ ೦.೮೦ ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಣೆ ಮತ್ತು 
ಪರಪಳ ೦.8೦ ಲಂದ ೭.೦೦ &.ಬೂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಅರಕೆರೆ - ಮಂಡ್ಯ - 
ಬನ್ನೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ ೦.8೦ 
ರಿಂದ 2.೦ ೬.ಮ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಂಕರಣ 4೨5.೦೦ 
ತಾಮಗಾಲಿ (8ರೆ ಎಲಿ ಅಗಲತರಣ. ಸೊಪಾನ ಕಟ್ಟೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 'ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೂತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ರ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಅನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ನಿಂದ 
 ಹೊಪುಂಢವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 

ತಾಮಣಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋಹೋಪಯೋಲ 

ಇಲಾಖೆಂಬಂಬೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಸುವುದು]. 


ಇ.೦೦೬.ಮಿಃ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣದೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳನೆ 
18೦೮.ಮಿಾನಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಡಾಂಲಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಬದಲ ಕಾಮಣಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಶೆಂಂದ್ರ ಕಛೆಲಿಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಶೀರಂಗಫಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಕಿನ ಊ.ಇ್ಲ.ಎ೦.ಎಲ್‌. 
ಥಿ ಬಪ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾದ ಮಾರಮ್ಯನ 
ದೆೊವಸ್ಥಾನದವಣಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಿವೃದ್ಧಿ'ಕಾಮಗಾಲಿ 5೦.೦೦ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೊೋಪಯೊಲಿ 
ಇಲಾಖೆಂುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಆಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 
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ಬಿಧಾನಸ| ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಏವರ 


6 


3 3 4 5 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಏ.ಆರ್‌ 4 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶೀನ | e497 Bencoy es ಫ್‌ ಅನೆ ಅವಿ 5೦.೦೦ ಸಂ4712|*ನನರೇಕ ಎಂ [Xe 0.90 
ಇಲಾಖೆದ ಒಂದು ಬಾಲ ಅಳವೃದ್ಧಿಸಡಿಸುವುದು). ೦೮-ಅ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂತು ಅಲದಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 

ಶೀಲ ಮೈಪೂರು - ಕೊಪ್ತತ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ ಡಿಆರ್‌ | 
am 84308 ೦.೦೦ ಲಂದ 1೦೦ ಕ.ಬುಂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ೮೦.೦೦ ಸಂ470/2 ಂಜೆನಾಡ] 3 sto ) uo. 

Kk ಕಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೊಹೊಪಯೊಂಗಿ 0-1 

ಇಲಾಖೆಂಬಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. |: 


ಕಾನುಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಲ್ಲಜ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಜ ಟೌನ್‌ 
ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಿಂದ 

ಅಂಟೆಡ್ಡರ್‌ ವೃತ್ತದವರೆದೆ ಜೊಂಡಿರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ, 

ಮುಬ್‌ಪಾತ್‌ ಹಾಗೂ ಬಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


140.00 ೧.3೮ರ 1ಅಆ.6೮ 0.90 


ಏನ ಚರಂಡಿ ಠಾಮರಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ೌನ್‌ ' 
ವ್ಯಾಷ್ಟಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-6 ೮ ರಪ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಜ.೦೦ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಬ್ಬಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನೆಂ-7 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ 20.0೦ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾದಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-೦ ರ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಠಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಸಪಂ7೮4/2| [eke] 


ಗೋನವಿಂದೆಂ 
ದೌಡ ೪6.6೮ ೦3 
ಅಂಡ್‌ ಸನ್ಸ್‌! 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶಿೀರಂಗಪಳ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಯ ಕರಡಿ ಮಾರಮೃನ 


ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 'ಕಲ್ಲಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಬೆ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಡೂ ಚರಂಡಿ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


0೦.೦8 


ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರಿೀರಂಗಪಛ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಸ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅರ್‌.68,೪ ಬಸ್‌ ಸ್ಲಾಂಡ್‌ ವಿಂದ ಕೊಂಬೆ 
'ಬಾಗಿಲ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಆಕರೇಣ, ಸೈಕಲ್‌ 
ಫುಬ್‌ಪಾಥ್‌ ಹಾಗೂ ಬಿ್ಯುಪ್ತಿೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[2 167.08 140 


ಡಿ.ಆರ್‌ 


ಶಿೀರಂಗಪಲ್ಲಣ ತಾಲ್ಲೂಶು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ | 
ಪಂ74೮ಿ!ಆ 0.03 


ಬುನಿವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ರಂಡಬೇರುಂಡ ವೃಡ್ತ 'ಅವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶೀರಂಗಪಲ್ಲಣ ಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ- ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ 
*" ಚರಂಡಿ ಕಾಮದಾಲಿಗಳು 


01 | 


ಗೋವಿಂದ 
167.08 


ಫಿ.ಏಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ನಿ.ಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ: 


A 


ಪಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಬಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಏರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಣಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


| 


ಪಿ.ಸಿ ಚರೆಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 


ಸಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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” p ಮಾಹೆಯ ಪೂರ್ಣದೊಟಆ 
'& ಅಂದಾಜು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 
ತಿ ವಿಧಾನಸ| ಇಂಡಂಬ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಏವರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗುತ್ತಿದಾರ | ರ್‌ ಮೊತ್ತ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ “ನ್ನ ಬಾಲ | ಸತು ಅಡ್ಡ], ನಲಾವ 
ಸಂಖ್ಯೆ ್‌್‌ [ಭಾ ಕ್ಷತ] ಸಂಖ್ಯ |" ಲಕ್ಷಣಳಲ್ಲ) ರ ಹೆನರು | (ರೂ. ಅತ್ರ) is 8.೩ ಗಳಲ್ಲಿ We 
LN NN SS CS ES SEC AS NS RN NN LN NN NNN 
ಶಿೀರಂಗಪಬ್ಬಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ವ್ಯಾತ್ಟಿಯ 'ನಾರ್ಡ್‌ವಂ-5 ರ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಹಾಗೂ 1.೦೦ ನಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಬೆ. 
' ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಫಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ವರ್ಡ್‌ವಂ-1 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 1.೦೦ ನಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಇತರೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 100.00 177.49 uo ಬಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಠಾಮಣಾಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಣಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲ ಇ.ಎರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂನು ಶಿೀರಂಗಪಲ್ಲಣ ಬೌವ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಬುಆಂಗವಕದ್ದೆ ಸೃಶಾಣದ ರಸ್ತೆ : 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೋಪಾನ ಕಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರ೦೦ ೦೫ ೦೫ 
ಕಾಮಗಾರಿ . 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 26.೦೦ 08 ನಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾಲಿ' 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲ್ಪಬೆೇಡ್ಗರ್‌ ವೃಡ್ತ ಅಭವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲ ಹಾಂಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಲೇಕಾಗಿದೆ. 
96೮4 - - (a 177.49 
” ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ - 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-1 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ 'ರ.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 
`'ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀರಂಗನಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-ಆರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 20.0೦ ನಿ ಚರಂಡಿ ಮುತ್ತು ವೆಬ್‌ಲುಕ್ಸ್‌ ದ್ದು 
ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಬಾಲಿಗಳು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶೀರಂಗಪಲ್ಟಣ. ಟೌನ್‌ 
ಗಂಜಾಂ ಧ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ-7 ರಳ್ಣಿ 
ವಶ್ನಶರ್ಮ ಸೈಶಾಣ ರಸ್ತ. ಚರಂಣ ಹಾಗೂ ಇತರ | ನಲಿ om | om 'ಕಾಮಣಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಓ೪ವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಶು ಶ್ರೀರಂಗಸಭ್ಬಣ ಬೌನ್‌ ' 
ವ್ಯಾಜ್ತಿಯ ಕೋಟೆ Noyce 75.೦೦ 128.38 0೦.60 ನಿ. ಚರಂಡಿ ಠಾಮಣಗಾಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಅಳವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಡ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶಿೀರಂಗಪಳ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಲ್ಲಯ ಜಯಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಬಳ 20.00 ಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಹೊಸ 'ಪರ್ಕಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶೀರಂಗನಲ್ಯಣ ಶಾಲ್ಲೂತು ಶಿರಂಗಪಚ್ಟಣ ಚಾನ್‌ ೩ಆರ್‌ |ದೊಂಬಂದೆ 
ರ್ಡ್‌ನಂ-4 ರ ಉದ್ದಕೋಟೆ ಗಣಪತಿ 
96೮4 ೭0.0೦ ಸಂ783/2| ದೌಡ 128.38 ಸೇತುವೆ ಪಿ.೮ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಣಾಲಿ ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ದಂವಸ್ಥಾನದ ಜತ್ತಿರ ನೇವ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಮಗಾಲಿ ೦೪-೬ [ಅಂಡ್‌ ಸನ್ನೆ 
f ಶಿಂರಂಗನಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಡಿ.ಆರ್‌ 
ಗ ಪಾ | ನಂ ನಂಗಾ | ನ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗಡಿ. 


ವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 
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ಹಿ.ಆರ್‌ 
25.೦೦ ಪಂ7/e 


ಗಂಜಾಂ ದಂಜಾಂನ ಮುಸಿಂಗೌಡನ ಚೌಕ 
(ಪರ್ಕಲ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಶಿೀರಂಗಪಲ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಷ್ಟಿಯ ವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾವೊಲಿ ನಬಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಮೊೋಟಂಗ್‌ ಪಾಲಖಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಜ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಬ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ವಾರ್ಜ್‌ನಂ-12 ರ ರಪ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರಿೀರಂಗಪಚ್ತಣ ಟೌನ್‌ 
ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-'ಆ ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಣೂ 
ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟರ ಹಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಲ್ಟಣ ಛೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-ಟ ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾದೂ 
ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 


ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ-15 ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ, 
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಳವೃಣ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಚ್ಚಣ ಟೌನ್‌ 
ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ, 
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 

ಗಂಜಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಂಬಂದ ಅಂಜನೋಯ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಪಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಲ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ-2೦ ರಛ್ಲ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಶಿೀರಂಣೆಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ_.22 ರಣ್ಣ 
` ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ದೆರಿಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಬೂಸೇಗೌಡನ ಚೌಕನಿಂದ 
ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ವರೆಬೆ ರಪ್ರೆ ನಬಿೀಕರಣ' ಕಾಮಗಾಲಿ ಹಾಗೂ 
-ಅಡ್ಗರಸ್ತೆಗಆಬೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಫಿ.ಪಿ ಚರಂ ತಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ. 


ನಿ.೨ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯಣಿದೆ. 


ಏ.೨ ಚರಂಡಿ ಠಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಪಿ. ಚರಂಹಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನಿ.ಏ ಚರಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಪಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಪಿ.ನಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 


————— 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಶಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈವ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗರಿಯಲ್ಲನೆ 
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ಅಂದಾಜು ಆಡಳಡಾಡ್ಯಕ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಮಂಜೂರಾತಿ ರಾತಿ. 


ಅಶ್ನಗಳಲ್ಲು |ಸಂಬ್ಯೆ/ ವಿನಾಂಠ| ಸಂಖ್ಯೆ! 
ಏನಾಂಕ 


ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-21 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, 
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ದಂಜಾಂ ವಾ್ಯಪ್ರಿಯ ವಾಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ_23 ರಲ್ಲ ರಸ್ತೆ. 
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಣಾಲಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ' 
'ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-ರ ರ ಪಕ್ಚಿಮ ವಾನಿ 
ಓಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಶೀರಂಗಪಚ್ಚಣ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜಸಲಾ 
" ಮೆರವಟಿಣೆ ಬರುವ ಕರಂಗೂರು ಹಾಗೂ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಲೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಗುಂಡಿಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶಿರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಫಿರ್ಡ್‌ನಂ-2೭ ರ ರಸ್ತೆಗಳ, ಚರಂಡಿ 

ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರಣ ಅಭೂವೃದ್ಧಿ 
ಈಾಮಣಗಾಲಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಲ್ನಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-4 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾದೂ 
'ಆರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಧಪಬ್ಬಣ ಬೌನ್‌ 
. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-8 ರ ಬಲರಾಮು ರವರ 
ಮನೆಯುಂದ; ಕಸಾಬರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಖಾಂತರ 
ದೋಧಿಂದಪ್ಪ 'ಚದಿವರೆಣೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ತಾವೊಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ 
ಹಾಗೂ ಏತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿಗಳು 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
ಗಂಜಾಂ ವತ್ಯಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೆ-19 ರ ರ x K 
ಮಾರಮ್ಮನ ಪೇಟೆ ಬದಿಬುಂದ ಮಾರೀಗುಡಿ Y $i} ¥ y ಪ.ಪ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿರಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಮುಖಾಂತರ ಗುಂಬಜ್‌ ರಪ್ತೆವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲದೆ. 

ಕಾಮಣಗಾಲಿಗಳು x 4 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ _ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಆರ್‌ _ 
ಪ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ee ೨4೪೨ | ತುಚೀಂಕದ್ದೆ ಹಾರ್ಗವಾಗಿ ರನತೆ ಹಾಗೂ ೋಪನ | 5೦೦ ಸಂ735/2 ಈ JN ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಿದೆ. ಬ9-೨-೧೦೮ರ ಸರಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ 


[ 


ಹಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಳ ಶೆಲ್ಲರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ೦೫-೪ ತಡೆಬುಹಿಯಲಾಗದೆ. 
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ಕಾಲನಹಳ್ಳಿಂಬಂದ ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮು ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬುತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಪಾಂತ್ರಿಕ 
ಅಂದಾಜು ಅಡಳಡಾತೃತ | ಮಂಜೂ ಅನುಮೋದಿಪ 
ಇಂಡೆಂಬ್‌ ಕಾಮಣಾರಿ ಬವರ ಮೊತ್ತ (ರ. | ಮಂಜೂರಾಂ | ರಾಂ |3ರದ್‌ರ] ಡರ್‌ ಮೂತ್ತ| ಒಟ್ಟು ನೆಚ್ಚ ಸರಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ ರೆ ಹೆಪರು ್‌ (ಪಸ್ಸುತ ಹಂತ) 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಸಂಖ್ಯೆ! ವಿನಾಂಕ ಪಂಖ್ಯೆ/ (ರೂ. ಲ್ಸ) 
ದಿನಾಂಕ 
4 ರ 6 7 ° 1 1 H 5 | 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ | > py 
ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-ಈ ರ ಪೆಂಬ್‌ ಬಾಬು | ಎಲ್‌..ಎ ನೀಡಿದೆ. ದಿಅ-ಅ-ವಿ೦9ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ನಯ 
348 | ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಗೂ ಚರಂ | 9 ೦೦4 ks ೦ | ತಡೆಂಬಡಿಯಲಾರಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಕ್ರಿಂರಂಗಪಚ್ಟಣ ಟೌವ್‌ 
0977 ವ್ಯಾಡ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಲ್ಣಡು ಶೀ ರಂಗಪಟ್ಟಣ 200 Bed ° A ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕಾಂಿದೆ. ವಿ:5-9-೭೦ರ 
ಉೌವ್‌ ವಾರ್‌್‌ನ೦ಿ- - ( . ಸರ್ಕಾ ೈದನ್ವಯ ತಡೆಂಖುಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 
ಉದ್ಯಾಪವನದಳ್ಲಿ ಮಶ್ನಳ ಅಬೊಪಕರಣ [oc] ರದ ಪತ್ರ ತಡೆ 
ಅಳವದಿಪಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 
7 —————— 
K ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ೩ ರ್‌ * 
ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-೮ ರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ K A ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನಿಡಿದೆ. ವಿ:6-೨-೩೦1೨ರ ಪರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದಪ್ಪಯ 
us ೨4454 | ಉದ್ಯಾನವನದ (mpusuny | OS ನಂಊ೮7/2 © "0 ತಡೆಬಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 
ಸ್ಯಿನವನದಲ್ಲ 08-1 - 
ಹಾಗೂ ಮತ್ನಳ ಅಬೊೋಪಕರಣ ಅಳವದಿಖಿಕೆ. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ | 
[ ಉಪಬಿಭಾಗಬಿಂದ ಇಂಬಾಜು ಪಟ್ಟ ಸಳ್ಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಓಿ6-9- 
200 ಬನರಾ ಅಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬನ್ನಿೀಮಂಬಪದ ಅವರಣ [3 ೮೦ [ 
|. k 2೦19ರ ಪರ್ಕಾಡದ ಪತ್ರದನ್ನಯ ತಡೆಂುಡಿಯಲಾಣದೆ. 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀರಂಗಸಟ್ಟಣ ಖಾಸಗಿ - ' | | 
20 ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣದಲ್ಲ ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಮಳಣಗೆಗಳ [e) ೩5 | ಬದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
'ಲ್ಲಾಣದಲ್ಲ ಣು 1 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - - 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಶು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌವ್‌ R 
೦2 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-೩ ರ ಪಮುಧಾಯ ಛವನದ ಬದಟ ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ 
ದುರನ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್‌ 
2೦3 ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ವಂ-10 ರಲ್ಲ ರಾಮಮಂದಿರ 15.೦೦ ಬದರ 'ಪ್ರಸ್ತಾನನೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಗಾಲಿ. _ 
} OS 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಲ್ಲಣ ಟೌನ್‌ 
204 ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂಖ್ಯೈ..2೦ ರಲ್ಲ ರಾಮಮಂದಿರ 8.೦೦ ಬದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾಲಿ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 
ಇಂ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ..!6 ರ ಕುರಾದ್‌ £5.೦೦ ಬದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವವೆ 
ದಿ ಪೃಶಾಣ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ - 
ಶಿೀರಂಗಪಲ್ಟಣ ತಾ. ಮುಂಡುಗದೊರೆ - 
ನಿೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಲಣ್ಲ, ಅ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಬಪ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ವರೆಗೆ, ಶೀನಿವಾಸ ; ಕಾಮಾ: 
ತ್ರೀರಂ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ - ಪಲಿಮಿರಿಯಲ್ಲಿ, ಏಕಿ. ತರಲಿ ಡಿ.ಆರ್‌ ಶಿನಿವಾಪ ಅಗ್ರಹಾರ, ಇತ್ಸವಹಳ್ಳ ಛ್ಯಮದ Kd 
[ಕ್ರೀರಂಗಪ್‌ಟ್ಟಣ po ಹಾಗೂ ನಿ.ಫಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಮಗಾಲಿ. 95.೦೦ ಸಂ'a/2 ೦.೮೦ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳತೆ ಕಲ್ಲ ಖ..ಚರಂಡಿ ಠಾಮದಾರಿ 
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ಶಿೀರಂಗಪಬ್ದಹಿ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಚಾಂಖುತಿ 
ಹಳೆ ಮದ್ರಾನ್‌ - ಕಣ್ಣಾಮೂರು ರಸ್ತೆಬಂದ ಹೊಸಪ 
ಮದ್ರಾಸ್‌ ಎ ಕಣ್ಣಾಮೂರು ರಪ್ತೆಣೆ ಸರುವ ರಪ್ತೆ 
(ಬಮಾಪಪ್ಪಚಾಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಯಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ 
ರವರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ) 5೦೦ ಬೂ ರಸ್ತೆ. ಬೆಳೆಗೊಟ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಖತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್‌ - 
ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಖಂದ ನ್ಯಶಾನದವರೆಗೆ, 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಲಾಣರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಖುಂದ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಂುತ್ತಿ ವ್ಯಾನ್ಟಿಯಣ್ಲ (ಬಸವರಾಜೇಗೌಕಡರ 
ಮನೆಂಖಂದ' ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ. 
ಹುಆಕೆರೆ ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ವ್ಯಾಜ್ಟಿಯ ಪೆಪರ್‌ 
ಬುಲ್ಸ್‌ ಕಾಲೊಂನಿಯುಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕಾರೇನುರ ಗ್ರಾಮ ಪಲಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ 
ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಶೀರಂಗಸೆಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಅಂಆನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮ 
ಪ೦ಚಾಲಖುತಿ 'ಭ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಹುರುಳಕ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಲಿಮಿಶಿಯಲ್ಲು ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುಡಿ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ. ಉದರಹಳ್ಳ, 
'ಇಕ್ನಅಂಕನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಿ ವ್ಥಾ 
ಮೊಂತಗಹಸ್ಠಿ, ಆರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಲುತಿ 95.೦೦ 
ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು. ಮೊಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಲುತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ದಾಡುಹುಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಹಂಪಾಪುರ 'ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ, ಏ.ಏ. ರಂಡಿ 
ಹಾಗೂ ಪಿ.ಏ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಂದು 
ಬಾರಿ) 
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ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ 
'ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಈೆರೆಮೇಗಳಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಪಲಿಮಿಶಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಾಮನಹಳ್ಟಿಬುಂದ 
ತುರುಗಮೂರಿಣೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಂಂದ 
ಕಾಲ್ಗೆರೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಣಾಮನಕಳ್ಳಿ ಸಂತೆ 
ಮೈದಾನದಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಟಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಟವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


j ಬಟ್ಟು 4765.00 


ಪಾಂಡವಪುರ ಥಾಲ್ಲೂತು ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಬುಂದ। 
ಉತ್ಸಡ ಕ್ಯಾಥೆನಹಳ್ಳ ; ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರವು ಹತ್ತಿರ 
'ಬ.ಊ.ಊ.ಟ. ಕೆಗೆ ಹೊರುವ ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 25೧.೦೦ 
ಪಃ ಅ.3೦ ಎಸಮಿಾ, ಲಿಂದ ಸಃಠ.೭೦ .ಮೀ, ವರೆಣೆ 

ರಸ್ತೆ ಅಛವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


42೦ರ.24 


1ರಂರ.87 


ಡಡಿಲರಿ.63 


484 ರಡ 


ನಿ.ಏ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿವಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌, ಪಾಲಕಳ್ಟ 
ಮತ್ತು ಹುಲನೆರೆ ಗ್ರಾಮಪಃ 


ನೆರೆಮೆಂಗಳಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಉಳಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಡಾಂಬಲೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪಣಠಿಯಲ್ಲದೆ. 
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ಶಾಂತ್ರಿಕ | ಮಾಜೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ] 
ಮುಮಂ 24 |ಅಂಡ್ಯಣ್ನೆ ಬಾ| ನಡತ | ಸಲಾದ ಷರಾ 
ರ್‌ ಮೊತ್ತ] ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲು (ರೂ. ಪ ತ ದ್ದ &.ಬಿಾ . (ಪ್ರಸ್ತುಡ ಹಂತ) 
ಲಕ್ಸು | ಕ| ಗಲ್ಲ 


° 


ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾಲ್ಗೂಹಿ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಆ 
ರಸ್ತೆುಂದ ಶೆಣ್ಲಹಳ್ಳ-ಅನೂನಹಳ್ಳ-ನರಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ 
ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ-ಶಲಭುವಿನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ರಸ್ತೆಯ ಸ; 53೦ &.ಮೂ, ರಂದ 
ಪಣಿ.60೬.ಬುಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2೬ |ಪಾಂಡವಪುರೆ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಹಾಲ್ಲೂತು ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿಂುಂದ 

ಜಾಗಬೊಮಲ್ಲೆೊನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆರಳಕುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ ಸ: ೦.೦೦ ಅ.ಮಿಃ 

ಬುಂದ 25ರ ಅಬೂ ವರೆಗೆ, ಬನ್ನಂಗಾಡಿುಂದ 
ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ: 

3.ಏ ೬.ಮಾ .5೦ ಕ.ಮಾ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅರಳಕುಪ್ಪೆ 
ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬುಶಿಯಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಈೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 


22026 


245.೦೦ 


84. 


ಶಲಭೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಂಕಾಹೂಣ್ಣೂ' 
ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಪುನಃ ಬೆಬಿನಕುಪ್ಪೆ 
ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳ ರಸ್ಟೆದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:೦.೦೦ 
ಕಿ.ಮಿ ಉಂದ 120 ಅ.ಬಿಂ ವೆರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. (ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ -, 
ಲೊಂಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒ೦ದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಏಿನಕುಪ್ತೆ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂತು ಪಾಂಡವಪುರನಿಂದ 
ಹೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ- ಚಾಗಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೆೇಣಬೆಲ್ಟ ರಸ್ತೆಯ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನಕುರುಆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಪ:೦.೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ಲಂದ 115 ಎ.ಬಿ. ವರೆೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃನ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾಂಡವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲನ 
(ಎ) ಪೇಬೆ ವಿ 


(೬) ಸುಬ್ರಮಜ್ಯ ಸ್ಪಾಬಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ 
(ಈ) ರೌಆಗರ ಚದಿ ್ಸ 
ದಿ) ಬಪವನಗುಡಿ ಜೂವಿ 
ಇ ಕೌಲಪ್ಪನ ಚಬಿ 
ಎಫ್‌) ಪೆನ್‌ಷನ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಂದಿ 
ಜು) ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇದಿ 
ಹೆಚ್‌) ದೊಡ್ಡ ಉಂದಿ 
ಇ) ಹೂವಿನ ಇಂದಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭನೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ೊೋಕೋಸಪಯೋ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂಡು ಬಾಲಿ ಅಭವೈದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 


94286 


8೮೦.೦೦ 


ಾಲಬಲೀತರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪೆಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


—— 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾಲ 
" ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಚಾಲಬಲೀಕರಣ ಮುರಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮದಾಲಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


1385 


‘0.600 


ನ 


ಡಾಂಬಲೀಃಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾಲ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಪೇಟೆ ಇದಿ ಜಾಂಬರೀತರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಆಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ಠ್‌ | ಧಾಲ್ದೂರು ಜಾಮಣಾಲಿ ಬಿವರ ಷರಾ 
ಸಂಚ್ಯ ಭಾ ಶ್ಲೇತ್ಛ ಸಂಖ್ಯೆ ' (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ) 
ಪಾಂಡವಸುರ ಡಾಲಣ್ಣಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ 
ಮೇಲುಕೆ ಕೆ.ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ: ಚಾಗಶಚ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೆಣಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ೦.8೦ ಅಂದ 1768.ಮಾವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರ್‌.ಏ.ಪಿ 
ಪಾಂಡವಪುರ ಟೆ 'ಮಾರ್ಗವಾಲಿ ಆನಕುರುಳಣೆ ಸೇರುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ಆರಿರಿ.೧೦ y y ಚರಂಡಿ ಮತು ಕವರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಕಾಮಬಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ರಸ್ತೆಯ 'ಸು೦.8೦ &.ಮಿಃ.ರಿಂದ 176 ಅ.ಮಿಃ. ವರೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾಮಣಾಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಚವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. ೮೦೦.೦೦ ’ | ಪ್ರಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. ' 
ಪಾಂಡವನುರ ಶಾಲು ಸ ಪಟ್ಟಣ ೩ಆರ್‌.ಸಂ: 
2೫ | ಪಾಂಡವಪುರ| ಸ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಬಿಂಣ ರಪ್ತೆ - ಲೋತೂಸಯೂ | ೦೦ ೨8೮/2೦ ೦.೮೮ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಣಾಲಿ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಇಲಾಖೆುಂದಿ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. § 
ಮಿ ————— 
ಪಾಂಚವಫುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನತುರಆಲುಂದ § 
ಹೊನಗಾವಹೆಳ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ 
K ಮೇಲುಣೆ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು - K 
pi] ಪಾಂಡವಪುರ ಟೆ ಪಃಂ.೦೦ ಅಮಾ ಬಂದ 4.9೦ ೬.ಬಿಃ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ 495.0೦ 427s eu 8.70 ಅಡ್ಡಮೊಲಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದೆ. 
ಅಳವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - 
ಲೊೋತೊಂಪಯೋಗ। ಇಲಾಖೆಂಖಂದ ಒಂದು ಲಾಲ | 
ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. § ” 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿಲುಂದ ’ 
ಹೊನ್ಮೆಂನಕುಳ್ಯ-ಯಳಟವರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಿ.ಇ.ಆರ್‌ \ 
ಡಿಂಕಾ ಅಶೊಕ್ತತನದರ ರಸ್ತೆಗೆ'ಸೊರುವ ಉಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಪಂಎ೦4. | ಎಸ್‌.ಟಿ.೮ 
4೭87 ರಸ್ತೆಯ ಪಸ.೦೦ ಪ.ಮಿ. ರಿಂದ ಎ2೦ ಎ.ಬೂ. 24೦, | ಇನ್‌ಫಾನಿನ 35೮೨ 
29 1 ಪಾಂಡವಪುರ] ನಲಸ ವರೆಣೆ ಮತ್ತು ,ರಾಗಿಮುದ್ದವಹಳ್ಳಿಯಂದ, ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ] 9೮೦.೦೦ . 24೪/2೦] ಅಮಿಟೆಡ್‌ 375 ಹಾಂಬಲೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಪ್ತೆ ಸುರತ್ನತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂಟ ಚಾಗೆ [2 K ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಕ್ರಹೆಳ್ಳಿ -ಬೇಟಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ , 
ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಚನತುರಳದೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಣೆ 
ಸೇರುವ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಿಂಣ ಹೂಡು ರಣ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾಲ್ಲೂತು ಉ.೮.ಊ.೮. ರಸ್ತೆಬಂದ ' » 
ಇ.ಎನ್‌, ರಸ್ತೆಬಂದ ಹನಗನಮರಡಿ, . > 
ಮೇಲುಕೆ ವದೇಸಮುದ್ರ, ಮುಖಾಂಹರ ಮಂಡ್ಯ - ಡೆಂಡೆಕೆರೆ K - ಲೀಕರಣ ಡಾ . 
22೦ |ಪಾಂಡವೆನುರ | ವ್ಯ 'ಪ್ತೆಗೆ ಸನುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ | ೦೦9 223 | 72 ಈ es ಹರನೆ ಸುರಕ್ನತಾ ಕಾಮಗಾಃ 
೦.೦೦ ಅಂದೆ 8.೦೦ ಅ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾ. ಪಂದಭೊಂಗನಹಳ್ಳ, 
ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳ, ಬನ್ನಂಗಾಹಿ, ಹೊಪಯರಗನಹಳ್ಳ ‘ ದುಮ್ಯವಹಳ್ಳ, ಬನ್ಗಂಗಾಡಿ, ಹೊಪ ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 
ಇಂ! | ಪಾಂಡವಪುರ |" ನ್ಯ (ಶೆಡ್‌) ಮುತ್ತು ಹೊಳಾಯಪ್ಪನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 90.0೦ 3೮,6 "ಆತ ೦.685 ೦52 ಹೊಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಬಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಪಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು. - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಏಂಧಮೊಂಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಪಲಿಬಿತಿಯಣ್ಲ 


ಬಾಲಿ) 
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‘ ಪಿಕ | ಮಾಹೆಯ 'ಪೂರ್ಣದೊಳ 
ಅಂದಾಜು ಅಡಳತಾತೃಕ | ಮಂಜೂ ಅನುಮೋಪಿತ ಉದ್ದೆಂಶಿತ |" 
ವಿಭಾನಸ| ಇಂಡೆಂಬ್‌ K 34' ಅಂತ್ಯಪ್ಲೆ ಬಾಕಿ A ಸಲಾದೆ ಷರಾ_ 
ಸಂಖೆ ಕಾಮಣಗಾಲಿ ಬಿವರ ಮೊತ್ತ (ರೊ. ಮಂಜೂರಾತಿ ರಾತಿ ಬೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ | ಉಟ್ಟುವೆಚ್ಚ Ky ರೂ. 'ರಪ್ತೆಯ ಉದ್ದ .. R ( ಹೆಂತ) 
$ ಲಕ್ಷದಳಲ್ಲ) |ಸಂಬ್ಯೆ! ವಿವಾಂಕ| ಸಂಖ್ಯೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷ) . by ತು ಶಿ.ಮಿಃ ದೆಳಲ್ಲಿ ಸ್ಸ ಕಲ 
ಬಿನಾಂಪ 


SN EN NN LN 3 


0.72 ಉಳಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಖ.ನಿ 
'ಚರಂದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶಂಭನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಪಲಿಬಿತಿಯಳ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು 
98079 ಬಾರಿ) 


ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ೧ರಿಯಾರಹಳ್ಳಿ, ಅಂತನಹಳ್ಳಿ, 


ಬೇಲ, ಇಳ್ಟೆೇನಹಳ್ಳ ಮತ್ತುಮಛ್ಲಣೆರೆ ಲ್ರಾಮಗಳ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು 
ಬಾರಿ) 


ಗಿಲಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಳ್ಳೆೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಜಾಮಣಾರಿ 
೦83 [eX ಪೂರ್ಜಗೊಂಪಿದ್ದು ಉಆಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾಲ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಕಟ್ಟೇರಿ, ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, 
ಹರವು, ಚೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಹರವು, ಚೆಲುವರಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪನ ಹಳ್ಳಿ 
0.80 ೦.56 ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಆಕೆ 
ಗ್ರಾಮಪರಿದಿತಿಯಳ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಶಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಚಿತ್ಕಮರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ಗಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಸಲಿಬಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಚಿಕ್ನಾಡೆ, ಹೆಗ್ಗಹಹಳ್ಟ, ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ನಾಡೆ ಗ್ರಾಮಪಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
'ಚಿಕ್ಕಮರಹಳ್ಳಿ, ತಾಆಶಾಪನ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕಟ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಆ7.38 ೦.906 010 ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. ತಾಆಶಾಪನ ಮತ್ತು 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 'ಚಿಕ್ನಬ್ಯಾಡರಣಳ್ಳ ಭ್ಯಮುಪರಿದಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮದಾಲಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) ಸ್ರಾರಂಟಸಬೆಕಾಗಿದೆ. 


SS 


೦.793 0.87 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಗೊಂಣಿದ್ದು ಉಆಕೆ ಗ್ರಾಮಪಲಿಬುತಿಯಲ್ಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣತಿಯಣ್ಣದೆ. 


ಪಾಂಡವನುರ ಡಾ. ಬಿಂಲನಹಳ್ಳ, ಮಾಚಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ 

ದೌಡಣೆರೆ, ಎರೊಗೌಡನಹಳ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಮಿತಿಯಣ್ಲ ರಪ್ತೆ ಅಳವೃದ್ದಿ 

ಕಾಮಣಾಲಿ.(ಬಂದು ಬಾಲಿ) 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಅಮೃತಿ. ವ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ, 
೪ತಗಕನಹಳ್ಳಿ. ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಬುತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಣಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾಲಿ) 


ನಿ.ಖಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಪಾಂಡವಪುರ ಠಾ:- ಮೇಲುಹೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆಂಟೆ 
ರಪ್ತೆಬುಂದ ಶ್ರಿಂ.ಟೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 
ದೆಃ ನವ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಃಲುಹೋಟೆ-- 
ಕೆ.ಆರ್‌. 'ರಸ್ಷೆಯನ್ನು ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: ೫೦.೦೦ 
೦.೦೦ ರಿಂದ 1೮೦ &ಲಿ.ವರೆೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಂ:ಲೊಂ.ಇಗಬಎಫ್‌ಎಚ೦9 ವಿಗ- 
೦೭-2೦ 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಷ್ನಶಾ ಹಾಮಗಾಲ 
ಪ್ರಣತಿಯಣ್ಲದೆ. 


ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ -ಇ- 
ಕಾಮಗಾಲಿಗಳು 


0.60 


ಪಾಂಡವಪುರ ೫೫- ಕೆ.ಆರ್‌.ಪಂಟೆ-ಮೆಂಲುಕೊಟೆ 


pes beep fede pe ೦೮9 ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿವಿದ್ದು ಬಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಾಮಗಣಾಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂಲೊಂ.೪ಗೆರಿುಎಫ್‌ಎಎ೦' ಐಗ-೦೩ . ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
20೪ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಚಿಚ್ಛಿನಹಳ್ಳಿ-ಮೊಲುಣೊಂಟೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಪಃ 2.೦೦ ರಂದ 2.4೦ ೬ಮಾ.ವರೆಣೆ ಮತ್ತು 
ಶಿ.ಯೋಗನರಪಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಗುವ 
ತಈೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಂಲೋ.ಬ'ಅಸುವಫ್‌ಐಎ:ದ೦೪ ಬಿಗ-೦2-2೦1 


0೦.8೦ ಶಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪಾಂಡಟಿಪುರ ಶಾ- ಪಾಂಡವಪುರಬಿಂದ 
ಆನೆಕುರುಃಗೆ ಸರುವ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳ- 
ಚಾಗರೆಕ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಬೆಂರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ೬76 ಲಂದ 
2.4೦ ಎಗ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ: 0.45 ಲಂಬ ೪.೮೦ 
ಅಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 
ಸಂ:ಬೊಂ,ಭ೧:ಬಎಫ್‌ಎದಿಲ ಮಿಗ-೦೭-2೦೪ 


ಪಾಂಡಭಪುರ ಶ೬ಕಣಿವೆಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು 
ಲೊವಿನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿವಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ (ಲೋಕೊಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಿದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿಪಹಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ) ಪಂಯೊ.ಐಳ:ಖಎಫ್‌ಎಂಗ ದಿ 
0೭-20೪ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಅ೬- ಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಚಕ್ಕಾಡೆ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
"ಲೊೋಲೊೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆುಂದ ಒಲದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಪಂ:ಲೋ.ಳುಲಿಯುವಿಫ್‌ಎ೦ ವಗ-೦2-2೦೪ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ- ಹೊಸಕನ್ಸಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು 
ಶಟ್ಟೆೊಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಬಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 
ಕಾಮಣಾಲಿ (ಲೋಕೂಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಒಂದು ಬೌಲ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾಲಿ) 
ಸಂ:ಲೊಂ.ಳ್ಳಾಐಎಫ್‌ಎಿ೦ tn-02-20೪ 


. ಪಾಂಡವೆಸುರ ಪಾಪಿರುಮಲಪುರ, ಸಣಬ. 
ಶಾಮವಾಯಕನಹಳ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಣಬಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ 
'ಪರಿಬುಪಿಯ ರಪ್ಷೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
(ಲೊೋಕೋಪಯೂಂಗಿ ಇಲಾಬೆಂಬಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಸಂಯೋ.ಭುಗಿಖವಿಫ್‌ಎ:ದ೦ು ಬಿಗ-೦೭-2೭೦೪ 


ದೊಡ್ಣೆಗಟ್ಟಿ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಅ ೦.೦೦ ಲಿಂದ ಅ.೦೦ 
ಆ.ಬಿ.ವರೆಣೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 App roads 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ. ಎನ್‌. ಅಪ್ತಾಜದೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 1019 (140) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-1 (ನಬಾರ್ಡ್‌) 


5೦54-04-387-0-0೦2-436 ನಬಾರ್ಡ್‌-24 ರಪ್ತೆ (2018-19) 
'ವಿಭಾದದ ಹೆಪರುಃ- ಮಂಡ್ಯ ; 


ಡ ಬೆಂಡರ್‌ 
ಮೊತ್ತ (ರ.| ಬಟ? ವೆಚ್ಚ 
ಲಕ್ಷ) 


ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲ್ಲೂತು ಮಾರದೌಡನಹಳ್ಳ - ಇಳಅದೆೊಗಲು 
ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಕೆಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ಗೌಡಣೆರೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಶು ಹವಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಬುಂದ § 
ಹನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಚ್ಟಿಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿ . } ಘಿ . 79.91 


ಮಂಡ್ಯ ಶಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳ ಮಂಡ್ಯ - 
ಮೇಲುಜಿಸೀಬೆ - ಮುದಗಂದೂರು ರಸ್ಪೆಬುಂದ 
| ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-48 - ದುದ್ದ 
ರಸ್ತೆಣೆ ಪೇರುಭ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೦.೦೦ ರಿಂದ ೦.5೦ 
ಎ.ಮಾ. ವರೆಗೆ [ಶ್ರಿ ವೀರಭದ್ರೆಂತ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರ್ತ 
ರಪ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


$ 


ಮದ್ದೂರು ಶಾಲ್ಲೂಶು ಕೆಸ್ಟೂರು- ಛೈರಾಪಲ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಃ 
೦.೦೦ ಅಲದ 172 ಅಮಿಾವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ೨7487 


Rl 
i 
Ka 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-2೦೨ ಲಂದ 
ಮತ್ತಿಶಾಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ 
'ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಲೆ ಸೆಕರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-2೦೨ ಲಂದ 
ಈುದಿಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ &. ಹಲಪಹಳ್ಟಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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sees 


ಕೆ.ಆರ್‌, ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಣಿಕು 1/17 ಮೈಲಆ ಎಸ್‌.ಎ. | _ | ಬದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಷೆ 
'ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಶಿೀಳನೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಧಫಟ್ಟ .೦¢ ” ಪಳಣ್ಣಲದೆ. * 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೇಟೆ 
ಶಿಂರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ರಾಮಪುರ ಸ್ಪೂಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್‌. ( 
ಶ್ರೀರಂಗಪ ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟ ಮರಿಪ್ದಾಮೂ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರಪ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ 3 & y , ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಟ್ಹಣ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಷನ್‌ ರಪ್ತೆ ಸೆರುನ ರಸ್ತೆ k ೫ ಪೂರ್ಣಡತಾ ವರದಿ ಪಲ್ಲಲದೆ. 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂತು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ WR 


ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಚಂದೆಗೌಡನಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ C ಮು ಪೂರ್ಣತಾವರದಿ ಉಪಬಿಭಾಗಪಿಂದ 
ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಛ್ಲಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಹಳ್ಟಿಂುಂದ ಜವಕುರುಳ - 
ಕಟ್ಟೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಗಟೆಮಲ್ಲೆೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 2 
ಅರಳಕುಪ್ಪೆದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 2.35 ರಿಂದ gi " i . ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಣ್ಲನಿದೆ. 
ಇ.9ರ ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ . | ” 


4 


ವಿಧಾನ ಪಲಿಷತ್‌ ಪದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಃ. ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜದೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (14೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-1] 


208-14 


208A ನವ ಲೆಶಿಂ 3೦54-ನಿಎಂಜಆರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ ಡ೦ರ4 -ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸಪ್‌.ಪ ಮತ್ತು 5೦54 ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


ವೆಚ್ಚ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


EN NN CN 


) 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಎನ್‌.ಹೆಟ್‌.48 ಲಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 
166.65 140.74, 
8.9೦ 


: - ” ಅಂದಾಜು ಮೊಡ 
ಹ್ತ ಶಿ ) 
ಸತ ನಾನುಣಾಿಯು ಹನು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


3054-04-837-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೊಜನೆ) 


- ಮಂಡ್ಯ ಶಾಲ್ಲೂತು ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
054-04-837-1-00- 6 6 
2 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ. ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಛಮಿನಿದ್ದೆಂಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸಪಃ3.8೦ ಲಂದ 4.2೦ ಆಮಿ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ 
(ಯೋಜನೆ) 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಬುಂದ 
ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಟಿ-ಮುದಗಂದಾರು ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ- 
ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ8.2೦ ರಿಂದ ಅ.20 


G0S4-04-337-1-09- 
772 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 


4೦.80೦-5೦.73. & ೮1೦೦-514೦ ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ದಿ 
ಹಾಗೂ ಹಾರಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
. ಕಾಮಗಾರಿ. 
KN | WN | 
TTA ST 


G054-04-337-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೋಜನೆ) 


. ಮದ್ದಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಕೆರೆ. . 
ಮುದಿಗೆರೆ. ಅಫಟ್ಟ, ತದ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಬೆಕ್ನಳಲೆ, ಕೌಣ್ಣೆ, ಹರಮನಕಟ್ಟೆ. 
ಮಾರ್ಗ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಪ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-84) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. 

1೮.4೦ ರಿಂದ ೪6.10 &.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


BOB4-04-837-1-00- 
೧72 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 


Ss 


30U4-04-887-1-00- ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲಣ್ಣಿತು ಬೆನಮನಹಳ್ಟುಂದ ಕುಂಶೂಲಿಗೆ ನಿಟ್ಟೂರು 
72 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೇರುವ ರಕ್ರೆಯ ಸರಪಳ ೦.೦೦ ಅಂದ ೭5೦ 
ಅ.ಮಾ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಟ ಉಂದ ಪೂಲಿಗಾಅ ಸರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 3.6೦ ರಿಂದ 8.8೦ ಎ.ಬಿ. ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ 


BOS4-04-337-1-09- 
172 ಮುುಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 


3054-04-837-1-09- » 
72 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಡಿಗನದಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
| ಪ.5.60 ಲಿಂದ 6.3೦ ಅಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


G054-04-837-1-09- " ಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಂಖಂದ 
೧72 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ 'ಆಕೆರೆ -ಹಲ್ಲನಾಥಪುರ-ದೊಡ್ಡಯಗಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ- 


G054-04-887-1-09-- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 
1772 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರೆ.ಅ.ಯೊ ರಸ್ತೆಯ ಸ.:7.೦೦ ಆಬೂನಲ್ಲರುವ ಸೇೇತುವೆದೆ ರಕ್ಷಣ್ಯಾತಕ ಹಾಗೂ 
ಇತರೆ ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


3054-04-387-1-09- ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾಲ್ಲೂತು ಕೆ.ಅ.ಡ.ರಪ್ತಯ 43.5೦ 66.ಮೂ, ನಿಂದ 
172 ಮುುಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ | - 'ಬೊಮೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಉಂದ ಗಿಡುಗನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ: 19೦ ಲಿಂದ 


054-04-B37-1-09- 
೧೭ ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ಆರ್‌. ಅದ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳ ಮಾಗೋನಹಳ್ಳ ಉಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ನಃ೦.೦೦ ರಿಂದ (6೦ 
ಕಿಮಿಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


3054-04-837-1-09- 
೧72 ಮುುಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೋಜನೆ) 


ತ0ರ4-04-87-1-09- 
72 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೋಜನೆ) 


3054-04-837-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೊಜನೆ) 


G054-04-337-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೊಜನೆ) 


G054-04-837-1-09- 
7e ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 


5054-04-337-0-01- 
3 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ಬಿರೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) 


S054-04-337-0-01- 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ 
ಅಭವ್ಯದ್ದಿ ಯೊಜನೆ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅನಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ೦.೦೦ 
ಲಿಂದ 1.೦೦ &.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಥಾ, ಅನೆಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಪ್ತೆಂಬಂದ 


ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ನಚಳತಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪಾಲ್ಲೂಕು 
ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಪ್ತೆಯ ಸಃ೦.8೦ ರಿಂದ 16೦ &.ಮೀ.ವರೆಗೆ : 


" ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ತುಂದೂರು-ಅಫಾಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃರ.೦೦ 
ಲಂದ 6.೦೦ ೬.ಮಾ.ವರೆಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹು ಟ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಟಎಂ.ಹೊಸೂರು. 
ಆಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯಆಯೂರು) ವೃತ್ತತ್ನೆ 
ಸೇರುವ (ಟ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಪ್‌ನಿಂದ ಹೊಡಿಯಾಲ 


ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ ಪರಪ: ೦.೦೦ ಲಿಂದ £3೦ ಎ.ಮಾ ವರೆಗೆ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಾದರಹಳ್ಳಿ. 
ಕಿಶಿಟ್ಟಹ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
4.50 ರಿಂದ 4.85 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಲದ ಮಂಡ್ಕ-ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ” 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ14.00 ರಿಂದ 14.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕೊಣಸಾಲೆ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


pvoai8g. 


ಸನಿ 


ಮನೋಜ್‌ಗೌಡ.ಎಂ.ಆರ್‌ ' 


RSE ರ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕ೮4-04-837-0-01- 
ಆತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ಬಿಶೇಷ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) 


CO04-04-387-0-01- 
೪3 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ಬಿಶೇೊಷ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) 
ESSERE 
BOS4-04-337-0-01- 
ಇತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) 


5054-04-387-0-01- 
ಆತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ಬಿಶೇಷ 


ಂರ4-04-337-0-01- 
ಇಡ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ಬಿಶೇಷ 
. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ) 


೮054-04-337-0-01- 
3 ಎಸ್‌.ಹ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ 


DOS4-04-837-0-01- 
135 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. '- 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಪ.] 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-109 ನಿಂದ ಕುರಿಪಾರಂಗೆ 
ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ :2.30 ರಿಂದ 
2.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂತೂರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೂರು 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 440 ಕಿ.ಮೀ. 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಟ್ಟ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಶ್ರವಣ 


ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ರಿಂದ್ದ 0.15 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
" ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ, 
ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ.ಬಸ್ತಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ |' 
ಸಃ9,75 ರಿಂದ 10.50 ಮತ್ತು 1.10 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಕ-ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರ್ಕಹಳ್ಳಿ 
ಮುಖಾಂತರ ಶಡಗವಾಡಿ ಬೋರೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 
0.60 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


TE 


ಪಾಂಡವಪುರ ಶಾ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ್ಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು - 
ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸು4.90 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 5.30 ಕಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ, 
ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು' ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿ.ವಿ.ಗುರುರಾಜ್‌ 


ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ, ಅಡ್ಡಮೋರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ. 


aa 


S054-04-837-0-01- 
ಜರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


S0654-04-837-0-01- 
ಇರ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ. - 
ಎನ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌... 


O054-04-337-0-01- 
ಆರಿ (ಎಸ್‌... - 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪ.] 


5054-04-837-0-01- 
ಚರಿ [ಎಸ್‌.ಹಿ.ಪಿ. - 
. ಐಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


೦4-04-337 -0-01- 
ಜರ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
- ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪ.) 


B೦B4-04-337-0-01- 
ಜರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಪ್ಪ 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಜು ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕಷ್ಠ 


ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ; 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ 
,ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ' 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ' 


ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಕೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಖರಡ್ಯ, ಅಯುತನಹಳ್ಳಿ 
ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ, 
ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


TSR 


ಎ.ಆರ್‌.ಶಂಶಾಂಕ್‌ 
ಎ.ಆರ್‌.ಶಂಶಾಂಕ್‌ 


ಎ.ಆರ್‌.ಶಂಶಾಂಕ್‌ 


ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದೆ. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


Fe ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಸಿ.೩ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ. 


BOU4-04-8BT-0-0- 
ಬರ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


S054-04-337-0-01- 
ಆರಿ - ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


ರ೦ರ4-04-37-0-01- 
ಬರ ಎನ್‌ಡ.ಪಿ..- 


BOS4-04-337-0-0- 
ಜಲ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


'B೦ರ4-04-837-0-01- 
ಡರ [ಐನ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


5054-04-837-0-01- 
36 [ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಹಾದನೂರು 
ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ 
ಹೋಬಳಿ, ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ, ಅನುವಿನಕ್ನಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ 
ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ; ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


SE 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಚಿನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 


ಮೇಲುಕೋಟೆ 
is ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮರೀಗೌಡನಗರದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಭಳಿ ಸಾನ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ i ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ. ಅಗ್ರಹಾರ 

ಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಕಾ: ಗಾರಿ 
“- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ. 
ಹಾದನೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಸಂತೋಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 
ಭಾಗಶಃ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. 
“ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


7 F 
ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
£9 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


.5054-04-337-0-01- 
' ಜಂಗನ್‌ಡಿಪಿ.- 


S054-04-337-0-01- 
೬6 [ಎನ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


"ರಂರ4-04-887-0-01- 
"6 ಎಸ್‌.ಪಿ. - 


50B4-04-387-0-0- 
6 [ಎಸ್‌.ಡಿ.ಿ. - 


೮೦ರ404-337-0-01- 
6 (ಎನ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೇಗಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸೋಲಿಗರಕೊಪ್ಪಲು 


ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ |. 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಆರ್‌. ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಪೂವನಹಳ್ಳಿ, 


ರ 
Fd ಪೂವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: 


ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ' 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ; ಪಂಗಡ " 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ 
ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
- . ಕಾಮಗಾರಿ 
ಟಿ.ಜೆ. ರಮೇಶ್‌ ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 

ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


S054-04-8B7-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 'ಮೇ 
ಹಂತ 


S004-04-337-0-01- 
428 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೇ 
ಹಂತ K 


5O54-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೆ 


BOB4-04-337-0-01- 
4೭2 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 'ನೆ 
ಹಂತ 


S0S4-04-837-0-01- 


422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೇ 


S054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ 


5054-04-887-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೊ 


ರ೦54-04-837-0-01- 
428 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) ಮೆ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನಗಳ್ಳಿಮರ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗಾ. 
ವಿ.ಸಿ.ನಾಲಾ.ಯಿಂದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋವಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹನಕಿರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಚಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಡಣಾನಾಯಕಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾಲೋನಿ ರಕ್ತ: ಹಾಗೂ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಕೆಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ, ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸ.ಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಮದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಳ್ಳಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಷ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
' ಕಾಮಗಾರಿ; 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂತಣೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
$ ಕಾಮಗಾರಿ, " 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾ ಇಷಾ ದೊಡ್ತಿ) 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


RT 


TT 


ಪಿ.ಸಿ. ಆನಂದ್‌ 


ಬಿ.ಎಂ. ಶಂಕರ 


ಹೊನಗನಹಳೆ: ಮಠ 
ಡಣಾಯಕನಬ್ಬುರ 
ಗ್ವಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, , 
ಹನಕೆರೆ ಗ್ವಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ರಸ್ತೆ "ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


SOS4-04-B37-0-0t- 


422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) "ವೇ ' 


ಹಂತ 


SOS4-04-887-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎನಪ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ 


SOB4-04-337-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಪ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ 


5054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪ) (ನೇ 
ಹಂತೆ 


B೦ರ4-04-337-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸಪ್‌ಪ) ವೇ 
ಹಂ 


S054-04-887-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸಪ್‌ಪಿ) 'ನೇ 
ಹಂತ 


SOS4-04-337-0-01- 
42೦2 (ಎಸ್‌ಖಿಎಸಪ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹೆಂತ 


BOS4-04-3I7-0-01- 
4೭೭ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತೆ 


504-04-337-0-01- 
42೦2 (ಎಪ್‌ಪಿಎಪ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂಡ 


ರಂ5ರ4-04-337-0-01- 
422 (ಬಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ ' 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 1 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ '; 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜೆ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ | 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಕುನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ, 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ | 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ' 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
" ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಕಿರುಗಾವಲು | 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ | 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ! 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಡಿಸಿ. ಮನೋಹರ್‌ ಗೌಡ 


ಪಿ.ಎಸ್‌. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5004-04-887-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಬೇ 
ಹಂತ 


B೦54-04-8B7-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೇ 
ಹೆಂಡ 


5004-04-337-0-01- 
42೭ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 'ಮೇ 
ಹಂತ 


5054-04-387-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) !ವೆ 
( ಹೆಂತ 


S0B4-04-387-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೆ 


5054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೆ 
ಹಂತ 


5054-04-337-0-01- 
42೭ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ವೇ 
ಹೆಂಡ 


ರOT4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) "ನೇ 


ರಂ54-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಕಿಎಸ್‌ಪ) ಮೇ 
ಹಂತ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ," 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ'ಜನಾಂಗದವ್ನರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದಾಹುರಕಾಲೋನಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಹಟ್ಟ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ" 
ನಾಗಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಗಚಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಕಾಡಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ 
. ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


ಗಮಂಗಲ 
A ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ತಾ, ನಾರ್‌ ಪಾವಾನಾ ಸ್‌ ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ, 
ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, 

ಹೊಸಮುದ್ದಾಯರ 'ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಶಾಂಕ್‌ ಎ.ಆರ್‌ 


ಸುಧೀರ್‌ ಎಸ್‌. 


ಕಿ.ಎಲ್‌.ರೂಪೇಶ್‌ 


ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್‌ 


ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01- 
42೭ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ 
ಹಂತ 


S054-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) ಮೇ 


ರಂರ4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 'ನೇ 
ಹಂಥ 


SOB4-04-837-0-0- 
ಇಪ (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) 'ವೆಂ 


5೦ರ4-04-337-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 'ನೇ 


ಕೆ.ಆರ್‌; ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌; ಪೇಟೆ 


ಶ್ರೀರಂಗೆಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗೆಪಟ್ಟಣ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಹೋ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, 

ಸಂಶೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಭಾರತೀಷುರ ಮತ್ತು" ಕಸಬಾ ಹೋ, 
ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿಗಳಲ್ಲಿ i 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಠಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 
ಹೋ, ನಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸ.೩ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.೩ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. “ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.೩ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ೩.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪಾಂಡವಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಂಗಾಡಿ,ಕಟ್ಟೇರಿ ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು 
ಚಿನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 


ಡಿ.ಆರ್‌.ಶ್ಯಾಮಪ್ಪಸಾಜ್‌ 


EE 


ಭಾರಶೀಪುರ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೈನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಡಬ್ಯ್ಯೂಎಂ.ಎಂ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ನಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ವರ್ಕ್‌ಸ್ಷಿಜ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ವರ್ಕ್‌ಸ್ಟಿಪ್‌ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ೩.೩ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


O0B4-04-337-0-01- 
42 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂತ 


5054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂಡೆ 


ರ೦ರ4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೆ 
ಹಂಡ 


S054-04-837-0-01- 
42 (ಎಪ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂತ 


5054-04-387-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂತ 


BOB4-04-387~-0-01- 
42 (ಎನ್‌ಪಿಎಸಪ್‌ಪಿ) 2ನೆ 


5O54-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಬ್‌ಪಿ) 2ನೇ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 
ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 
Bex 4d ಥೆ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗರೀಭಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತಮಿಳು 
ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, 
ಡಣಾಯಕನಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತ, ಗಂಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಮಂಟಿದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನಕೆರೆ-ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, 
ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಅನ್ನಪೂಣೇಶ್ನರಿನಗರ ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ದಲಿತಕಾಲೋನಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವನಂಜು ' 
ಮನೆಯಿಂದ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರವ ರಸ್ತ 
ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಚಂದ್ರು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಸಂತೆ ಕಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಠಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ 

ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗ್ಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 94762 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎ. ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ 


ಟಿ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀಧರ್‌ 


ನಂಜುಂಡಯ್ಯ 


ಬಿ.ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ , 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


B054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೇ 
ಹಂತ 


6054-04-837-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂತೆ 


SOS4-04-337T-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೆ 


422 (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೆ 
ಹಂತ 


BOB4-04-837-0-0- 
42 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ೧ನೇ 
X ಹಂದ 


BOS4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ವವ 
ಹಂತ 


ರಂರ4-04-837-0-0೦1- 
4೭2 (ಎಸ್‌ಖಿಎಸ್‌ಹ) 2ನ 
ಹಂತ 


5054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸಪ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂತ 


054-04-337-0-01-. 


422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂತ 


5054-04-837-0-01- 
488 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 


BOB4-04-337-0-0- 


ಸರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೋಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಹೊಸಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಪಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಗಸನಹುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವ, 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯ" ', 


ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


720ಮೀ ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಬಿ. ನವೀನ್‌ ಪುಣ್‌ ಫಾಮಗಾರಿ 
§ ಪ್ರಕಂಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| wee | 
ಪಿ.ಎಸ್‌. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್‌ some 
ck ಳದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕೆ.ಎಸ್‌. ಶಂಕರೇಗೌಡ 


ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬಿ.ಡಿ. ಮಹದೇವಮ್ಮ 


16°57; 
a 


S054-04-337-0-01- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೋನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ' ಡೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
: 422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಐನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

SOB4-04-337-0-0- 4 ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾ: ಜೋಡಿನೇರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ. 


42೭ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) ೭ನ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಿ.ಹೆಚ್‌. ಪುಟ್ಟಸಾಮೀಗೌಡ 


ಹಂತ | ಕಾಮಗಾರಿ. | i ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ." : 


6054-04-837-0-0- ] ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ದಡಮುಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ - ಡೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪ) 2ನೇ ನಾಗಮಿಂಗಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂ.ಆರ್‌.ಮನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಕಾಮಗಾರಿ ್ಸ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, 
ರ೦ರ4-04-337-0-01- ಶ್ರವಣನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಳಲೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕತಾರಹಳ್ಳಿ, ನೀತಿಮಂಗಲ, 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ರಾಯಸಮುದ್ರ, ವಸಂಶಪುರ, ಕಾಗೇಪುರ, ಕೆ.ಜೆ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, p 9 ಬಿ.ಎಂಸಕಿರಣ್‌ 
" ಹಂಡೆ ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಊಚನಹಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, 
ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


S054-04-BI7-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 
ಹಂಡ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 


ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭೂನ್ಟ್‌ವಸಾಶ್‌ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
S೦ರ4-04-837-0-01- 


422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 
ಹಂತ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 4 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - ಎಸ್‌.ಎನ್‌, ಕಾಂತರಾಜು 


SOS4-04-337-0-01- 


422 (ಎನ್‌ ೩) 2ನೇ ತೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
'ಿಎಸ್‌, 3 


ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - ಹೆಚ್‌.ಸಿ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ 


A 


SOU4-04-337-0-01- 
42೭ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ 
ಹಂತ 


ಪಾಂಡವಹುರ ಠಾ. ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ, ಎಲೆಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು 
ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ 


5054-04-887-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ತವೆ 


O004-04-337-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೆ 
ಹಂಡತ 


5054-04-837-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೇ 
ಹಂತ 


5054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೆ 


೦ಡ್ಯ ತಾ: ಹೊನಗಹಳ್ಳಿಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹನಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿತಿಟ್ಟುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋಗೆ ಸೇರುವ ರೆಯ 1. 00 ರಿಂದ 200 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಶೆಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮೆದ ಮುಖ್ಯ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
- ತಾವರೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಣೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಚಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ 
ಮನೆಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


k ನ % 


ಎಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ 
ಗ್ವಿಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು 
ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗೃಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಶಃ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ. 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಲೋಕಸರ, ಯಲಿಯುರು, ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ದಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ 
ಒಡಯರ್‌ ಬಡಾವಣೆ, ಯರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. » 


ರ೦ರ4-04-837-0-01- 
42೧ (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೆ 
ಹಂತ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ, ಗಾಣದಾಳು, 
ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 

ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ 

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


S054-04-837-0-01- 
422 (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೇ 
ಹಂತ 


§ Oo — ನ 
ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ 

KE ರ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಗಾಲು, 
ಸಂಪಹಳಿ, ಅವ್ನೇರಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವಾಲೆ, ಶಿವಳ್ಳಿ (ಗರೀಭಿ ಸೈಟ್‌) 
ಜೆ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬಿ.ಹಟ್ಟ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ, ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್‌.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ 
ಫಾರಂ, ಹೆಚ್‌.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


BOS4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪ) ಇನ 
ಹಂತ 


Ne 
ವ 


ಬಟ್ಟು ಹ li 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಚಂದೂಪುರ ಹಾಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌. 
ಐ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್‌. ಐ 
ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆಕೆ ಹಳ್ಳಿ. ಭುಜವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಲಿಶ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಮೂಲಕ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ,ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, 
ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ, ನಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಬ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ 
ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಕೆರೆ ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ .ಎ ಕೆರೆ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


BSOS4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಖ) ಡನೇ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, 

ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಗರ , ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, 
ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ, ಹೊಸೂರು ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


6054-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೇ 
ಹಂತ 


5054-04-837-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೇ 
ಹೆಂಠ 


ಮದ್ದೂರು ಶಾ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, 
ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಟರಾಜರವರ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು'ಸರ್ಕಾರಿ 
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪೋಲೀಸ್‌ ಕ್ಷಾಟ್ರಸ್‌ ಪರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


S054-04-837-0-01- - 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಪ್‌ಪಿ) 3ನೆ ಮದ್ದೂರು 
ಹಂತ 
DOU4-04-BB7-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ತವೆ , ನಾಗಮಂಗಲ 
7 - ಗ ಗಾ a ನ್‌ ಗ್‌ 


೮004-04-887-0-01- 
429 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ತನೆ ಮಳವಳ್ಳಿ 
ಹಂತ ' 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬಿದರ ಕೋಟೆ "ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹರಿಜನ ಚನ್ನಯ್ಯ 
ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, 
ಕೀಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡಿ- ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಮರಳಿಗ -ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ವೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ರನಿಂದ ಶಾಮಣಾ€ 

ಇ.ಜಿ ಅ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಣಗಾಲಿ 

- § Oo 3 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ಹಾಡ್ಡಿ ೩ ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡ, ಗೌಡಗೆರೆ 
೩ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SOU4-04-B87-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ತನೆ 
ಹಂತ 


BO4-04-387-0-0- 

4೭೬ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ತನೆ ಮಳವಳ್ಳಿ 
ಹಂತ K 

SOS4-04-8387-0-0- 

42 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೆಃ ಮಳವಳ್ಳಿ 
ಹಂತ 


BO54-04-387-0-01- 
422 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ). 3ನೇ 
ಹಂಥ 


ನಿ.ವೈ. ಯಾಲಕ್ವಂಗೌಡ 


ಕೆ.ಆರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರ್‌. ಪುಟ್ಟನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ee 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ,ಜಿ.ಸುರ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ & 
ಕೆಸಭಾ ಹೋಬಳಿ ಪಡ್ನರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ & 
ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಶಾಳೇಹಳ್ಳ (ಕೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ) ಗ್ರಾಮದ 

ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಶಿವತುಮಾರ್‌ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ , 
ಅಂತರಹಳ್ಳಿ , ವಿ.ಬಸಾಪುರ, ಬಿ.ಜಿ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎ.ಆರ್‌.ಶಶಾ೦ಕ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ನಡಕಲಪುರ, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ 
SOS4-04-337-0-0- ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕುಲುಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಕದಂಬಪುರ, ಪುರದಜೊಡ್ಡಿ, 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ವೇ ಳವಳ್ಳಿ ಬಸವನಪುರ, ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರ೦54-04-337-0-01- ' ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹಂಡೇಫಷಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮ 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೇ ನಾಗಮೆಂಗಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಹೆಂತ ’ . ನಿರ್ಮಾಣ 


PoRSR RGN ನಾಗಮೆಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
(ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ : ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಡದ 


SD as as | SRARR I T ES 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ನಿಳತಿಮಂಗಲ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, 
ಶೀರ್‌ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, 
ತುಳಸಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಸಬಾ ಹೋ ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ 
"ಹಾಗೂ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರ೦ಂ54-04-837-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಹಂಡ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋ, 
SOS4-04-387-0-01- ಪುರ, ಸಂತೇಟಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೆ ಜೊತ್ತನಹುರ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ, 
ಎ.ಕೆ.ಬಸ್ತಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


4271.39 
Me: 


S054-04-337-0-0- ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ಲ್ಲ ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಯಾಲ, 
42೪ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರಾಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಹಂತ ಪರಿಶೀಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 3 
ಕಾಮಗಾರಿ. ' 


೮೦೮4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಖ) ತವೆ 
ಹಂತ 


SoU4-04-337-0-0- 
' 482 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) ಇನೆ 


ರಂ54-೦4-337-0-೦1- 
42 (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 4ನೆ 
ಹಂತ 


೮054-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 4ವೇ 
ಹಂಪ 


BOಕ4-04-337-0-0- 
482 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) 4ನೇ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, 
ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಡತನಾಳು, ನೆಲಮನೆ, 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುರಳಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಟಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೋಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗೊಳ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಟಿ, 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ್ಗ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಳಯ್ಯ 
ರವರ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
ರೂಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವೆಂಕಟರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರಮುರವರ ಮನೆಯಿಂದ, ಎಸ್‌.ಸಿ. ಿಂಗಯ್ಯರವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸ.ಸ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಿಂದ ಎಸ್‌.೩. ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ 
ಬೋರಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕೋನು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಲಕ್ಷಣರವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.೩. ಚರಂಡಿ 
ಮತ್ತು ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹುರುಗಲುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 
ರಾಜಭೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸ೩ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸ. 
ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಸ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗೋಬವಿಂದ”ಗೌಡ " ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಹೆಟ್‌.ಬಿ.ನಟರಾಜು 


| S004-04-337-0-01- p ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರದಿಂದ ಶಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
423-(ಟ.ಎಪ್‌.ಪ) 'ನೇ ಹಂತ - | ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SO54-04-33I7-0-0- 
423-(ಟ.ಎನ್‌.ಪಿ) ಬೇ ಹಂತ 


p R ಮದ್ದಾರು ಇ ತಾಲ್ಲೂಕು 8..ರಸ್ಷೆಯಿಂದೆ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
'S054-04-337-0-01- ಕುಂದನಕುಪ್ತೆ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ _ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) ಮೇ ಹಂತ ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನ ಕ ಎಂ. ಹರೀಶ್‌ 
' “ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-0- 
423-(6.ಎಸ್‌.ಪ) ಮೆ ಹಂಡ 


ಕೆ.ಆರ್‌. ತೀಟೆ ತಾ, ನಾರಾ ಷ್‌ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಷೀರ ; 

ರಂರ4-೦4-387-೦-o ಹೋಬಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು, ಡಾಣನಹಳ್ಳಿ ಬೂವನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ 

423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಏ) ನೇ ಹಂತ ಸಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
” ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ | 


ಲರ ಲಾಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ೩.೩.ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | 


423-(ಊ.ಎಸ್‌.ಪ) ಮೆ ಹಂತ 


ರಂರ4-04-337-0-01- ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಎಲೆಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ : 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಮೇ ಹಂತ ಗ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


a 


ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


S004-04-887-0-0t- ' ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಶಿವಾರದಿಂದ ಶಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿ ಬ್ಬ. 
4ಡ-(8.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ನೆಂ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಷರೆಗೆರೆ . ಸಿ.ಎಸ್‌. ಇಂದುಶೇಖರ್‌ “ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಹಂತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
S004-04-887-0-01- 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಕಿರಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
423-(ಅ.ಎನ್‌.ಪಿ) 2ನೇ ರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ೪ 7 ವ ಟಿ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀಧರ್‌ 
( Rag ; ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 94764 ತೀಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹಳುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 94758 ಕಾಮಗಾರಿ 


B064-04-887-0-01- 
423-(ಅ.ಎನ್‌.ಪ) ೭ನೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 
ಹಂತ 


[5 


" ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
SO04-04-837-0-01- ವ 
423-(6.ಎಸ್‌ ಪಿ) 2ನೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟೀಣ ಮಂಡ್ಯ ಠಾ. ಸಮಗೆನೆ: ತಾನದ ಗರಿನು ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಏಡಿ 
ಹಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌), ಹೊಳಲು, 
S054-04-837-0-01- ಗೊರವಾಲೆ, ಹಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ,ಮಾರನಹಳ್ಳಿ , ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ simp 
ವ ಪಿ 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಹಿ) 2ನೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇ.ನಂ. 96468 


ಟ 
ps] 
pf 


750ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 


S054-04-887-0-01- ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರಾಪುರ ಗಿರಿಜನ 


ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ 
4೧3-(ಟಅ.ಎಪ್‌.ಪಿ) ರವೆ ಮದ್ದೂರು ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬೋರಾಪುರ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಫು ಮತಿ Cs 
ಹಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ತಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕರವರ (ಎಸ್‌.ಟಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣನಿಂಗಮ್ಮರವರ 
ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿಶೆಟಿರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


200ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


BOB4-04-837-0-01- 
7 4೧3-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ನೆ ಮದ್ದೂರು 
ಹಂತ 


ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 

ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮನಾಯಕರವರ 
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ, 


S054-04-837-0-01- 
423-(6.ಎಸ್‌.ಹಿ) 2ನೇ ಮದ್ದೂರು 
ಹಂತ 


100ಮೀ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಫಿ-ಲ್ಲಿದೆ. 


ವಿ.ಎಲ್‌.. ಕಾಂತರಾಜು 
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S054-04-837-0-01- 


- 423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ೭ವೇ 


ಹಂತ 


S054-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 2ನೇ 


O054-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಐವೇ 


ರ೦54-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ೭ಮೇ 


5OS4-04-B37-0-01- 
423-(ಊಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ೭ನೇ 
ಹಂತ 


S054-04-837-0-0- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ನೆ 
ಹಂತ 


SOB4-04-337-0-0- 


423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ವೇ - 


ಹಂತ 


SOS4-04-337-0-01- 
42ಡ-(ಟಅ.ಎಸಪ್‌.ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂ ' 


SOS4-04-837-~-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ನೇ. 
ಹಂತ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಶ್ರೀರಂಗ: ಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣಿ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗ; ಪಟ್ಟಣ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ - 

ಮದ್ದುರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿ ನಾಯಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 1 

ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ತರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಚೋನಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ' 


is; 


ನಾಗಮಂಗಲ ಈ. ಅಂಚಿಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರ ಕೊಪ್ಪಲು 


ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ES 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ ಹರಿಹರಪುರ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, 
ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆಲಂಬಾಡಿಕಾವಲು, ಸಾಸಲು, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ; 

ಪೂವನಹಳ್ಳಿ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೀರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ 

ಕಾಲೋನಿ "ಕಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 95540 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೆಲಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. “ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ವಡಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಗಿರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ. 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೆಚ್‌.ಬಿ, ಶಂಕರ್‌ 


ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ' 
, ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 


5004-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎಪ್‌.ಪ) 2ವೇ 


BOB4-04-337-0-01- 
4೦3-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪ) 2ನೇ 
ಹಂತ 


೮054-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) ನೆ 


ರಂರ4-04-837-೦-೦1- 
4೭3-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 3ನೆ 
ಹಂತ..." 


5೦54-04-337-0-01- 
4ಣ3-(ಟ.ಎಪ್‌.ಪ) ಡಿನೇ 


ಮ ಮೇಲುಕೋಟೆ" 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ . 
ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಠಾ. ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, 

ಸೀತಾಹುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಪಂಗಡ 

ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಈಚೆಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಸರಾಳು ಹೋ: 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಗೋಡು-ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳನಾಯಕ, 
ರಂಗಸ್ಟಾಮಿ, ರಾಮನಾಯಕ, ವೆಂಕಟನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ 
° ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಈಾ. ಕಿರಂಗದೂರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ಷರಿ ನಗರ ಮತ್ತು 
ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. .. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇಮ ಡು ಗಾಣದಾಳ, 
ಗೊರವಾಲೆ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ, ಸರಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ವಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


"ಸೀತಾಪುರ ಗ್ವಿಮದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

- ನಾರ್ತ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 
- ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 
ಕಾಮನಾಯಕನೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


S054-04-837-0-01- 
A ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಗೆ ಅಭಿವ, 
423-(ಊ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 3ನೇ ಇ F ) ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ 


; ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ 
VB ps se VE ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಶ್ನನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 3ವೇ ¥ fx K 
ತ < ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 ಕಾಮಗಾರಿ 


ಈ | ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಸಾಲೆ 
5054-04-837-0-01- ¥ 

೦3-( ಎಸ್‌.ಪಿ) 3ನೇ ' ನಾಗಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯಕ 
ಲ್ಲ ರಷರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ne 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಗೂರು, 
BOB4-04-837-0-01- ವಿ.ಬಸಾಹುರ, ಸೋಲಿಗರದೊಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಿ, 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪ) ಇವೆ ದಳವಾಯಿಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಹಂತ ಪಂಗಡದರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


RST [NS 


S054-04-337-0-01- 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಹ) 3ನೇ 


ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


SO54-04-337-0-01- ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ | 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) ಇವೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕನಕೆರೆ 
ಹೋ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ಪುರ, 
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, 
ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


S054-04-837-0-01- 
` 423-(ಟ.ಎನ್‌.ಪಿ) ಡನೇ 


WS 


Ua 


BSOU4-04-B37-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 3ವೇ 


PE ee 


ತ೦ರಛಿಎಪ್‌:ಪಿ:ಮಿ/ಟು: 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. 
ಬೆಳಗೊಳ ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ 
ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ X 


ಆರ್‌. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗದೆ 


' Bridges 4 § * 
ವಿಧಾನ. ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ. ನನ್‌: 'ಅಪ್ತಾಜಗೌಡ 'ಪಳ್ನೆ ನನ್ಯ 1019 Gi ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-1 -. } 


ಅಂದಾಜು ಅಡಳತಾತ್ಯೃಕ ಹಾ > 
| ಮೊಡ್ಡ (ರೂ. | ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಣ) [|ಸಂಖ್ಯೆ/ ಲನಾಂಕ ಷಾ 
ಬಿನಾಂಹ 


es _ ) 


ಮಳವಳ್ಳ ತಾ. ರಾ.ಹೆ-£೦9 ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 
83 ಕ್ಜೆ (ಪೇಟೆ ಬಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಆ 

೦.೦೦ ರಿಡಿದ ೦.58೦ ಹಾಗೂ ೮.೦೦ ಅಂದ 160 
೨.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಸ . &'ಪೊಹುವೆ ನಿಮಾಣ ೫ 


ಘಾನಾ ಹಾಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ರಾಮೊೋಗೌಡನಪುಲಕ್ಷೆ ಎ.ಪ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, 
'ಭೂವಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸರುವ ರಕ್ಷೆ ಅಅವ್ಯದ್ಧಿ (ಹ೦.೦೦ 
ರಿಂದ 7.೦೦ ಪಬಿವರೆಗೆ) 


ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ. ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಅರಸೀತೆರೆ P 
ಹುಸ ee ಮ js ಹಸನ sR ೦.7೦ ಮತ್ತು ಅ.4೦೮.ಮನಟ್ಟಿ ಸೆೇಡುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾರ್ಗ 4ೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1856.ಮೀನಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ 
೦.7೦ ಎಮಿಂನಟ್ಲ ಸೆೊತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೊಂಚ್‌ ರಸ್ತೆ ವ . ಪ್ರಾರಂಭಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಟೃತ ಅಂದಾಜು - 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಠಾ. " ( ' ಪಟ್ಟಯನ್ನು ಕೆಂದ್ರ ಕಛೇಲಿಗೆ ಸಛ್ಲಸಲಾಗಿದ್ದು 
(REA sei f ' ' ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ 

1 ಹಾಗೂ ೦. ಈ! ಮ 

ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಿಪಲಾಗುವುದು. 
(ಲೋಳೂರರಐಎಫ್‌ಎ:2೦7:ದಿನಾಂಕಗ೦9.17) 


Bridges 


ಅಂದಾಜು ಅಡಳಡಾತ್ಯಕ 
ಸ್ತ | ಮೊತ್ತ (ರ. | ಮಂಜೂರಾತಿ ie 3ರ send 
bad k) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) |ಸಂಖ್ಯೆ/ ವಿನಾಂಕ ನ್ಯ; (ರೂ. ಲಕ್ಷ) 
ಬಸಾಂಕ 


Buildings 
ನಿಧಾನ ಸಲಿಷತ್‌ ್‌ ನಸ್ಯರಾದ ಶೀ ಶ್ರೀ. ಬನ್‌. ಅಪ್ಪ್ತಾಜಗೌಡ ಜ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (140) ಕೆ [ಅಮಜಬಂಧ-1 


ಅಂದಾಲು 


ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳ). 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಥೇಲಿ ಶಟ್ಟಡ 


2019-20 App roads 4 
ವಿಧಾವ ಪಲಿಷಡ್‌ ಪದಸ್ಯರಾದ ಶೀ. ಎನ್‌. ಅಪ್ತಾಜದೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆಃ 1೦1೨ (14೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-1 2೦1೨-2೦ ಅಪೆಂಡಿಕ್ತಾ-ಇ 


ವಿಭಾಗಓ ಹೆಸರು:- ಮಂಡ್ಯ 


ಮದೂರ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರು - ಬೈರಾಪಣ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಪ. ರ .ಹೆಟ್‌, 
ದೂ ಮದ್ದೂರು | 969೮7 | ೦.೦೦ ಲಂದ 1.77 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ } 106.82 
ಕಾಮಗಾರಿ. 20 KR) 
) — 


FSS NN SN NN |__| ves 


' ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆೇಟೆ ಠಾ. ಅಕ್ವಿಹೆಬ್ದಾತು ಹೊ, ಅಕ್ಷಿಹೆಬ್ದಾಳು, 
ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದಾಪುರ, ಜೈನಹಳ್ಟ, ಮಾಚಹೊಳಲು. 
ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ. ವಡ್ಡರಗುಡಿ. ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು, 
ಆಲಂಬಾಡಿ, ಬನವಹಳ್ಳ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ. , 3 3 
ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಐಪನಹಳ್ಳ, ಅರೆವಹಳ್ಟ, ಬಂಕನಹಳ್ಟ. 'c , 
ಒಂರುವಳ್ಳ, ಚೌಡಸಮುದ್ರ ಮಡುಕನಹಳ್ಳಿ, ದುಬ್ಬಹಳ್ಳಿ. 
ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆ ಜೆ.ಆರ್‌.ಪ ಹಂಗರಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚಜಂಡು, ನಾಟನಹಳ್ಳ, (9 Ne 
*ಟೆ ಟಿ ೪೪೦ರ | ಸಾಲ್ಲಿಣಂಡು, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಟಕೊಪ್ಪ'ಲು. 47ರಿ.೦೦ |ಕಾಮಬಾಲಿಗಳ|ಪ೦೨೦/2೦| *.ಎಲ್‌.ಏ . * 
ಚಕ್ನಮಂದ್‌ಣೆರೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂದಣೆರೆ, - ಲ್ಲ 
ಮೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ. ಉದ್ದಿನಬೋರೆಕಾವಲು, ಚಿ ' 
ಅಂಜಗರಹಳ್ಟ, ಬೆಳ್ತೂರು, ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ. ಮಾಂಬಳ್ಳಿ. Ns ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಪುರ, ಸಂಗಾಪುರ, ಸೂಮನಹಳ್ಳ, ಸೋಮನಾಥಪುರ . ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ. ಚರಂಡಿ 
ಗಾಮಗಳಟ್ಟಿ ಕಾರಿಶ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲದೆ. 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ). K 
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ಕೆ.ಅರ್‌.ಪೇಬೆ 3೬, ಈಪಬಾ ಹೋಬ, 
ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಟ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ. ಅರೆಬೊಪ್ಪವಹಳ್ಳಿ, 
'ಬೊಮೃನಾಯಕನಹಳ್ಳ, ಚಕ್ನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಚಲ್ಲದಹಳ್ಳ. 
ಗುಡ್ಡೆಂವಹಳ್ಳ, ಹಲಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ನಣರೂರು, 
ವಳದೆರೆಮೆಣಪ. ಅರೆಬುವನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೆಂಕೆರೆ, 
ಚೌಡೆಂವಹಳ್ವ, ಹಳಿಯೂರು, ಹೆಮೃಡಹಳ್ಳ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ. 
ಮೊಸಪಳೆಕೊಪ್ಪಲು. ನಾಟನಹಳ್ಳ. ನಾರೋನಹಳ್ಳ, 
ಇ.ಟ.ಕಾವಲು, ಬಂಡಿಹೊಳೆ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳ. ಲಕ್ಸಂಪುರ, 
ಬಲ್ಲರಾಮನಹಳ್ಯ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮಿಕೊಪ್ಪಲು, 
ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು. ಹರಿಹರಪುರ, ಕತ್ತರಘಟ್ಟ, 
ಶೊಮ್ಮೆಂನಹಳ್ಟ ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳ. ತೆಕ್ನೇನಹಳ್ಯ, 

" ಅಡ್ಣೆಂಚಾಕನಹಳ್ಳ, ಜಕ್ಟೊನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗವಹಳ್ಳಿ. 
ದಾಂಧಿವಗರ, ಹಿಲೀಕಳಲೆ, ಕಾಡುಮೆಣಪ, 
ಕೊಮ್ಮೆಂನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ದೋನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ತೇಗನಹಳ್ಳ, 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಣಗಾಲರಿ.(ಗ್ರಾಮಿಂಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭವೃಥ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) § 


ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳ, ಅಮಬಏನಕಟ್ಟೆ 
ದುಚ್ಣೇನಹಳ್ಳ, ಹಲಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ. 
ಇಲ್ಲದಹಳ್ವಿ ಫ್ಲಮಗೆಳಲ್ಲ ನಿ.ನಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾದಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಕೆ 
ಭ್ಯಮಗಳಟಲ್ಲ ಹಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಣಾದಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಪಿ.ಇ.ಆರ್‌ 
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ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಪಬಾ ಹೋಬಳ, ಬೋರಾಪುರ, 
ಚಕ್ಷಳಲೆ, ಟೌಡೇವಹಳ್ಟ, ಶಂಕರಪುರ, ಜಕ್ಷನಹಳ್ಳಿ, 
ಕಾಲಿಗನನಳ್ಳಿ. ಕೊಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, 
ಮಾಣಿಕನಹಳ್ಳ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ. ಖಿದ್ದಾಪುರ. 
ದೊರೆನಹಳ್ಳಿ. ವಡಕಹಳ್ಳಿ. ಚುಜ್ಜಲಕ್ಯಾಡವಹಳ್ಳ. 
ದ್ಲೇಘಟ್ಟ, ಅದರಹಳ್ಳ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ. 
ದೋವಿಂದನಹಳ್ಳ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರೋನಹಳ್ಟ. 
ಕೆಂಪಿಕೊಪ್ಪಲು. ತೆರಗಿವಘಟ್ಟ. ತುರುಕರಕೊಪ್ಪಲು, 
ಗೊಲ್ಲರಹೊಪ್ಪಲು. ಕಾಳೇವಹಳ್ಳ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇವಹಳ್ಳಿ, 
ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮದ್ದಿಕ್ಯುತಮನಹಳ್ಳ. ಮಡುವಿನಜೋಡಿ, 
ದೊಡ್ಗ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಬಾರೆ, ಮೆಚ್ಚಹಳ್ಳ, ಹೆದ್ಗಡಹಳ್ಳ. 
ಕರೋಟ, ಕುಂದನಹಳ್ಳ. ಅಂಗಾಪುರ, ಮಾಕವಳ್ಳಿ, 

- ಮಲ್ಲೆೇನಹಳ್ಳ. ಸಾಧುದೋನವಹಳ್ಯ. ವಡ್ಡರಹಳ್ಟ, 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಕಾರಕ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಣಾರಿ.(ಗ್ರಾಮಿಆ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃಥ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳ, 
ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಬಾರೆ, 
J|- ಮಡುವಿವಹೋಡ, 
ದೊಡ್ಡ್ಗ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಟಿಬಾರೆ, ಮೆಚ್ಚಹಳ್ಟ 
ಮಗಳಲ್ಲ ಪಿ ಚರಂಡಿ ಠಾಮಬಾಲಿ 


ಪ್ರಮ 
ಸಪಂಖೆ 


ಪಾಲ್ಲೂಕ | ವಿಧಾನನಛ[ ಇಂಡ: 
ಇ ಷ್ಣೆಂತ್ರ |? ಸಂಖ್ಯೆ 


je] ಬವರ 
EN SN 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ ಠಾ, ಪಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳ ಹೊಂಬಳ, 
ಅಘಾಲಯ, ಜಿಕ್ಕನೋಮೇನಹಳ್ಳ, ಚೊಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ. 
ದೊಡ್ಡಶೋಮೇನೇಹಳ್ಳ, ಹಲಸನಹಳ್ಳ, ಹಳೇಅತ್ತಿದುಪ್ಪೆ, 
ನಾಗದರಫಟ್ಟ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ನಾಯುನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, 
ರಾಮನಕೊಪ್ಪಲು. ಸಿಂಗಾಪುರ. ಆಚಮನಹಳ್ಳ, 
ಬಳ್ಟೇಕೆರೆ, ಬೆಡದಹಳ್ಳ, ಭಾರತೀಪುರ, ಗಂಗನಹಳ್ಟ, 
ತನ್ನೆೇಶ್ವರನಗರ, ಹೊರಟಕೆರೆ, ಕುಂದೂರು, 
ಮಾರೇವಹಳ್ಳ, ಮಂಗನಹಳ್ಳ. ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ, 
ನಿಂಗವಹಳ್ಳಿ. ಯಲಾದಹಳ್ಳ, ಅದಿಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪವಹಳ್ಟ, 
ಜಲ್ಲೆೇನಹಳ್ಟ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳ. ದದ್ಗವಹಳ್ಳಿ, 
ಜ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳ, ಗೊರವಿ, ಹಲಗೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ. 
ಹರಪನಹಳ್ಳ, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ, 
ಮಾಳಗೂರು. ಮಾವಿನಕಬ್ದೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಯಶನಹಳ್ಳಿ, 
ರಂಗನಾಥಪುರ, ಅಮಚಹಳ್ಳ, ಚಿಕ್ಕಕ್ಯಾಪನಹಳ್ಟಿ. 
ದೊಡ್ಡಕ್ಯಾಶನಹಳ್ಳ. ಹಹವನಹಳ್ಳ, ಹೊಸಹಳ್ಟ. 
ಕೊಡಗಹಳ್ಳ. ಲಕ್ಷೀಪುರ. ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ. 

; ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ. ಲೊೋತನಹಳ್ಳಿ. 
ಪಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳ.ಚಿಕ್ನಹಾರನಹಳ್ಳ. ವಾಪಗಣೋಳಪುರ, 
ಜಾಗಿನಕೆರೆ. ಜೊತ್ತನಪುರ, ಕೈಗೋನಹಳ್ಳ, 
ಈೊಟಗಹಳ್ಳ, ಮಾಚಹಳ್ಳ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ, ಸಾರಂ, 
ಶ್ಯಾರಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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ಸಂತೆೇಬಾಚಹಳ್ಳ,ಚಿಪ್ನಹಾರನಹಳ್ಳಿ, 
ದಾಪಣೋಳಟಪುರ, ಜಾಗಿವಕೆರೆ, 
ಹುಬ್ಬವಹಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ. 
ಅಮಚಹಳ್ಳ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಲೋಕವಹಳ್ಳಿ ಮಗಳಲ್ಲ ಪಿಟಿ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಉಳಕೆ ಖ್ಯಮಗಳಲ್ಲ ಕಾಮದಾರಿ 
ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 
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ಜೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ಏಕ್ನೇಲಿ ಹೋಬ, ಅನೆಗೊಳ. 
ಅಂಚೆಜೂರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳ. ಚಷ್ನಡಾರಹಟ್ಟಿ, 
ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳ, 'ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹೆಮ್ಯಿಗೆ, 
ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಭದನಕೊಪ್ಪಲು. ದೇವರಹಳ್ಟ, ಐಕನಹಳ್ಟಿ 
"| ಕೊಪ್ಪಲು. ಐನೋರಹಟ್ಟ, ಮಂಡಲೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸಲು. 
ಪಾಸಪಲುಕೊಪ್ಪಲು. ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, 
ಯಲಾದಹಳ್ವ, ಕಳ್ಳವಕೆರೆ, &ಕ್ನೆೇಲ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, 
ಬಪವನಹಳ್ಟ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳ, ಲಲ್ಮ್ಯಕಪುರ, ಬೂವನಹಳ್ಳ, 
ಎಂ.ಹೊಪೂರು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ. ಹೊಳಿ, ಆಲೆವಹಳ್ಟಿ, 
ಉದ್ದಿವಮಲ್ಲನ ಹೊಸೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಉಗೀನಹಳ್ಳಿ, 
ಗದ್ದೆಹೊಸೂರು, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ. ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳ. 
ಈಚಲಗುಡ್ಡೆಕಾವಲು. ಗಾಣದಹಳ್ಳ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ. 
ರೂಡೆಹೊನಹಳ್ಳ, ಹಟೇಮಾದಾಪುರ, ಶೋಟಹಳ್ಳಿ, 
ಮಾದಾಪುರ, ಮಾದಾಪುರಹೊಪ್ಪಲು. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮದಾಲಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ. 
ಬಪ್ತಹೊಪಕೂಂಟೆ. ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗವಹಳ್ಳಿ. 
] ಯರದನಹಳ್ಳ. ಕಾಶಿಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಬೊೋನಹಳ್ಳಿ, 
ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ, ಅಟ್ಟುಪ್ಪೆ, ' 
ಹೊನ್ನೇಮುದ್ದನಜೊಪ್ಪಲು, '.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, 
ಒ.ಜ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಜ.ಐ.ಕೊಪ್ಪಲು(ಹೊಸ). ಬೂಕನಕೆರೆ, 
ಕೆರೆಮೇಗಲಹೊಪ್ಪಲು, ಕ8ಳನಕೊಪ್ಪಲು. ಮೋದೂರು, 
ರಂಗನಾಥಪುರ, ವಿಜಯಹೊನಪಹಳ್ವ. ಬೂಶನಹಳ್ಳಿ. 
'ಬೂಕಹಳ್ಳಿಶೊಪ್ಪಲು, ಗಂಜಣಗೆರೆ, ಗಂಜಣೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು, 
ಹೊಫಮಾನಿವಕೆರೆ. ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ. ತುರಬಹಳ್ಳ, 
ಈುರುಬರಬಲ್ತ, ಮರಟಣಕೊಪ್ಪಲು. ಮಾವಿನಕೆರೆ, 
ಮುದುಣೆರೆ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳ. 
ಬಣ್ಣನಕೆರೆ, ಬಣ್ಣೆೇವಹಳ್ಳ. ಬೆಚ್ಚದಹೊಸೂರು, 
ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ, ಆಕನಹಳ್ಳಿ, ಚೊಂಕನಹಳ್ಳ, 
ಐಚನಹಳ್ಳ, ತಗಡೂರು, ವೆಂಕಟರಾಜಪುರ ಅರಳಕುಖ್ಪೆ, 
ಒಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳ್ಟ. ದೊದ್ದವಕಟ್ಟೆ. 
ಕಾತೊಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು. ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ, ತೂಡಲಕುಪ್ಪೆ. 
ಮತ್ತೀಫಟ್ಟ. ಪ.ಡಿ.ಅಹೊಪ್ಪಲು, ವಿಠಲಾಪುರ, 
ವಡಕಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳ, ಯಗಚಗುಪ್ಪೆ, ದ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಪುವ 
ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಗ್ರಾಮೀೀಣ ರಪ್ತೆ ಬಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಣಗಾಲಿ) 


2019-20 App roads 


ಷರಾ ;. 
- (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಅ.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಅ.೫. ತೊಪ್ಪಲು, 
ಅ.ಜ.ಕೊಪ್ಪಲು(ಹೊಸ), 
ಕೆರೆಮೇಗಲಹೊಪ್ಪಲು, 
'ೀಳನಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊಪಮಾವಬಿವಕೆರೆ, 
ಶಟ್ಟಹಳ್ಟ ಮಗಳಲ್ಲ 'ಿನಿ ಚರಂಥಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ ಮುಗಿವಿದ್ದು ಉಆಕೆ 
ಮಗಳಲ್ಲ ಪಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


” 2 


2019-20 App roads 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, 'ಶಿೀಆನೆರೆ ಹೋ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ. 
ಭೈರಾಪುರ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ. ಹೆಮೃಡಹಳ್ಳ, ಕಾಣೇಪುರ, 
ಕರ್ತವಹಳ್ಳಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಹೊಸೂರು. 
ಮೈಲನಹಳ್ಟ, ರಾಯಪಮುದ್ರ, ಶಿವಪುರ, ಅಂಗಾರ, 
ವಸಂತಪುರ. ಅದಸರಹಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಷಿಮಂಚವಹಳ್ಳಿ, 
ಹೆಮ್ಯನಹಳ್ಟಿ, ಹರಆಹಳ್ಳ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ. ನಾಡಭೋಗನಹಳ್ಟಿ, ಊಚನಹಳ್ಟಿ, 
ಬೊಮ್ಮವಾಯಕನಹಳ್ಳ. ಚಟ್ಲೆೇವಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡಫಟ್ಟ. 
ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ, ಇಶ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಮರಡಹಳ್ಳ, 
ನವಿಲುಮಾರನಹೆಳ್ಟ, ಪಿ.ಅ.ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಘಟ್ಟ, 
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ. ಶಿಕನೆರೆ, ಶೀಆನೆರೆಹೊಪ್ಪಲು. ನ PY ' ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಲ್ಲಮದಲ್ಲ ಪಿ. ಚರಂಡಿ, 
೫೬೦6 | ಶಿಂರಣಲ್ಲೆಂನಹಳ್ಳಿ, ಚಾತವಾಯಕನಹಳ್ಳ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್‌. . ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಂಆಕೆ 
ಮರುವನಜಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ. | ಮಗಳಲ್ಲ ಪಿ.ಖ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶೆಣ್ಣನಾಯಹನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಆಬೋರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, | £ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನಿಂಧಘಟ್ಟ ಮುರುಗನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರುತಿವಗರ, | 
ಉಯ್ಲೊೋನಹಳ್ಟಿ. ಅಲಿಚನಹಳ್ಳ. ಅಂಚೆಮುದ್ದವಹಳ್ಟ. 
ಬಳ್ನೇಕೆರೆ, ಚಟ್ಟಂದೆರೆ. ದಾನೇಗಣೌಡನಕೊಪಪಲು, 
ಹಾದಮೂರು, ಹುಣಪನಹಳ್ಟ, ಕೆ.ಜ.ಹೋಡಿಹಳ್ಳಿ. 
ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಲ್ಲೊೋನಹಳ್ಟಿ. 
ರಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಸಲು, ತೆಂಡೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಪುವ 
ಕಾಮಣಗಾಲಿ.(ಗ್ರಾಮಿೀಣ ರಪ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮದಗಾಲಿ) } 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹಾ ಕಸಬಾ ಹೋ, ಸಾಧುಗೊನಹಳ್ಟ 
N ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌: 4 
ಗಾಮುದಲ್ಲ ಠಾಂಲಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಡ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ| ಸಂ36೦/2] ಧರಣಿಶ್‌ 
ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಬಂದು ಬಾರಿ ೨ } | 
ಅಭವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) - 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೆಂಬೆ ತಾ ಕಪಬಾ ಹೊ. ಹೆಗ್ಗಹಹಳ್ಳ 
'ದ್ರಾಮದಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರಿೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮದಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಲಿ 
ಅಭವೃಥ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂತು ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬರುವ 
. ಬೆಂಗಳೂರು — ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಂಖಂದ 
ರಂಣಪ ಮೈಪೂರು ರಾಯಲ್‌ ಇನ್ಪಿಟ್ಯೂನ್‌ ಅಫ್‌ ಬೆಕ್ಸಾಲಳು 
ಟ್ಚಿಣ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷಿೀಪುರಕ್ಷೆ ಹೋಗುವ ರಪ್ತೆಯ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಂಃಲೋ.ಇ:79 ಎಫ್‌ಎ ೦! ಬಿ:26-2-2೦19 


ಪಾಂಡವಪುರ ಾಲ್ಲೂಕು ಚಿವಕುರಳ - ಬೂಕನಕೆರೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಳ ೦.೦೦ ರಿಂದ 1.೦೦ ಕ.ಮಿಃ. ವರೆದೆ 
ಚತುಷ್ಣಥ ಅಭವೃದಣಿಪಡಿಸುವ ಅಾಮಗಾಲಿ- 
ಸಂ:ಲೋ.ಇ:ವ೦:ಐಎಫ್‌ಎ:ಡ೦19 (ಇ-ಕಛೇಲಿ) ಮಿಂ7- 
೦5-2೦1೦. 


ಉದ್ದೇಶಿತ 
ರಸ್ತೆಯ 

-| ಉದ್ದ ಉದ್ದ 

| ಆಮಿ ಕಿ.ಮಿ 

(ರೂ. ಲ್ಸ] ಗಳಲ್ಲ | ಗಳಲ್ಲ 
|_| 


26.4 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಪ್ತೆ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


3054-04-337-1-09- 
೪72 ಮುುಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೊಜನೆ) 


3054-04-337-1-09- 
೧72 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೊಜನೆ) 


G054-04-337-1-00- 
172 ಮುುಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೋಜನೆ) 


GOD4-04-337-1-09- 


172 ಮುುಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ |" 


(ಯೋಜನೆ) 


GOD4-04-337-1-09- 
೧7೭ ಮು.ುಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 


3054-04-337-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಬ್ರಾ.ರೆ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೊಜನೆ) 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾ: ಚ.ಎನ್‌.ರಪ್ತೆಂಬಂದ ಎಂ.ಕೆ.ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸಃಆ.96 ಲಂದ ಆ.41 ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಎ.ರರ 
ಊುಂದ ಅ.೭5೦ ಅಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಡೆ ಮಾಡುವ ' 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಮದ್ದೂರು ಶಾ: ಗಢ 


ಸರುವ ರಪ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ. ಪಃ೦.೦೦ ಯಂದ 
೦.೨೦ ಕಬಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಶಾಲ್ಲೂತು ಮಂಡ್ಯ - ಮೇಲುಹೋಟೆ ರಸ್ತೆಬುಂದ 
ಮುದಗಂದೂರು ಎಂ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಪೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಆ.9೦ ಅಂದ ೨.4೦ ಕ.ಮೂ. 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


us ೫ $ 


ಮದ್ದೂರು ಪಾಲ್ಲೂತು ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ರಪ್ತೆಬುಂದ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌. ರಪ್ತೆಗೆ 

"ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಹಾಗಲಹಳ್ಳ. ಎಲೆದೊಡ್ಡಿ, ಕಬ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 

ಪೆ.ಹಾಗಲಹಳ್ಟಂಂದ ಟಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ರಪ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ 
155 ಲಂದ 4.೦೦ ರಪ್ತೆ ಅಳವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ.ಎನ್‌. (ರಾ.ಹೆ.-7) ರೆಸ್ತೆಂಖಂದ ನಿಡಘಟ್ಟ. |. 


ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾರದೆೊವನಹಳ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಮಾರ್ಗ ಮದ್ದೂರು - 
ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸ. 14.10 ಲಿಂದ 14.7೦ 
ಆ.ಮಾ.ವರೆದೆ (ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿರುಂದ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಯವರೆಣೆ) 


\ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಶು ಎವ್‌.ಹೆಚ್‌.-ಐ೦9 ಬಿಂದ ಈುರಿಪಾರಂಣೆ 
ಡ.ಹಲಸಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ :4.೦5 ರಿಂದ 
೮.25 ಬೂ ವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| _ 2014-20೦ 
ವಿಧಾನ ಪಲಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ. ಎನ್‌. ಅಪ್ತಾಜದೌಡ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃ 101೨ (14೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬ 


೦ಧ-1 


2೦18-1೨, 2೦1೨-2೦ ಹಾಗೂ 2೦೭೦-21 ಲೆ.ಶಿೀ 3೦೮4-ಪಎಂಜಅರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 3೦೮4 -ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪ/ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಮತ್ತು 50564 ಎನ್‌.ಪ.ಪ/ಟ.ಎನ್‌.ಹ ಹಾಗೂ ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜ.ಎಂ೦.ರಪ್ತೆಂಖಂದ ಯತ್ವಂಬಾಡಿಣೆ 
ಹುಚ್ಚವದೊಣ್ಣ ಬೆಳತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಪರಪ ೦.೦೦ ಲಂದ 1೦೦ ಆ.ಮು. ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾಲಿ 


BO54-04-8B7-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ಮಳವಳ್ಳಿ 
(ಯೋಜನೆ) 


ಪಡ4 ಹೆಚ್‌.ಎಲ್‌ .ಅಭುನಂದವ್‌ 


BOS4-04-337-1-09- 
178 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ಮಳವಳ್ಳಿ 
(ಯೋಜನೆ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು .ಎಂ೦.ರಪ್ತೆಬುಂದ ಪುಜ್ಣಲೂರು ಮಚಯೂರು 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎನ್‌-3 ರಪ್ತೆಣಿ ಸೇರುವ ರಪ್ಷೆಯ ಪರಪಳ 1.೭3 
- ಶಿಂದ ಅ.೭3 ಬೂ ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಆರ್‌.ಗೊಂವಿಂದೇಣಗೆಸಿಡ 


GOS4-04-337-1-09- 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 


172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಕಾಆಂಗನಹಳ್ಳಿ ದಟ್‌ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ ಎನ್‌.ಪತಿೀಶ್‌ ಪಣ ಡದೆ. 
(ಯೋಜನೆ) ಪರಪಳ:7.2೦ರ೦ದ ಅ.೨೦ಕಮೀವರದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ K 

G0S4-04-337-1-09- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ‘ ೨ 

172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಪ್ತೆ ಸರಪಳ:೧.೨೦ರಿಂದ . ಹೆಚ್‌.ಎಲ್‌.ಅಭವಂಚನ್‌ ಗೊಂಡಿದೆ 
(ಯೋಜನೆ) 4.2೦8ಮೀವರದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ " 


ವಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಕಟ್ಟೆ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ನ್ನು 

ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಸರಪಳ:1.4೦ಲ೦ದ' 12.4೦ಕಮಿಾವರಣಗೆ ರಪ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ , 


GO54-04-387-1-09- 
72 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೋಜನೆ) 


BO54-04-337-1-09- 
72 ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ ಜೆ.ಆರ್‌.ಪೆೇಟೆ 
(ಯೋಜನೆ) 


4, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮಾಲ್ಡೋನಳ್ವಿಬುಂದ ಪಣಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಆಂಜನೆಯ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೦.೦೦ 
ಕಿ.ಮೀ ಲಿಂದ 15೦ &.ಮಾ ವರೆಬೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಏ.ಅಶೋಕ್‌ (ಮೇೋ//ಎಪ್‌.ಟ.ಜ 
ಇನ್‌ಫ್ರಾನಿಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಅ) 


ಹಾಲಬಲೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


BO54-04-887-1-09- 
172 ಮುುಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
(ಯೊಜನೆ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾು-ಆಲಲಂಬಾಡಿ, ಮಾಏನಕೆರೆ ದುಡಲು 
ಮಾರ್ಗ ಅ.ಅ. ಅ.ಟ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಳ 1.55 ೬.ಮೀ ರಿಂದ 672 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಣೆ ಆಯ್ದ ಛಾಗಗಳಣ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


೩.ಪ.ಕೃಷ್ಣಹುಮಾರ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಪ್ತೆಂಬಂದ 
ನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ. ಸಾರಂಗಿ, ಜಾಗಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ- 
ಪಂಡೇಬಾತಹಳ್ಳಿ ರಫಪ್ತೆಯ ಪಾರಂ ಮತ್ತು ಜಾಗಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಲಿಬುತಿಯಲ್ಲ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 


BO54-04-887-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
(ಯೋಜನೆ) 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶಡ..31 ಆರ್‌.ಪಿ.ರೆೇವಣ್ಣ ಡದೆ. 


|8|] 


B054-04-337-1-00- 
72 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ ಜೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಪ್ತೆಬುಂದ 
ಕೈದೊನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಘಾಲಯಷ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


AEST CRY 
ಶೀರಂಗಪಲ್ಟಣ ಾಲ್ಲೊಅನ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯವಿಂದ ಬಪವನಪುರ- 
ಮುಂಡುಗದೊರೆ-ನಿೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು- 


ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಪ್ತೆಯ ಪರಪ: ೦.೦೦ ರಿಂದ k | § ಈೆ.ಆರ್‌.ವೆಂಕವೇರ್‌ 
3.5೦ 6.ಮೀೀ ಮತ್ತು ಆ.೦೦ &.ಮಿಾ ಲಖಂದ ೨.೭೦ ೬ಬಿ ವರೆಣೆ| . 


GOS4-04-337-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾಲ್ದೂಕು ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಖಿಪೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕನಣನಹಳ್ಳಿ- ಮರಸನಹಳ್ಳಿ- ಬ್ಯಾಟರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು. 
ಚಿಕ್ಕ್ಷಬೋಗನಹಳ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಮಲ್ಲೆಂನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ೨ 
ಸಃ 3.೦೦ ಲ೦ದ 4.೨೦ ಎಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚನಕುರಆ- ) ನಿ.ಅಶೊಂಕ್‌ (ಮೆ//ಎಸ್‌.ಟ.ಜ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೊಂಗನಹಳ್ಳ-ಕೆರೆತೊಣ್ಣೂರು- 
ಒ.ಎಸ್‌.ಭತ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: ೦.೭ ಅಬಿ.ಬಿಂದ 175 
ಕಮೀ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3054-04-337-1-09- 
172 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ 
(ಯೊಜನೆ) 


ಮದ್ದೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಒ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆುಂದ ಕನ್ನಅ. ಮುಚ್ಬನಹಳ್ಳಿ, 
ಚಿಕ್ಷಮರಿಗೌಡನಗರ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಅ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. ೨.7 ರಿಂದ ೨.3೩ &.ಬಿ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ. 
೨.47 ರಿಂದ 10.10 ೨.ಮಿ. ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


SOS4-04-337-0-01- 
೫3 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೆದೊಣ್ಲ. 
ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳ. ಮುದಗೆರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, 
ನಿಲುವಾಗಿಲು. ಎನ್‌.ಶೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಬುದೊಡ್ಲಿ, ಕ8ಳಫಟ್ಟ. 
ಅಷ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ. ತಗ್ಗಹಳ್ಟಿ. ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, $ರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಟಳಲೆ. 
ಯಡದನಹಳ್ಳ. ಕೌಣ್ಣೆ, ಕೆ.ಮಲ್ಲೆರೆ. ಬೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಣ್ಟೆ 
ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-ಆ4 ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು 
ರಸ್ತೆಯ ಅಣೆದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಪ.ಪ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


SOB4-04-837-0-01- 
ಆತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


PEGE pr RETREAT] ERE 
pad MS 
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SO54-04-337-0-01- 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


SO54-04-887-0-01- 
ಅತ ಎನ್‌.ಡ.ಪ 


BOS4-04-B37-0-0- 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


BOB4-04-337-0-01- 


133 ಎಸ್‌.ಹಿ.ಖ 


SOB4-04-337-0-01- 
3 ಎನ್‌.ಹಿ.ಏ 


BOB4-04-337-0-0- 
ಆಡ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


SOS4-04-G37-0-01- 
133 ಎಸ್‌.ಡ.ಪಿ 


BOS4-04-387-0-01- 
ಇಡ ಎಸ್‌.ಹ.ಏ 


SOS4-04-387-0-01- 
138 ಎಸ್‌.ಹಿ.ಏ 


es 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗ ವಡಕೆಪುರಕ್ನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ :3.80 
ರಿಂದ 4.8೦ ಅಬ ವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . 


ಬ.ಆರ್‌.ರಾಮಚಂದ್ರ (ಶಂಭು ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಕನ್‌ಪ್ಪಕ್ಷನ್‌) ಪೂರ್ಣದೆ” ಇದೆ. 


- ಕಾಮಬದಾರಿ 


93.71 


ಮಳವಳ್ವ ತಾಲ್ಲೂಹು ರುದ್ರಕ್ಕಂಪುರ ಹಲಜಣೂರು ರಪ್ತೆಯ ಪರಪಳ 
3೦.94 ಲಂದ 3136 ೬.ಮಾ. ವರೆಣೆ ಮರು ಡಾಂಬಲೀತರಣ 
ಕಾಮಗಾಲಿ ' 


ಮಚನವಳ್ಳಿ 


HA 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ದಾನ್‌ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಮಾಕಾಲು R o 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜು ಹೆದ್ದಾಲಿ-84ಕ್ಷೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.೦.೦೦ 74.00 ಆರ್‌.ಗೋವಿಂದೇದೌಡ ಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅ೦ದ ಡ.೦೦೬.ಮೀಾವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-2೦೦ ರಿಂದ 
ಕೋನವನಹೊಪಲು, 'ಚೊಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್‌ ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಮಳವ ನು .ಆರ್‌. ಕ್‌ 
ಳ್ಳ ಸೊರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪ.3.೦೦ ಅಂದ 4.೦೦6.ಮಾವರೆೆ ರಸ್ತೆ ಇ.ಆರ್‌.ೆಜಾಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. K 


ise 


ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾಲ್ಲೂಹು ನಾಡಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ 
ಮಾಯದೋನಹಳ್ಳಿಗೇಬ್‌ನಿಂದ ಹುಲಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾಲಿ 48ರ ಜವರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಆ:ರ.6೮ ಲಂದ 
ಅ.೦೦೬ಮೀಾವರದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾಲ್ಲೊೋಹು ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾಲಿ 48ರ ಕಾಅಂಗನಹಳ್ಳಿ ದೇಟ್‌ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಪರಪಳ:4.೦೦೮೦ದ ಆ.೮೦ಕಮೀವರದೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೊಂತು ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಲ್ತೆ 
ಪರಪಳ:7.೦೦ಬೂನಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು . ಹೆ.ಆರ್‌.ಶಿವಶಂಕರ್‌ 
ಇತರೆ ಅಭವೃಬ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ 
ರಪ್ತೆಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೪ ಅನ್ನು ಕಾರಣೆರ, ದೊಡ್ಡಜಟಕ 
ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಪಳ:6.೦೦ ಲಿಂದ 8.೦೦೬ಮಾವರಣೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ, ಮಾಲ್ಕೊೋನಳ್ಳಿಬುಂದ ಪಣಲ ಪರುವ ರಪ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಪಣ.5೦ ರಿಂದ 
3.0೦ &.ಮಿಃ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯಣ್ಧಿ ಕಾಮದಾರಿ. 


ಪಿ.ಅಶೋಕ್‌ (ಮೇ//ಎಸ್‌.ಅ.ಜಿ 
ಇನ್‌ಫ್ರಾಪಿಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಅ) 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ ಪೂರ್ಣದಗೊಂಣಿದೆ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹಾ, ಹೊಸಹೊಳಲು-ದೊದ್ದನಕಟ್ಟೆ -ಬಿಠಲಾಪುರ ) 
ರಪ್ತೆಯ ಪಃ.೦೦ ರಿಂದ 7.3೦ ಕ.ಮೀವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ " 


BOS4-04-337-0-01- A ಪೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಟ್ಟಹಳ್ಳ-ಯಗಚದಗುಪ್ಪೆ-ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 
" ಆತ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ Ra ಪೊ5೦ ಲಿಂದ 3.೦೦ &.ಮಾ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


J 
ಶಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಆಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯಟಯೂರು) ವೃತ್ತಕ್ಷೆ 
. ಪೇರುವ (ಟ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಜೊಹಿಯಾಲ 
ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ: ೧. ಲಂದ ನ.3೦ ಅ.ಮಾ ವರೆಗೆ 


ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಟಕ್ನಮರಳ, ಮದ್ಗಹಳ್ಳಿ. ಅನವಾಳು 
ಮತ್ತು ನುದ್ಗೆಹಳ್ಳ - ತನಗನಮರಡ ಈೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ - 


೮o54-04-s37-0-0- | | ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೊಂಬಳ ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಆರ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - ರು ಅನುಪೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ಚರಂ& ಮತ್ತು ಪಿ.ಪಿ. 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SOO4-04-337-0-0- ” ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೊಬಳಆ ಚಿಕ್ಕೋವಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - ು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನಿ.ಪಿ. 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಪಿ.] 


SA MINTS BV RNSS ETE hal: 


BOS4-04-337-0-01- ಮಳವಳ್ಟಿ ಪಾಲ್ಲೂತು ( ಾಣ್ಣ ) 'ನೂನನಪುರ ಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
೬5ರ [ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪ. - ಜವಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಂಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ& 
ಎಪ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಏ.] ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SOS4-04-837-0-0- ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಉ.ಜ. ಪುರ ಹೋಬಳ ಮುಲ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾ 
ಆರ ಎಸ್‌... - ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ "ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಎಸ್‌.ಪ.ಎಪ್‌.ಪಿ.) ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5OB4-04-337-0-01- 
ಇರ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಪ.] 


60೮4-04-8837-0-0- 
3ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಬಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಪಿ.] 


B೦೮4-04-337-0-01- 
ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - . 
ಇಸ್‌.ಪಿ.ಬಸ್‌.ಪಿ.] 


S0U4-04-837-0-01- 
ಇರ [ಎಸ್‌.ಹಿ.ಪಿ. - 


ರ೦ಂU4-04-837-0-01- 
ಆರ [ಎಸ್‌.ಹ.ಪಿ. - 


E೦B4-04-837-0-0- 
3ರ [ಎಸ್‌.ಹಿ.ಪಿ. - 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊ.ಜ. ಪುರ (ನುದ ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಡೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಅನಾಂಗದವರ ಕಾಲೊಂನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅ.ಡ್ಫ್ಯ್ಯ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಜ ಸೇವ ರಸ್ತೆಬುಂದ 
ತಾಟೆಹಳ್ಳ ಹಲಿಜನ 'ಕಾಲೋನಿ ಸರುವ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನಕೆರೆ ಹೊಂಬಳ ಶಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ , 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಜ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನಕೆರೆ ಹೊಂಬಳ ಎ.ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರೂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಮತ್ತು ಕಫಬಾ ಹೊಂಬಳ ದೆಂವೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ರ್ಯಮ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೊಂನಿಯಲ್ಲ ಕಾ೦ಪ್ರಾಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ ನಿಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾಲಿ; 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೆೇಬಾಚಹಳ್ಳ, ಹೊ. ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಬುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಪುವ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೊ, ಯರಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಹೆಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಂಖಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಪ್ತೆಗೆ 
ಶಾಂಕ್ರಿೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶಿಃಳನೆರೆ ಹೊ, ಡೆಂಡೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಿಜನ 


ಕಾಲೊೋನಿಂಖಂದ ಮ್ಯುು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಣೆ ಕಾಂಟ್‌ 
ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು.ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೆಚ್‌.ಬ.ಲೋಕಹೇಶ್‌ 


ಆ೦S4-04-387-0-01- 
. ಜರ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪ.] 


S064-04-387-0-01- 
ಆರ (ಎನ್‌.ಡಿ.ಪ. - 
ಎಸ್‌.ಏ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


ರ೦54-04-337-0-01- 
ಆರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಲ.ಎಸ್‌.ಪ.] 


BOS4-04-387-0-01- 
ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


BOS4-04-3G7-0-0- 
135ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


೮054-04-337-0-01- 
ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


6054-04-837-0-0- 
ಇರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


O54-04-337-0-01- 
6 (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಹೊಂ. ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಲುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ೯ಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆಟೆ ಡಾ, ಸಂಡೆಬಾಚಹಳ್ಟಿ ಹೋ, ವಾರಾಯಣಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯುಂದ ಮೇಲ್ಕಾಗದ ಮುಖ್ಯು ರಪ್ತೆದೆ 
ಪಂಪರಸುವ ರಪ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಜಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 

ಕಾಮಗಾರಿ. : 


ಕೆ.ಆರ್‌,ಪೇಟೆ ಪಾ, ಕನಬಾ ಹೊಂ, ವಡ್ಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಬಂದ ಹಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಪಂಪರ್ಕಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಠೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಥಾ, ಜಲ್ವಿಹೆಬ್ದಾಚು ಹೊ, ಊಉರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಬುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಈಾಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಿಪ್ಲೆೇಲಿ ಹೊಂ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಲುಂದ ಮ್ಯಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀನ್‌ 


ಶಿರಃ [ಹಣ ಡಾಲಣ್ಣತು ದಣಂಗೂರು ಗ್ರಾ ಪಲಶಿ: 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಅಪೋಟ್‌ ರಪ್ತೆ. ನ.೮೦ ಚರಂ&ಿ ಮಡ್ತು ಪ.ಪಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕ್ಕಮರಿಗೌಡನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪ.ಪ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SOಊ4-04-337-0-0- 
86 [ಎಸ್‌.ಹಿ.ಪಿ. - 
.ಎಪ್‌.ಪಿ.] 


S004-04-837-0-01- 
136 (ಬಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಅ.ಎಪ್‌.ಪಿ.] 


ರ೦ಔ4-04-337-0-01- 
6 [ಎಪ್‌.ಪ.ಪಿ. - 


ರ೦U೮4-04-387-0-01- 
138 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಅ.ಎಪ್‌.ಪಿ.] 


S0U4-04-837-0-01- 
136 [ಎಸ್‌..ಪಿ. - 
ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


BOB4-04-337-0-0f- 
36 (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


5054-04-837-0-01- 
(386 [ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ. - 
ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


ರಂಬಿ4-04-337-0-01- 
36 [ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಅ.ಎಸ್‌.ಹಿ.] 


ಅನುಪೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಖಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 


ರ್ಟ 


ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಶಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀನ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಹಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಚ್ಟೂರು ಹೋಬಳ ಅಂಬಲಜರನಹಳ್ಳಿ 
(ಗಂಗಧರನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ. ಕಿಕ್ಷೆೇಲಿ ಹೋ, ದಬ್ಬೆಫಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮು 
ರಪ್ಲೆಬುಂದ ನಾಯಕರ ಜನಾಂಗದ ಒಂವಿಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ& ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಣಗಾಲಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಂತೊಬಾಚಹಳ್ಟ ಹೋ. ಹೆಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯುಂದ ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಣಗಾದಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಫಾ, ಅಕ್ಲಿಹೆಬ್ದಾಳು ಹೊಂ, ಅಕ್ವಿಹೆಲ್ದಾಳು ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಬುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಪುವ 
ರಪ್ತೆಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೊಂ, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬುಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆಣೆ ಕಾಂಕ್ರೂಟ್‌ ರಪ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಬಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಕಸಬಾ ಹೊ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ; 
ರಸ್ತೆಂಬುಂದ ಪಲಕಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರಿೀಮುವ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಠಾಂಕ್ರಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂತು ಹುಚ್ಚೆಂಗೌಡನದೊಣ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಲಶಿಷ್ಟ T= 


& 


Ta 


ವಿ.18.೦೭.2೦೯ ದು 
ಎಲ್‌.ಒ.ಬ £. .ವೆ. 


BOB4-04-387-0-01- 
6 [ಎಸ್‌.ಡಿ:ಪ. - 


5054-04-337-0-01- 
'ಡ6 (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


S054-04-387-0-01- 


ರ೦ರ4-04-337-0-01- 
422.ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಸಿಎಪ್‌ಪಿ) 


ಕೀರಂ ತಾನು ನವನಕುಷಲ ಅನನ ವಹನ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ. ಏ.ಏ ಚರಂಡಿ ಮಡ್ತು 


ಪಾಂಡವಪುರ ಡಾ: ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ನಂಪಾಪುರ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಣದ ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಲಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ 


ಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ . 


ಮಳವಳ್ಣ ಪಾಲಕರು, ಅಗಸನಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
£ ಗ ಸಿ ಶಾಂಕ್ರಾಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವು ಕಾಮಗಾರಿ. 


# 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲಣ್ಣತು ಪ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ 
ಇಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ F N 


ಜನಾಂಗ: ಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
'ದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬ ಕುಂತೂರು 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋಖಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ ' 


ಕ ಲಣರು ಪುರದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿರಿಷ್ಟ 
ರಿಯಲ್ಲ ಈಾಂಪ್ರೂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ h 


SoS4-04-387-0-01- 
422 ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 

p ಉಪೆಯೊಂಜನೆ 
(ಎಪ್‌ಖಿಎಸ್‌ಪಿ) 


S0t4-04-3I7-0-01- 

42೦ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೊಜನೆ 
(ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


BOU4-04-837-0-0- 

42೭ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಪಿಎಪ್‌ಪಿ) 


BOU4-04-837-0-01- 


+22 ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೊಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


SOU4-04-837-0-01- 

422 ಪಲಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) 


SOS4-04-337-0-01- 


422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಡಿ 
ಉಪಯೊನೆ 
(ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


BOS4-04-837-0-01- 

422 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 


6054-04-887-0-01- 

' 42 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 


Bee Tele 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಲೂಕಶು ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
> ಮಳವಳ್ಳ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿೀನ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಥಿ 
- ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಂಬಪುರ ಬ್ರಾಮದ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಡು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಾಲಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊ.ಐ. ಪುರ ಹೊಬಳ ಪರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು &ರುಗಾವಲು ಹೊೋಬಳ ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ 

ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಪ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೊಂಬಳ : 
ಮಳವ 'ದೊಡ್ಡೆೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಸ ಜನಾಂಗದವರ 
ಳ್ಳ ಕಾಲೊಂನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರಿೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಪಾಲೆಹಳ್ಳ (ಹೊನ್ನಾಪುರ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ದ್ರಾಮವ) ಪರಲಿಶೀಷ್ಟ ಜವಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 
ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಬಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೊಂಬಳ ಡಿ ಹಲಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಲಚಾಲಬತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೋಮಶೇಳುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ 


ಮಚ; 
ವಳ್ಳ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಕ್ರಿಂನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಇ.ಜ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಕ್ಯಾತವಹಳ್ಟಿ 
ಮಳವಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಏದ್ಯಾ ಪೀಠದ ಬಳ ಇರುವ 


ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರಿನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೆ.ಪ.ಗೊವಿಂದ 


ವಿ.ಆರ್‌.ಶಶಾ೦ಕ್‌ 


ಕೆ.ಪಿ. ಗೋವಿಂದ 


ಜ.ಅ.ಪ೦ಕರ 


ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ 


ಎ.ಆರ್‌.ಶಶಾಂಕ್‌ 


ಮಹೇಂದ್ರ 


ಇ.ನಬೀನ್‌ ಪ್ರಕಾಜ್‌ 


ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪೂರ್ಣದೊ. ದೆ. 


ಕಾಮಣಗಾಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲು 
ಪಣ್ಲಪಲಾಣಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾಲ 
ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಬಾಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹ್‌ 


SOS4-04-337-0-0- 
423-ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ 
(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎಡಿಎಲಎವ್‌ಃ794 
ಬೊ೦1ಆ ಮಿ-6- 


20 of the 


ಪೆ.ಆರ್‌.ಪೊಟೆಯಲ್ಸ 3 ಕೊರ್ಟ್‌ ಹಾಲ್‌ಗಳ 
” ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


೩ಿಗರೆ session 
judge 
Mandya : 


| .ಈಂಷಿಂ ಎ2] 
ವಿಧಾನ ಪಲಿಷಡ್‌ ಪದಪ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ. ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ 'ಪಕ್ನೆ ಸಂಜ್ಯೆ 1019 (140) ಕೆ (ಅನುಬಂಧ- —1 2೦2೦- 2 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-- -ಇ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಪರು:- ಮಂಡ್ಯ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎನ್‌.ಎ ರೆಪ್ತೆಬುಂದ ಹೊನ್ನೆನಹಳ್ಳ ಊಚನಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಮಂಚನಹಳ್ಳ 
ಹಿರಳಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಶಿೀಳನೆರೆಣೆ ಪೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1೭೦ ರಿಂದ 18೦, 3.35 ಲಂದ 


, |4.60, 4.95 ಅಂದ ೮:70 ೭.ಮಿಃವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುರಕನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂನಿಂದ ಜಕ್ಷವಹಳ್ಳ 
೩ | ಮಾರ್ಜ ಶೀಳನೆರೆದೆ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦"ಅಂದ 9.8೦ ಅ.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ೦ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇನಂ. ೫83 ಬದಲಾಗಿ ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೆಬೆ ಪಾಲ್ಲೂತು ಎಸ್‌.ಎ } ಸಂಸ ೧/2೦ ['೨ಂ೪ಬನಾ 26147 
ರಸ್ತೆಂುಂದ ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶಿೀಳವೆರೆ ರಪ್ತೆ ಸ.೦.೦೦ ಅಂದ 3.೦೦೬,ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋ.ಇ-397/ಐಎಫ್‌ಎ-2೦೭೦ 
ದಿಡ೦-6-2೦2೦) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇವೆ “ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ಷೆಂಬಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳ, 
ಆರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ಚನ್ನಾಪುರ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಟೌಡಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ವಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 
6.೦೮ ಲಂದ 7.೦೦ ಮತ್ತು 7.3೦ ಲಿಂದ '.45 &.ಬಮೂವರೆಗೆ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಬು. 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. ೫264 ಬದಲಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹಾಲ್ಲೂಕು ೪/17 ನೆ ಮೈಲ ೮೦. 2 Me 
ಖ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರೆ್ಟೆಬಂದ ಫಿಂಧಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ (ಶೀಳನೆರೆ ರಸ್ತ ಪ.3.25 ' 
ಅಂದ 8.5೦ ಮತ್ತು ಪ.8.ರ೦ ರಿಂದ 1.426.ಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವ್ಯದ್ದಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ 'ಪಂ:ಲೋ.ಇ-397/ಐಎಫ್‌ಎ-2೦2೦ ದಿ30-6-2020) 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಡದೆರೆ, ದೊಡ್ಡಂಕನಹಳ್ಳಿ. ಹೆಬ್ಬರಳು, ಅಂಕನಾಥಖುರ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟೋಹೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ 
” ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮದಾರಿ) 


2020-2021App roads 


Page’ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆ.ಒ.ರಸ್ತೆಂಖಂದ ಬಸವಲಆಂಗನದೊಡ್ಡಿ, ಯಡಾನಹಳ್ಳಿ 
ಮೂಲತ ಹೂತಣೆರೆ ರಸ್ತೆಣೆ ಪೆೇರುವ ರಸ್ತೆ 2 ಸಲಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೊಕೊಂಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯುಂದ ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪುವ 
> ಕಾಮಗಾರಿ) | 


703.49 | 450 | 0,00 


ನಡಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಲಿ 
816 2.40೦ » ಮುಗಿವಿದ್ದು, ರ್ರಿ ಕಾಮಣಾಲಿ 
ಪಗತಿಯಲಣ್ಲದೆ. 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೊತ್ರದ ೧೦ ಪುದಕ್ಠಣಿ 


is ರಪ್ರೆಯನ್ಸು ಅಭವುದ್ದಿಸಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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9020-2] 
ವಿಧಾನ ಪಠಿಷಡ್‌ ಪದಸ್ಯರಾದ ತ್ರಿ ಶ್ರೀ. ಎನ್‌. ಅಪ್ಲಾಜಗೌಡ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಃ 101೨ (14೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-1 


2೦18-19, 2019-೭೦ ಹಾಗೂ ೭೦೭೦-21 ಲೆ.ಶಿೀ 3೦ರ4-ಪಿಎ೦ಜಆರ್‌ವ್ಯೆ ಹಾಟೂ ಡ೦ರ4 


~ಐಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಮತ್ತು 5೦54 ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


[ | 


fiz 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಶ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


G054-04-837-1-09- 
72 ಮು.ಮಂ.ದ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ , ಯಾವುದು ಇರುವುಬಲ್ಲ 


(ಯೊಜನೆ) 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಟ. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, 

ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ.ಅರಕನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಣಿ ಕೆ.೪. ರಪ್ತೆಯನ್ನು 
ಸೆಂರುವ ರಸ್ತೆ ಪ. 5೦ ರಂದ ೭.3೦ &.ಮಿಃ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


BOS4-04-337-0-01- 


133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ೮7.೦೦ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಬಂದ 
ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೆಬೊಡ್ಡಿ, ಮಾರನಿಂಗನಹಳ್ಳ, ಮುದಣೆರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳ, 
ನಾಗನದೊಣ್ಣ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್‌.ಶೋಢಿಹಳ್ಳ, ಅರೆಕಲ್ಗುದೊಣ್ಡಿ, 
ಕೀಆಫಟ್ಟ, ಅಣ್ಣೆದೊಣ್ಲಿ. ತದ್ಗಹಳ್ಳಿ. ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ. ಅರಂಗೂರು, 
ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ಯಡವನಹಳ್ಳ. ಕೌಢೆ ದೆ. ಮಲ್ಲದೆರೆ, ಮೋಳಾರೆ, 
ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 
84) ಪೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ಬೋಳಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪವಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಪೀಪಿ; 


Ho 


SOS4-04~-B37-0-01- 
3 ಎಪ್‌.ದಿ.ಪ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಹು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ-2೦೨ ನಿಂದ ನಡಕಲಪುರ 
ಗ್ರಾಮದೇವಶಫಪುರ ಧನಣೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಗೆ 

ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪರಪಆ ೮.೮೦ ಲಂದ 6.೮೦ &.ಮೂ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ! 

ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


SOS4-04-337-0-01- 


} 
| 
7 
l 
} 
}: 
| 
| 
| 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


ಮಳವಳ್ಟ ಪಾಲ್ಲೂಹು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-ಆ4ಲಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ- | 
ಇಡಕ್ಷೆ ಭಮನಹಳ್ಟಿ ದುಗ್ಧರಹಳ್ಳಿ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ 
ರೆಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳ 8.೦೦ ರಿಂದ 3.7೦ ಅ.ಮಿಃ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಾವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮದಾಲವಿ [ 


BOS54-04-837-0-0t- 


೦. 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ೮೦.೦೦ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಹು ಬಪವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಣದ 
ಕಾಲೊೋನಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಖಿ. ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SOS4-04-BIT7-0-01- 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಮಳವಳ್ಳಿ 


BOU4-04-337-0-0- 
33 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


ಪಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂತು ಹಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ದ್ರಾಮುದ ಸಾಮಾವ್ಯ ವರ್ಗ್ರದ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಳವ 
ಳ್ಳ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲ ಪ.ಪ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಹೆಂದ್ರ £ರ್ದೆ ಇದೆ. 


"ಒಟ್ಟು ಗ 
ಖು ; 


ನಾಗಮಂಚಲ ತಾಲ್ಲೂತು ನಾಗಮಂಗಲ ಹರದನಹಳ್ಳಿ 


BOU4-04-BBT7-0-01- .ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಮಾಕೋನಹಳ್ಳ ರಪ್ತೆ ಸರಪಳ: 2.೨೦೮ ರಂದ 4.೦೦ ಅಮಿಂ ಆರ್‌.ಪಿ.ೇವಣ್ಣ * 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ 
ವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಬಾರಿ 
ವಾರಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ವಾಗಮಂಗಲ ರಪ್ತೆಂಬಂದ 
SOUL-04-BI7-0-01- ಹುಚ್ಳೆೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಾಲ್ಲೂು ಗಹಿಯವರೆಣೆ ಆರ್‌.ಏ.ರೇವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಪಳ:3.೦೦ ರಿಂದ ಆ.9೦ ಅಮಿಂ ವರಣೆ ರಸ್ತೆ 'ಹಿ.ೇವಣ್ಣ ಪ್ರಾರಂಚಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಅಭವೃದ್ಧಿ ಶಾಮಗಾಲಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾ, ಜ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆ. ಕೊತ್ತಮಾರನಕಳ್ಳಿ, 
ಸೋಮೇನಹಳ್ವ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ. ಮಾಳಗೂರು, 


ಹಾಮಗಾಲಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಆರ್‌.ಪಿ.ರೆವಃ 
ನಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಪಃ3.೦೦ ಅಂದ. 4.5೦ ಕಿ.ಮುಂ.ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಇ ಪ್ರಾರಂಜಪಬೆಃಕಾಣದೆ. 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತರ್‌ ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಡಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ. 2/1೮ ಮೈಲ ಎನ್‌.ಎ. s 
.ಆರ್‌.ಪೆ। ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಅಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ3೭.8೦ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಟನಟೆಕಾಗಿದೆ. 


ತ.7೦ ಅ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


ದ್‌ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಲೊಹು ಚಿನ್ನಾಯ್ದನಹಳ್ಳಿ ತೂಬನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಪರಪ ೭.8ರ ಕಿಮೀ ಲಉಂದ 3.೮ಲಿ ಅಮಿ ವರೆದೆ ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ 


BOS4-04-387-0-01- 
ಅಂ ಎನ್‌ಡಿ ಶಿಲಂಗನಲಣ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಣಗಾಲಿ 


26.7 ಪಿ.]ೆ.ಅಂಗರಾಜು ಪ್ರಾರಂಜನಬೇಕಾಗಿದೆ. 


Ei J 
| ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ- ಜೇವರ್ಗಿ ರಪ್ತೆಬುಂದ 

ಚನಕುರು-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಪ್ತೆದೆ ಸೆಕಿರುವ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ: 

| ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆಯ ಪಃ ೦.೦ ರಿಂದ 105 ಕಮಿೀ:ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 

ರಂ ರಲ | ಮಾಲುಕೊಂನೆ ie ನಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿಂಂದ ಗೌಡದೆರೆ - 
ಕಾಡೆಂನಹಳ್ಳ - ಕದಲಗೆರೆ- ದೊಡ್ಡಿಫಳ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಗರುಡಪುರಣ್ಷೆ 

- ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಪ ೦.೦೦ &.ಮೀ. ಲಂದ 14೦ ಕ.ಮೀಃ. ವರೆಗೆ 

ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇ.ಎಸ್‌.ರಾಘವೇಂದ್ರ 


ರ೦ರ4-04-337-0-01- 
ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎನ್‌.ಪಿ.] 


SOS4-04-837-0-01- 
ರಿ [ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪ. - 


B054-04-337-0-01- 
ಆರ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಪಿ.] 


S054-04-337-0-01- 
ಆರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸಪ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


SOB4-04-337-0-0- 
ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


5054-04-837-0-01~ 


NER STB SN Roel 


ಮದ್ದೂರು ಹಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಠಾಮಣಾಲಿ 


ಮದ್ದೂರು ಪಾಲ್ಲೂತು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಪ್ತೆಬುಂದ 
ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೆದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಣೆರೆ. ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳ, 
ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್‌.ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, 
ರೀಆಫಟ್ಟ, ಅಣ್ಣಿದೊಣ್ಡಿ, ತದ್ಗಹಳ್ಳ. ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೆಂಹಳ್ಳಿ, ಆರಂಗೂರು. 
ಬೆಕ್ನಳಲೆ, ಯಡವನಹಟ್ಟ, ಕೌಢ್ಜೆ, ಕೆ. ಮಲ್ಲಗೆರೆ, ಬೋಳಾರೆ. 
ತೆರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-84 ಸೇರುವ 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಂುಂದ ಯತ್ನಂಬಾಣಿಗೆ 


| ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ ಬೆಳತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಆ 


೦.89೦ ಲಂದ 160 ಎ.ಮ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಡಾಲ್ಲೂತು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳ 
'ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾಲ್ಲೂತು ಹೊಣತೆರೆ ಮಾ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ದಾ 
ಪಲಿರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಸಿ. ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಜಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂತು ಹೊಣಪೆರೆ ಹೋಬಳ ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಡಾ ಒ.ಆರ್‌.ಅ೦ಬೆಂಡ್ಲರ್‌ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಪಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


5೦54-04-B37-0-0- 


13ರ [ಎಸ್‌.ಡ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪ.] 


೮೦54-04-337-0-01- 
ರ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪ.] 


BOB4-04-337-0-01- 
ರ [ಎಸ್‌.ಡಿ.ಖ. - 
' ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


6054-04-337-0-01- 
ರ (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಎಸ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಪಿ.! 


6054-04-837-0-01- 
ಆರ [ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪಿ - 
ಎನ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌.ಪಿ.) 


BOT4-04-337-0-01- 
136 [ಐಎಪ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 
ಚ.ಎನ್‌.ಪಿ.]' 


5054-04-837-0-01- 
136 [ಐನ್‌.ಹಿ.ಪಿ. - 
ಅ.ಎಪ್‌.ಖಿ.] 


SOU4-04-837-0-01- 
138 [ಐಸ್‌.ಹಿ.ಪಿ. - 
ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಪು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಪ್ತೆಂುಂದ 
ಹೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಹು. ವಳಣೆರೆಮೆಣನಪ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಿಳನ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಪಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮಡ್ತು ಚರಂಣ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೀಳನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜವ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಏ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂತು, ರಿಷ್ಲೊರಿ ಹೊಂಬಳ, ಪುಳಪಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಪ್ತೆ. 


ಶಿರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಶು ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ- ಶ್ರಿೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಟೆೊವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಅನಕುರುಅ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಪ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ 
ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ:.೦5 ಅಂದ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಪ.ಪ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಾನಾ ಷನ ವವ 
ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಪ್ತೆಯಲ್ಲ ನಿಪಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಮಳವಳ್ಳ ತಾಬ್ದೂನು ರಾಯರ ದ್ರಾಮದ ಅನುನೂಜ ಚತ 
ಸಂಗಡ ಕಾಲೊನಿಯ ಅ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ESET: 


DBO54-04-337-0-01- ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳ ಟ.ಹೊಸುರು ಕಾಲೋನಿ 
136 (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಡ ಶಾಲೊನಿಯಲಣ್ಲ ಪಿ.ಪಿ. ರಷ್ತೆ ಮ್ತು | 
ಅ.ವಸ್‌.ಪಿ.] | ್ಸ ’ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 
S054-04-337-0-01- y 
36 (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - 


TT CE 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಪಿ. ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು 61.26 ಒ.ಎಪ್‌.ರಾಜೇಶ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ } 


ರ೦ರ4-04-337-0-0- | Frey ತಾ, ಫ್‌ ಘೋಬಳ ಜಾ ಭಾ 
86 (ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. - ಆರ್‌. ೧ಲಿಬನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪ.ಪ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ.] - ಕಾಮಗಾರಿ - 
EEE y - | ಈೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೊಂಬಳ ಕುಪ್ಪಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ 
MG ಕರ್‌ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಪ.ಪ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಪಿಂತಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊಟಿ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಾಲಿ 


ನಿ 4 ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮನಲ್ಲರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ" ಕಾಲೋನಿ 
a tri Ey ಈ ರಪ್ತೆ. ಕಾಲೊನಿಗಳ ಈೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
| ಕಾಲೋನಿಗಆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಲಿ. - 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹೊನಗಳ್ಳಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ. 

PN ್ಯ ಟ್ಛ ಶಿಷ್ಟ ಸ್ತೆ 

RSE ಸ & ಕಾಲೊನಿಗಳ ತೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಖಂದ 
ಕಾಲೊನಿಗಳಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ದ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


ಜೆ.ಆರ್‌.ಮಹೇಂದ್ರ 


60೮4-04-887-0-01- ಕಂದನ ಮಂಡ ತಾ: ಕೊತ್ತತ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅಫೀಸ್‌ ಚಂದಿಂಬಂದ 
428 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಶ್ರಿ 'ಟ್ಹಣ 'ಂಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಗುವ ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಿ.ಪಿ. 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
S054-04-837-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ಹುಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಿ.ಪಿ. ಚರಂ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಮರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಂಬಂದ ಮಾದಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಹೇಂದ್ರ 


S0೮4-04-837-0-01- ' ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಅಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲರುವ ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಪ್‌ಪಿ) ಮಂಚ್ಯ ರಪ್ತೆ. ಕಾಲೊನಿಗಳ ಈೂಡು ರಪ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಉಂದ 
ಕಾಲೋನಿಗಳದಗೆ ಸಂಪರಪುವ ರಸ್ತೆಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಬ 


5೦ರ4-೦4-887-0-01- ರಂಗಪ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಾರಸವಾಡಿ ಧಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಡಿ ರ್‌ o 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೊನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬೂಕರಣ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಅ.ಎನ್‌.ಶ್ರೀ ಕಾಮರಾರಿ 
ಕಾಮಣಾಲಿ. ಪೂಜ: 
ಮಂಡ್ಯ ಡಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೋಷ್ಟಲಿ ನಗರದ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0 
ಕಾಲೊನಿಯ ಪಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆಣೆ ಪ.ಪ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ _ ಡೆ. 
ಅಭವೃಬ್ದ ಕಾಮದಾಲಿ. ಪೂರ್ಣದೊಂಹಿ 


SOS4-04-387-0-0f- ಶ್ರೀರಂಗಪ ಅ 
422 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) K 


ಹೊನ್ನೆಂವಡು. ಅವ್ಹೆಂರಹ j 
ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ, ಮೆಂಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ರೇರಹಳ್ಳ | 


, ಮತ್ತು ಛತನಹಳ್ಳ 
೮೦54-04-337-0-01- ಮೇ ಟೆ ಹೊನ್ನೆಂವಹು, ಚಂದಗಾಲು, ಅವ್ಲೇರಹಳ್ಳಿ, ಉಲ್ಲೆೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಏ ಚರಂಡಿ 
422 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಛತ್ರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಂಪರ್ಕ ಕಾಮದಾಲಿ 
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲ ಪಿ.ಏ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ನಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರದಕಿಯಲ್ಪದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊಂಮನಹಳ್ಳಿ - ಈಬ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಬ್ಬಾರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 


ಪರುವ ರಸ್ತೆಯಟಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಂ೮4-04-837-0-01- 
422 (ಬಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಸರು 


ಕಾಮಗಾಲಿ 
19.79 ಹೆ.ಟ.ಧವಂಜಯ್ಯು ೯ದೊಂಡಿದೆ. 
ಪಾಮಗಾರಿ 
4೦.೦೦ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
40.00 4೦.೦೭ ಮಹೇಂದ್ರ ೂ೦ಡಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರತೀನಗರದ ಅನುಪೂಚಿತ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ರಪ್ತೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


೮0U4-04-837-0-01- ಕು 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) § 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆಬಂದ 
ಬೊಮ್ಮನದೊಡ್ಲಿ ಅಮುಪೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಚಮೃ 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಣ್ಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


Bಂಔ4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) ಮದ್ದೂರು 


ಮದ್ದೂರು ಡಾಲ್ಲೂತು ಅಣ್ಣೂರು ಕಾಲೋನಿಯ ಅಮಸೂಚಿರ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಹು ಅ.ಜ.ಪುರ ಹೊಂಬಳ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮುದ 
SOS4-04-887-0-01- 
422 (ಎನ್‌ಕಿಎಸ್‌ಪಿ) ೬ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲ 736 ಏ.ವಿ.ನನೀನ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪಬಾ ಹೋಬ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
6054-04-887-0-01- 
42೦ (ಎಫ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಕಾಲೋನಿಯ ಪಲಿಶಿಷ್ಣ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ 37 ಹೆಚ್‌.ಎನಪ್‌.ಮಹದೇವ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
A 


ನಂಬೀಶ್‌ 


೮೦54-04-837-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎಪ್‌ಪಿ) 


_ _ ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ ಹೊಂಬಳ ಅಮೃತೇಶ್ವರನಹಳ್ಟ 
wen Raen ಕಾಲೋಭಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಉನಾಂಗದವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂತು, ಕಪಬಾ ಹೊಳ & ಹಲಸಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


BOS4-04-337-0-0- 
42೦ (ಎಪ್‌ಪಿಎಪ್‌ಪಿ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂತು, ಅ.8.ಪುರ ಹೊಂಬಳ ಮಟ್ಲನಾಥಪುರ 
SOS4-04-887-0-01- 
42೦ (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 


| 
] 
| 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬ ಚಕ್ನಮುಲಗೂಡು 
SOS4-04-837-0-01- ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಬತಿಯ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
42೭ (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳ ಜೋಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಹಾಂಕ್ರಿಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
- ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಬಾಲಿ 


SOS4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಹು ಅರುಗಾವಲು ಹೋಬಳ ಹೊನಗನಹಳ್ವಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


S0S4-04-887-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎಪ್‌ಪಿ) 


FN 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ) 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಣಾರಿ. 


BOS4-04-337-0~0- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಇನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗಲೀಟ ಪೈಟ್‌) ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಕಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಲೂಶು ಶಕುನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ವಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಬಾರಿ 


25.೦೦ ಹೆಚ್‌.ಪ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
eB Ee E 


6೦54-04-837-0-01- 
'ವ' 
ನತ: 


S054-04-837-0-0- 
22 (ಎಸ್‌ಸಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


SOS4-04-887-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ಖಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೊಳ ಅಂಗಪಭ್ಯಣ ಗ್ರಾಮದ 
A J. ನಸ ರ್‌ ಒಟ್ಟು 
S004-04-337-0-0- ನಾವಿಮನಿದನಿ ನಾಗಮಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂ 
422 (ಎಪ್‌ಖಬಸ್‌ಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
BOU4-04-8B7-0-01- 
ಮಂ 
bl 


054-04-837-0-01- 
° p oA hia A ಮಳವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪೊಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕೆರೆ ಹೊಂಬಳ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಯಣ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 

BOU4-04-387-0-01- 

ಮಂ 
ರ) 
pa 3 ರ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಚಾಲ್ಲೂತು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಭೂಪಮುದ್ರ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೊಬಿಯ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹೊಂಬಳ ಕರಡಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಮಗಾಲಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳ, ಕೂಡಲಹುಪ್ಪೆ, 
ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗವಹಳ್ಳ, ಮೊದೂರು. ಅಕ್ವಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೊಬಳಿ, 
"ಕ, ಪಂತೆೇಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಬಳ. ಪಂತೆಆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 


SOS4-04-B37-0-01- ಕ್ಯಾತನಹ 
sik 


4 ಶಿೀಆನೆರೆ ಹೋಬ, ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಪ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮೀಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೀರಂದನಣ್ಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೆಃಕುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹವಿಣನ ಕಾಮಗಾರಿ 
0 ಕಾಲೊಂವಿಗೆ ಗುವ ಕಾಮಗಬಾಲಿ 0 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಹೆ.ಎಪ್‌.ವವೀನ್‌ ವಾಯಕ್‌ < ದೆ. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡುವಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ 
6054-04-337-0-01- ಪ 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೋನಿಂುಂದ ಹೊಳೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಪ್ತೆ ಡಾಂಬಲಿಕರಣ ಅಆರ್‌.ಶಿವಷುಮಾರ್‌ wp 


ಕಾಮಗಾರಿ 


SOD4-04-337-0-01- ಶಿಂರರೆಗಪಟ್ಟಣ ಮ್‌ ನಾ ಬಹೃಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಶಿ ಇ 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಖಿ) KL ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ರ೦54-04-337-0-01- PN RA ಶೀರಂಗಸಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲೆನಹಳ್ಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋವಿ 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) } ಟ್ಛಣ ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


S004-04-387-0-01- ees pe 8 B ದೆೊವಾಸ್ಯಃ 
42೭ (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ವಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅನ್ನೆ ಕ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ಆ ರಸ್ತೆಯುಂದ ಮರಟೆಗಾಲ ಬೊರೆ |. 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಪರ್ಕಪುವ ರಸ್ತೆಯ ರ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


S054-04-337-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


" ಫಾಂಡವಷುರ ಬ ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


5054-04-837-0-01- R 
ಮೇಲುಕೋಟೆ Ji ce ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ Jp 15೦(ಎ) ದೆ ಸಂಪರ್ಕಸುವ | 


42೭ (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪ) 


: 
. [ides ರರ 7 
ಮಂಡ್ಯ ಥಾ: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೆ ಊರು) ಮಂಡ್ಯ- 
ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯುಂದ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರು 


ವದ, RNR ¥ 


So54-04-337-0-01- |. 
422 (ಎಲ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) -2ನೆೊ 


\ ಮತ್ತು ರಣೇಶ್‌ ಮನೆ ಮೂಲತ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ; 
ಸಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. e 


ed rer 


SOB4-04-837-0-01- 


ಕರ್‌: ನಾರ ಗಾನಾ ಕನಾ ಹೋಬ, ನಾರ್ಗೂನಹಳ್ಳ 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) -2ನೇ 


ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಹ 2ರ. ಹ 


ಮಂಡ್ಯ ತಜ ಬಸರಾಳು ಹೊ: ಅನಸೋಸಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಮಹದೇವನಾಯಕ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ 

ಮೂರ್ತಿನಾಯಕ್‌ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಠಾ. ಮದ್ದ ಹಾಬಲ ಮಾಮವನಾ ನನಾ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲ' ಪಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಪಿ.ಪಿ. ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


-5054-04-837-0-01- 
423-(ಟ,ಎಸ್‌.ಪ) 


SOS4-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


5054-04-337-0-01- 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


5೦54-04-337-0-01- 
423-(ಟಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ರಂರ4-04-8B7-0-01- 
, 423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಖಿ) 


BOU4-04-887-0-01- 
423-(ಅ.ಎಪ್‌.ಪ) 


O004-04-837-0-01- 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


6054-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎಪ್‌.ಪಿ) -2ನೆಂ 
" ಹಂತ 


5054-04-337-0-01- 
423-(ಅ.ಎನ್‌.ಪ) -2ನೇ 
ಹಂತ 


B0B4-04-337-0-01- 
4೪3-(ಟ.ಎಪ್‌.ಪಿ) -೭2ನೇ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಪೂಚಿಶ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಏ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನ್‌್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ ಹೊಬಳ ಮ್ಯಾ 
ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಪ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂತು, ಕಸಬಾ ಹೋ. ಅದ್ರಹಾರಬಾಚಹೆಳ್ಳಿ ' 
ಹಾಗೂ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ 


ಜೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ ಜಾಲ್ಲೂತು. ಈಸಬಾ ಹೋಬಳ, ಗ್ರಾಮದ 


'ಬೊಮ್ಮೆಂನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಲಿಣನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಹ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು. ಸಂಡೆಂಬ್ದಾಚಹಳ್ಟಿ ಹೋಬ, ಗ್ರಾಮದ 


ಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗವಿಣನ ಕಾಲೋನಿಯ'ಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 


ಕಾಂಕ್ರಿನ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾಲ್ಲೂಕು. ಅಕ್ಸಿಹೆಬ್ದಾಳು ಹೋೊಬಳ, ಗ್ರಾಮದ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ . ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. " 


ಕಾಂಕ್ರಿಂಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


EH SS 


ಪ್ರಾರಂಜಪಬೇ' 


ಇದೆ. 


೮೦54-04-337-6-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಏ) -2ವೆ 
ಹಂ 


BOS4-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) -2ನವೇ 
ಹಂಡತ 


SO54-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) -2ನೇ 
ಹಂತ 


BOS4-04-337-0-01- 
. 423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) -2ನೇ 
ಹಂತ 


5054-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) -೭ನೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಶೆ.ಆರೇ.ಪೇಟೆ 


ಈೆ.ಆರೇ.ಪೇವೆ 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಬೆ ಶಾಲ್ಲೂತು, ಕಸಬಾ ಹೋಬ, ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗರಿಜನ ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂತು, ಅಕ್ನಿಹೆಬ್ದಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ 
ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಲಿಜನ ಕಾಲೋಸಿಯ'ಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಈಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಪ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂತು, ಕಪಬಾ ಹೊಂಬಳ. ಗ್ರಾಮದ 
ಟಾಬಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ತಿಹೆಬ್ದಾಳು ಹೋಬ, ಗ್ರಾಮದ 
ಸಾಕ್ಲಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಲಿಜವ ಕಾಲೋಪಖಿಯಲ್ಲ ಹೂಡು ರಸ್ತೆ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರರಿಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾಲ್ಲೂತು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬ, ಗ್ರಾಮದ 
ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ೧ಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
ಆವರಣದಟ್ಟ ಛಾರ್‌ ಅಸೊಪಿಯಾಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಮಂಡ್ಯ ಪಲಿಬೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ 
ಆವರೆಣದಲ್ಲ ನಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ 


ಸ ಡೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಅಡಆಶಾಶೃಕ | ಮಂಜೂ 
ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ! 


pd. District 
೩ಗರೆ session 


ಬೊಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮುರಿದಿದ್ದು. ಬೆಸ್‌ಮೆಂಬ್‌ಗೆ ಅರ್ಥ್‌ಫಿಲ್ಲಂಗ್‌ 
ಮಾಡಬೇಕಾಣಿದೆ. ನಿಂತ್‌ ೪ಂಮ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ. 


ಸ್ವಿಲ್ಲ್‌ ಫೊರ್‌ ಹಾಗೂ ನೆಲಮಹಡಿಯ ಆರ್‌.ಪಿ.ಪಿ ಛಾವಣಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು. ್ವಲ್ಸ್‌ ಫಂರ್‌ನ ಮಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ. 


—1od— 


ಅನುಬಂಧ - 1 
ಹಂತೆ-4 ಘಟ್ಟ - 1 ರಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 


— 
[ ಪಡಿಸಲು p 
ಈಕೆಯ 'ಷೃಡಿಪಡಿಸಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಣೆಗೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂ 'ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ ರಸ್ತೆಯ 'ಉದ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆಣಾರರ ವಿವರಗಳು ಷರಾ, 
ಕಿ.ಮಿ 
(ಕಮೀ ಗಳ) (8.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
- m| . 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳೆ ಎಂ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ (ಹಳೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 0.0 - ° ಪಿ.ಬಿ ಕರೀಗೌಡ 
@) [ಲವ ನಿ ಸಿದ ಹಲಾ) ಸರಪಳಿ 9೦ | ಮುರ 5.89 6.60 900.00 ವ } 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ'7.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ * - R ನಂ 686, ನೇ ಹಂತ, 9ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ 
326 - R K BE 1528.57 ಮೇನ್‌, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಾಲಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕಿರೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತ ಸ್ನೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳ ೦.೦ ಜಯ: ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ 
(ಬಿ) ನ್‌ NC ಜಿ.ಮುರ 409 307 750.00 ವಿಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು - 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.85 "4. ₹ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳು). ರಸ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ - ” 570001 
p Kl RR f— —— ~ T- — 
ಎ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿದೇಗಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8,00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.60 ಜಿಮುರ 
ಅ) | ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ - 2.60 2.45 300.00 
'ಮಂಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗೆಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸ" ಕಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ | 
(೬) [ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೦.೦೩ಮೀ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯು ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ 'ಥಿಷದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜಿ.ಮುರ 3.50 3.37 445.00 ಮಃ ಸುರೇಪ್‌ ಬಾಬು ಆಂಡ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸನ್ಸ್‌ 
K K K ಪಂ 1:59, ಹೊಂಬಾಳೆ. ನೇ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತ27 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌ 48- ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ರಾಯೆಟ್ಟಿಪುರ 1363.12 ಕ್ರಾಸ್‌. ಅಶೋಕ್‌ನಗರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
(ಹ) ಮುಖಾಂತರ ನಂಬಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಜಿ.ಮುರ 218 218 200.00 ಮಂಡ್ಯ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕುಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 26ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂಡ ನರಗಲು ಮುಖಾಂತರ 
(ಡಿ) ನ್‌.ಹೆಚ್‌.68 ದುಡ್ಡ. ರಸ್ತೆಯ 35ನೇ ಕಿ.ಮೀಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ | ಜಿ.ಮುರ 4.58 444. 520.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಮಗಾರಿ 
ಲ _ 4 | 
ಎ [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ರಾಸ್‌ ಕಣ್ಣಾನೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 154) ರಾಜೆ 153 
(ಐ) [ಸರಪಳಿ 127.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 145.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1 ್‌್‌' 3.41 3.41 700.00 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಜಿರಸ್ತೆ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ) ಯಿಂದ 
(ಬಿ) [ಮೈಸೂರು ಬನ್ನೂರು ಸೇರುವ ಲಸ್ಸೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23,20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ | ಜಿಮುರ 9.14 0.00 1035.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ " 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಳ್ಳೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 
ಖ). |- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತ). ಸರಪಳಿ: 5,80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ರಿಂದ 14.10 | ಜಿ.ಮುರ 4.44 0.00 450.00 ಮೆಃ ಕೆ ಟಿ. ಆರ್‌ ಕನ್ನೆಟ್ಟಕ್ಷನ್‌ 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ಭಿವೃದ್ಧಿಪಃ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ ನಂ 684. ನೆಲಮಹಡಿ, 
328 ಡ್ಯ ಜಿ್ಳೆ ಶೀರಂಗವಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರುವ ಮಹೆದೇವಮರದಿಂದ ಎರಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ " ಚಿತ್ರಭಾನು ರಸ್ತೆಎ ಆಂಡ್‌ ಬಿ | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂ ಶೀರಂಗವಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾ ಬಡ ಂದ ಎರ್‌ ೯ವಾಗಿ \ 3344.89 ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕುವೆಂಮುನಗರ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
(ಡಿ) ತರೀಪುರಕ್ಕ ರುವ ರಸೆಯ (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.2! ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | ಜಿ.ಮುರ 420 0.00 360.00 ಮೆಸೂರು * 
ಾಗಗಳು ರು ರಸ್ತೆ ್ಯ ಅವಿ 'ಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಹಂಪಾಪುರ 
(ಇ) |ಹುರಳೀಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸ: ರು ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | ಜಿ.ಮುರ 1.10 0.00 630.00 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಂಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನೇರಳಕಿರ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 12ನೇ ವಿ. ಪಾಲೆ ' 
(ಎಫ್‌) |ಕಾಲುವಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2,00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.17 ಕಿಮೀ .ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ಜಿ.ಮುರ 5.70 5.70 417.00 ' 
ಅಭಿವದಿಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅ: ಪಡಿಸಲು 
| Woe [as ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪದಿಸಲಾದ | ಅನುಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ki a ರಕ್ಷೆಯ ಉದ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಷರಾ 
ಹ .ಮೀ ಗಳೇ 
(ಕಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) jt 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 
(ಎ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3606 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮುರ 16.83 18.68 4352.35 ಹೆಚ್‌. ಬಿ. ರವಿಕುಮಾರ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂ 20. “ಅಮ್ಮ, 7ನೇ 
« ಮ 
a | ys - ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಮಗಾರಿ 
329 . ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಲಾಳ-ತುರುವೆಕೆರೆ-- ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಮರ 3490.67 5% kl RAE 
(ಈ) ಸರಪಳಿ 0.0 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 54.0 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು)ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ "ಮು 1443 000 140000 ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್‌. ಮ 3ನೇ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
p ೧೪ 
H ಮಂಡ್ಯ ಜಿ: ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊನ್ನೇ ನಹ: (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರು 
(A) ಜನ್ನ Wy ಳ್ಳ ಸ ಜಿ.ಮುರ 5.00 5.00 600.00 Y 
0.00 ಮೀ ರಿಂದ 10.73 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರಗೆ ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಡಿಸು ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
{- + |W — 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಮುರ 
ಈ) [ರವಳಿ ೧4ರ ಕಮೀ ರಂದೆ 266 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಜಮ 1429 $46 98100 
| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು "ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೂರಟಗರೆ ಬಾವಲಿ "ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು -ನಾಗಮಂಗಲ- k 
“(ಜ) [ರಸ್ತೆಗೆ 'ಸೇರುವ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಸರಪಳಿ 0.೦0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 19.70 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ಜಿ.ಮುರ 7.20 6.71 700.೦೦ 
ಅಭಿಷೃ್ಧಿಪಡಿಸು ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ ಗೌಡ ಅಂಡ್‌ ಕೋ 
೫ p ಹ ನಂ 19. 8ನೇ ಮೇನ್‌. 4ನೇ 
@) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸೊ: ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕದಲೂರು ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಚಕ ಬಾಕ್‌. ಎ 
ಸಿ ' ಮು! 1.35 1.30 180,00 EU R ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. k 2ನೇ ಫೇಸ್‌, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ 
330 ಸ ಅಯ್ಯ ವೃದ್ಧಿ 2882.12 [2ನೇ ಫೇಸ Ls ಕರ 3ನೇ | ಪ್ರ ಯಲ್ಲಿರುತವೆ 
» ಹರ: 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿ ಮದ್ಗ್ಧೂ ಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲೂಕು é ಬೆಂಗಳೂರು 
(8) |ಗಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸರಾ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಸರಪಳಿ 12.20 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 16.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | ಜಿ.ಮುರ 3.97 3.87 430.00 
ಭಾಗಗಳು). ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಹುಂಡ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲಾಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ. ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ವೆ 
(ಇ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.62 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ಜೆ.ಮುರ 4.96 0.00 820.00 
1ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ.ಜೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿ: wi ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ i 
ಫಾಲ್ಸ್‌ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ) ಸರಪಳಿ 6.೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.0 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ಮತ್ತು 
ಎ ಜಿ.ಮುರ 
ಐ) |ಎಂದಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಬಿರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.65 ಕಿ.ಮೀ (ಅಯ್ದ 1281 225 1990.00 
ಭಾಗಗಳು) ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ Me 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ. ಮದ್ದೂ ಇರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗರೆ ಪುರ. ಉಪ್ಪಾರದೊ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ 
(ಜಿ) ಮಾಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | ಜೆ.ಮುರ 3.27 3.21 443.00 ಮೆ! ಸಿ.ಕೆ. ಬಿ ಕನ್ನಟ್ಲಕ್ಷನ್‌ 
ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೈ ಲಿ 
ಸ M ಸ p ನ ನಂ 46 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ ಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಟ್ಟದದೊಡ್ಡಿ. ಬೊಪ್ಪಸಮುದ್ರ, ಕೆ. £ ಚ ಕಾಮಗಾರಿ 
331 ' Be Kk. ಬ a R 2616.45 1 ವೆಂಕಟಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, PS 
ಯ) |ಯೊನ್ನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟೀಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ | ಜಿ.ಖುರ 2.53 2.53 275.00 RE ಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ 
¥ ಹೀ E ಖು ಸೆ ಅಬಿ ಮ; 3 
6.85 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೈಸೂರು 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಭಾರತೀನಗರದಿಂದ ಅಳಭುಜನಡಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ, 
(8) ಕಳ್ಮಮೇಲದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. ಸರಪಳಿ 1.00 ರಲಟೆ 6.00 | ದೆ.ಮುಲ 2.97 2.35 327.00 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
"ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ. ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡಿಗೆರೆ. ಆರೆಚಕ್ಕಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
(ಲ) |ಕಡುಕೋತ್ಸಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಧುಜವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ; ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಜಿ.ಮುರ 1.25 1.26 225.00 
11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
L.._. J RS L_— 


— 


ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು 
ಕಿನೆಯ ಳಡ್ದಿನಡಿಸಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಣೆಗೆ 
ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು an | ಸಯ ಉದ್ದ | ರಸ್ತೆಯ ಉಡ್ಡ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ | ಗುತ್ತಿ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆಣಾರತ ವಿವರಗಳು ಷರಾ 
ಬ ಕಿ.ಮೀ ಗಳೇ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ' 
(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) ( ೪ ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ) ಇಂದ > 
(ಎ) |ಶವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.00, &ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | ಜಿ.ಮುರ 8.88 472 975.00 
ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಮಂಡ್ಯ ಬಿಲ್ಲ, ಕೆ.ಅರ್‌.ಪೇಟಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟಿ-ಕ.ಲರ್‌. ಪೇಟೆ 'ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಸರಪಳಿ ಮ | 
(ಜಿ) ಲ ಥು Kd ವ § A - ಜಿ.ಮುರ 5.77 4.56 529.00 
0.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜ್ನ ಕೆಹರ್‌ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಸ ಬರುವ ಕೋಟಿಗಹಳ್ಳಿ - ಸಂತಬಾಜಳ್ಳ ಶಸ್ತಯನದ' ವಿ್ಷೇನಷಳ § 
(ಸಿ) [ಮಾರ್ಗ ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.58 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ಜಿ.ಮುರ 3.35 1.45 350.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ॥ ಕೆ. ಆರ್‌. ಎಂ ಕನ್ನಟ್ಟಕ್ಷನ್‌ 
SE ವ ಸಿ ಬರುವ ಕೆಆರ್‌ ಶಯ ಹೆಬಾಳು ರಸಜ Ro - ನಂ 5562, 14ನೇ ಮೇನ್‌, 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟಿ -. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂದಗೆರೆ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, ವಿಜಯನಗರ. ಕಾಮಗಾರಿ 
332 | (6) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ಸೆ) ಸರಪಳ್ಳಿ 5.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) | ಜಿ.ಮುರ 5ರಿ5 0.91 485.00 3472.66 2ನೇ ಹಂತ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಆ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮ; . 
ರ ಅಧಿಷ್ಯೂನರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 0 ಮೈಸೂರು 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ - ಸಂತೆಬಾಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೂರು 
(ಇ) |ಬಿಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 610 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ಜಿ.ಮುರ 269 0.00 350.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ ಕೆ.ಅರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ದೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ | 
(ಎಫ್‌) ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೩00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.74 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ | ಜಿ.ಮುರ 4.26 0.00 675.00 
'  |ಕಾಮಗಾರಿ 
ಎ) [ಮಂಡ್ಯ ಜಿಫ್ದೆ ಕಆರ.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ. '- ಬಟ. ರಸ್ತೆಯ (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಹಿಮುರ 
ಈ) 00೦ ಕಮೀ ರಿಂದ 6230 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಆ ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ” 280 218 500.00 
|e —— - 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಏರುವ ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 16,00 ನೇ . 
(ಎ) [ಶಮೀ ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ ವರಗ | ಜ.ಮುರ 4.80 0.00 334.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ § 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯೆಂದ 'ರಾಮೇಗೌಡರ ಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರು ರಸ್ತೆ 
-(ಜ) (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.55 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ಮೆ | ಜಿ.ಮುರ 6.53 0.00 719.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಜಲೂರು. ಮಲಿಯೂರು 
(ಸ) [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌-3 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತು) ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ | ಜಿ.ಮುರ 6.82 0.00 600.00 ಮೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಟೆಕ್‌ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ 177. ನನ್‌ ಮ ಕಾಮಗಾರಿ 
೦ " ರ ಎ A K - ನ 9.8: ಕ.ಇ.ಬಿ ಲೇಔಟ್‌, ಸಂಜಯ ಮ: 
333 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-209 ನಿಂದ ಕಲ್ಕುಣಿಗೆ ಕುಂದೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರೆಸ್ಕೆಯ . 3339.89 MR ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
(8) 3 ಇ * f ್ಯಶಟಿಹಳ್ಳ ಸ್ತ ಜಿ.ಮುರ 1208 0.0೦ 1075.00 ನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು 560094 
ಸರಪಳಿ 6.90 ರಿಂದ 22.67 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ” - 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209 ನಿಂದ ದಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಯ ಸರಪಳಿ 7.90 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ - 
(ದ) ವರಿಗೆ (ಆಯ ಬಾ *ವದಿಪಡಿಸುವ ಜಿ.ಮುರ 3.11 0.00 300.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-209 ನಿಂದ ಪಿಎಸ್‌. ರಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸೆ ಸರಪಳಿ 5.75 ಕಿಮೀ 
(ಎಫ್‌ [ದ bow ಮ ರರ ಅಕ ವಾ್‌ - ಜ.ಮುರ 4.28 0.00 438.00 
೦ದ 10.03 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ - ಪೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ , 
ಜ| ಮ ವಡ ನಾಗಗಳು) ರಸೆ ಪ ಜಿ.ಮುರ 2.89 0.00 141.00 
10.15 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


—T T 
ಶೆ 
ಪಯ ಅಭವೃದಿಪರಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂ - ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಸ ಯೆ Me ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ -| ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಷರಾ 
ವರ್ಗ 
: ie ಕಿ (ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ | ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ - ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 33.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ p 
(ಎ) |ಡಿಂಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನಕುರುಳಿ-ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಜಿ.ಮುರ 9.03 7.86 913.00 
" |ಕ.ಮೀ ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಂಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೆ ಎಸ್‌. ಚಿ.ಜ 
. ಮ SN _ ಮ . ಎ ಇನ್‌ಪ್ರಾಸಿಸ್‌ ಪ್ರೈ. ಲ 
ಮಂಡ್ನ ಜಿಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಪಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ ಸಿಟಿ. ರಸಃ ಜಿಲಾ ಮುಖರಸೆ) ಸರಪ' ಚಿನಕುರುಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ಕಾಮಗಾರಿ 
334 | (6) ಮ೦ಿಡ್ಯಜೆಲ್ದ ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ ಬ ಅ ಬಿಟ ರಸ್ತೆಯ € ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಳ | ಹಮುರ 21.01 694 3140.00 4198.76 ತಾಲೂರು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
೧,೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 62.30 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಂದ್ಯೆ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲುಕೂಟಿ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 
(@) 8 N ಹಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟಿ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬಿರಸ) | ಮ್ನ 5.70 4.24 561.00 
ಸರಪಳಿ 0,೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.60 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


re] 


250.132 


Ml ef 
130.787 _ 28419.35 |] 26237.09 


( 
Nr AN 


[4 
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 


15 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ನ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ತ ಪಕ" ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖೆ: 1140 ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ 


Sl. Estimated cost 
District Taluk Name of the Work 
Nof in Lakhs 


2018-19 
Road Safety works on Highway 
1 Mandya jPandavapura 
Pandavapura 


Connecting Srirangapanna with Arasikere 
2019-20 


from Km 10.20 to 10.40Km &15.00 to 
15.20 Km in Pandavapura Taluk, Mandya 
Road Safety Works on Pandavapura- 
Ma 054-04-337-1-13-20 
| 2 [andra [pondavapurs [3 5 13-200 Chinakuruti road {2019-20} 
Road Safety Works on Bevinakuppe- 
ny 3054 04-337-1-13-200 Shambuvinahalli Road 


District(2018-19} 
Road Safety Works On Chinakurali-Katteri 
Road from Ch-0.00Km to 10.50Km in 
Pandavapura Taluk, Mandya District 
Road safety works on Highway connecting 
Mandya with Hadagali road {SH 47) from 
| ’ KM 16.00 to 18.00 KM and Rectification of 
. ' black spot at Machahalli Gate (Kesthur 
3 [Mandya [Mandya 3054-03-337-0-07-200 | Police Station limit) of SH-33 Highway 
. connecting Koratagere with Bavati via 
» - Tumkur, Kunigal, Maddur,-Malavalli, 
Mysore and H.D.Kote 
Providing Safety Barrier / Crash Barrier & 
Other Road Safety Protection Works for 
Highway connecting Mandya with 
Hadagali road (SH 47) from 1.60 to 1.80 


KM & KM 5.80 to 6.10 KM in selected 
reaches 


3054-04-337-1-13-200 


3054-04-337-1-13-200 


Road Safety works on State Highway 
Connecting Srirangapanna with Arasikere 
- near Hadanuru down from Ch:26.40 to 
26.75 km in K.R.Pete Taluk. Mandya 
District 


K.R.Pete 3054-03-337-0-07-200 


4 |Mandya \Mandya 5054-05-33704-02-154 


Providing Safety Barrier / Crash Barrier 
and other Road Safety protection works 
for Highway connecting Koratagere with 
Bavali road (SH-33) from ch 146.570 to 
147.00km and Ch:151.00 to151.200km in 
selected reaches of Malavalli taluk, 
Mandya district.s 


5 [Mandya |{Mallavalli 5054-05-33704-02-154 


Providing Safety.Barrier / Crash Barrier & 
Other Road Safety Protection Works for 
Somanahalli - Kabbare road from KM 
7.00 to 7.40KM (In selected Reaches) 


6 5054-05-33704-02-154 


Taluk H/A Name of the Work . Estimated cost 
- in Lakhs 


Providing Safety Barrier/Crash barrier & 
other Road Safety Protection Works for 
Road Halli-Mysore-Akkihebbal railway 
station,Somanthapura to join S.A.Road 
from km 4.40 to 4.80km Jainahalli Tank 
Bund & ch:15.90 to 16.10km(high 
Embankment Bridge Approach)Kr.Pet 
Taluk, Mandya District 


7 |Mandya |Krpet 5054-05-33704-02-154 


Providing Safety Barrier/Crash Barrier & |. 
Other Road safety protection works for 
Bangatore-Neelagiri Road to join 
Srirangapatna — channarayapatna road via 
chindagirikopplu, Ballenahally, 
Kudalakuppe, Rampura, Arathiukkada 
ch:13.30 km to 13.60 km in Srirangapatna 
Taluk, Mandya District. 


Mandya [Srirangapatna | 5054-05-33704-02-154 


ned 


Planning and Road Assets Management Centre 
ಕ್ರ PWD, Bangalore ಛಿ 


Name of work 


District 


Year of 
ik 
2016-17 


Traprovinents to road from S.], Kodihalli gate to 
Basaralu Kuppa road from ch: 13.50km'‘to 
17.50kim in Mandya Tlauk Mandya District. 


12020 


ngth| n cost 


Le: 

in Km in 
Lakhs 

a 


CRF-KNT- 
2016-17- 


Improvement of Road from Mandya to Mandya 
Mottahalli from Ch.1.45 to 2.80 and from Ch. 
4.10 to 8.10 Km 


Improvements to from Bengaluru Bandipura Mandya 
road to join Bilikere-Tharikere road via 
Kattekyathanahalli, Somanahalli road 
Ch.60.90 to 62.30 km in K.R.Pet taluk Mandya 
District 


2017-18- 
2167 


Sanctio 


Improvément to road from Kabbare -Iggaluru Mandya 
via Bengaluru-Kollegal road Km:6.80 to 11.50 
in Maddur Taluk. 


CRF-KNT- 
2016-17- 


2.00 


Improvément of Mysore Mahadevapura Road to Mandya 
Bannur Mysore Roadvia Channalana halli, 
Huralirayana halli Cross from Ch.0.75 to 7.00 


2000 
Improvément to road from Mandya ‘|CRF-KNT- 
Mandya-Guthalu-Muthathi road Km48.18 to 2016-17- 
63.00 in Malavalli Taluk. 1930 


| 


200 
200 
400 


MLA 
Constitunc 
| y 


Malavalli 


Srirangapat 
tana 


Remarks 


Work 
Physically 
Completed: 


Work 


Physically | Srinivasa 
Completed | Shetty 


Work 
Physically 
Completed 


M/s BNM 
Constructi 
ons 


Work 
Physically 
Completed 
Work 
Physically 
Completed 
Work in 
Progress 


Sri. 
Krishnego 

wda 
Sri. 
Shankare 
Gowda 


Sri.Laksh 
megowda 


Year of 
Sanction 


| 2016-17 


2016-17 


Name of work ' District Job No Leng 
. in Km 


Bangalore Magadi Huliyurudurga Kowdle Mandya |CRF-KNT-| 2.45 
Nagamangala - K.R. Pete.- Saligrama - 2016-17- 
Ramanathapura - Somwarpete - Vanaguru - 1618 
Subramanya to join Jalasuru 


Improvement to Nagamangala Sravanabelagola | Mandya’ CRF-KNT- 
Road from Mayagonahalli Gate to NH-48 via. 2016-17- 
Hulikere from Ch.0.00 to 1.50 Km 1945 


, Physical 
Nagamanga work 
la  |completed. 


Nagamanga completed. 


Sri 
Shankareg 
owda, 
Class! 
contractor, 
Puradakop 
palu,Dudd 
a 
Hobli,Man 

dya.Tq 


Sn B.M 
Rangegow 
dಡ, 

s/0 
Muddegow 
da,Class I 
Contractor 
Boregowda 
nakoppalu 
\Hirisave 
Hobli, 
Channaray 
apatna Tq, 
Hasan 

Dist... 


3 


—19- 


Sanctio 


Year of 


A Sanction 


Name of work 


Constitunc Remarks Name of 
y 


Improvement to Maddur Nagamangala to 
.|SH-84 via Hosakere Marasinganahalli 
M.Kodihalli, Kilaghatta, Thaggahalli, 


District | Job No 
, Agency 
Kiranguru, Bekkalale, Kowdle from Ch.37.00 to 


Mandya [CRF-KNT- ps Work N 
K 2016-17- Nagamanga| completed. |V. Govinda, 
y 1946 la t -  [Vaidyanat 
4 hapura 
40.00 


Mandya |CRF-KNT-[ 6. } 
2016-17- Melukote 
2002 


2016-17 


Pandavapura Tq. Banaghatta- 
Mahadéshwarapura (via Kerethonnur } road 

chainage km. 0.00 to 9.16 improvements to 
road. 


2016-17 


completed. 


Contractor 


Chinakuru 
u, 
Pandavap 
ura Tq. 
Mandya 
Dist- 
571455 


Name of work 


improvements to road.chainage km. 0.00 to, 
37.00 


016-17 {Improvements to Road connecting to NH4 ° 
[Mahimapura via Melekathiganur-Mallapura- 
Maragondanahalli-Kasaraghatta-Shivagange 
Cross- Kerekathiganur joining NH4 


2016-17- 
2019 


2016-17- 
2114 


Melukote 


Work 
completed. 


Sri AN 

Swany, 
S/o 
Nandachar 


i, 
Class 1 
Contractor 
, Door No 
231, 
Chamanah 
alli,Maliyu 
r Post 
yBannur 
Hobli. T- 
Narasipur 
aTq, 
Mysore 
Dist. 


Nirman 
Engineers 
& 
Contractor 
«. #973, 
1 st Floor, 
45 th 
Cross, 3 rd 
Block, 
Rajajinaga 
ra, 
Bangalore- 
560010, 


Name of work 


13 | 2016-17 [Improvements to road from Nagamangala town | 
to Shravanabelagola via Mulakatte devastahan 
km0.00. to 4.00 


— nq 


14 2016-17 |Improvement to road from Nagamangala to 
Markoriahalli via Haradanahalli from ch:00.00 
Km-5.00 Km. 

15 2016-17 [Improvements to Bengaluru-Jalasuru within 
road to NSB road via Sathenahalli, 
Chennapura from ch.1.60 to 6. 


2016-17- 
2131 


Mandya |CRF-KNT- 
2016-17- 
1787 


Mandya |CRF-KNT- 
2016-17- 
1947 


Mandya |ORF-RNT- 
2016-17- 
2118 


16 | 2016-17 [Improvements to road from Bindiganavile to 
, Kadaballi to Join AH-75 in Nagamangala 
constituency Mandya Dijstric - 


4.70 


5.00 


Nagamanga completed. 


Nagamanga | completed 
la 

§ 
la 


WN 
la ” 


Builders, 

#415, 8th 

Main, 7th 
Cross, 

K.C. 

Layout, 
Mysore.- 
570028 


Sri 
Bhoomara 
Builders, 
Class-1 
Contractor 
‘Mysore 


SNH.B 
Ravi 
kumar, 
class I 
contractor, 
vijayanaga 
ra, 
Mysore, 


Sri 
Shankareg 
owda,Clas 

s-1 
Contracto. 

Mandya 


Year of ' 
Sanction Name of work ee Job No 


17 | 2016-17 [Improvements to Road from Maddur MN Road | Mandya |CRF-KNT- 
ಥ % Kadvattige via Gulurdoddi Bidarkote | 2016-17- 
Nandiganahalli Abalavadi Maravanagere 2135 
, Chiraour (Selected Reaches) y 


2016-17 | Improvements to Pandavapura taluk Bilikere - | Mandya |CRF-KNT- k CCdrain |SNSTG 
Tarikere road CH from Bangalore - Bandipura 2016-17- work is in } Infrasys 
K road to KM 3.00 to 8.00 & 11.50 to 28.00 (on -2096 ‘| progress. Put Ltd , 
selected reaches) ಈ i Class-l | 
-|Contractor 
Mysore 


- Work SriM 
completed. | Chandhu, 
,Maddur 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸಪದಪ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್‌. ಅಪ್ತಾಜದೌಡ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆಃ 1019 (14೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-2] 2೦18-19 
ಸುಬಂಧ-ನ್ಲಿ | 


2೦18-19. 2೦1೨-2೦ ಹಾಗೂ 2೦೭೦-2'ನೇ ಪಾಅನ ಲೆ.ಶೀ 5೦54- ಎಸ್‌.ಪ.ಪಿ/ಟ.ಎಸ್‌.ಹಿ 


CN NN 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಟಟ್ಲ) 


ಕಾಮಗಾಲಿಯ ಹೆಸರು 


| ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ ಮಠ 
ಷಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನಗಳ್ಳಿಮಠ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗಾ ಡಣಾಯಕನಪುರ 
[] ಎ.ಸಿ.ನಾಲಾ ಯಿಂದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹನಕೆರೆ ಗೃಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
pd SOS4-04-837-0-01- KN ಲ್ಲಿ 

) 4೦2 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 


ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಡಣಾನಾಯಕಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಂತ ಹನಕೆರೆ ಗ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


| — 


WE ರ್‌ 


ಇಟ i 
A 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌ 
ಸೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
25.೦೨ ರವೀಂದ್ರ ಕೆ. 
| _ ಸರಾಗೊಂಡಿದೆ 


S054-04-3887-0-01- 
42೭೭ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೆ 
ಹಂತ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


SOS4-04-B37-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂಡತ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಕೆಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪ್ಹೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಮದ್ದೂರು ಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
- ಕಾಮಗಾರಿ 


SO54-04-BI7-0-01- 
42ರ (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ವೇ 
ಹಂತ 


S054-04-837-0-01- 
42೩ (ಎಪ್‌ಸಿಎನ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


TT 


ಹ 


SOU4-04-887-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ 


SoU4-04-887-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 


OO04-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ 


BOU4-04-8G7-0-0- 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ವೇ 
ಹಂತ 


S054-04-887-0-01- 
428 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ವೇ 
ಹಂತ 


S054-04-837-0-01- 
429 (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ 


5OS4-04-837-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) !ವೆ 
ಹಂಡತ 


5054-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 'ವೇ 
ಹಂಡತ 


5OS4-04-887-0-0- 
4೭2 (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌) 1ವೇ 
ಹಂತ 


S054-04-887-0-01- 
4೭2 (ಎಪ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) "ಮೇ 
ಹಂತ 


RD 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂತಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಕ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಪೂರ್ಣಗೊ ದೆ. 


37.47 ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾದ್‌ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


ಮಗಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ಟ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಬಿ.ಏಿ. ಗುರುರಾಜ್‌ 


fe 


ಮೆ ದೊಡ್ಡ) 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


PM | 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
US 
ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಡಿಸಿ. ಮನೋಹರ್‌ ಗೌಡ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜೆ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಿ.ಎಸ್‌. ರಾಘಮೇಂದರಾವ್‌ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮಧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 27 ಎನ್‌. ದೇವರಾಜು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವೆಚ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀ' ಸ್ತ ್ರು 'o ೯ 12. ೦ದೀ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿ ್ಸ ಜನಾಂಗದವರ 'ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ¥ ಟ್‌ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಂ. ಶಂಕರ್‌ ಸಮಗಾರ 
ಚ ಸ ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು Wk ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ; 
4 ವ ಳ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌. ನಿಜಗುಣ 
2 A ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಕಾಮಗಾರಿ 
. ಕುಮಾ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸತ ಸಿಲಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


SOS4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಪ್‌ಪಿ) ವೆ 
ಹಂಡತ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


74: 
274 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆ.ಎಸ್‌, ನಂಜೇಗೌಡ 


ಸೋಮ ಶೇಖರ್‌ ವೈಜಿ 

ಶಶಾಂಕ್‌ ಎ.ಆರ್‌ 
10.27 ಎಂ. ಮಹಜೇವು 
Kd 


S054-04-837-0-01- 
429 (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ವೇ 
ಹಂತ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಕಿರುಗಾವಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


DOS4-04-887-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ವೇ 
- ಹೆಂಡತ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


S054-04-837-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಲಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ವೇ 
ಹಂತ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಘ 
uw 
['] 


5054-04-337-0-01- } ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ 
42೧ (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಹಂತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


S054-04-387-0-01- | ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಹಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SOS4-04-387-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 
ಹಂತ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದಾಪುರಕಾಲೋನಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SOB4-04-337-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಸಿಎನ್‌ಪಿ) ನೇ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


S004-04-38T-0-01- 
42೭ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ 
ಹಂತ 


p 
= 
pS 
< 


S0S4-04-887-0-01- 
42೭ (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ 
ಹಂಡ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಗಚಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಕಾಡಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


23.00 9.74 ಕೆ.ಎಲ್‌.ರೂಪೇಶ್‌ 


ರ೦ರ4-04-337-೦-0- 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೊ 


, ನಾಗೆಮೆಂಗಲ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ 
ಹೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


SRS AE ET 


೦೮4-೦04-387 -0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) ವೆ 


48 (ಎಸ್‌ಸಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 1ನೇ 


S054-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೇ 


5004-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) "ನೆ 


DO04-04-387-0-01- 
488 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, 

ಹೊಸಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಫೇಟೆ ತಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಹೋ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, 

ಸಂಶೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಭಾರತೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋ, 
ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ 
ಹೋ, ನಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


pf re SIRES: 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ' 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಲೋಕೇಖ್‌ 


ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 


ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 


ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌. ಚಲುವರಾಜು 


ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊ ದ್ದು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಭಾರತೀಪುರ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೈನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಡಬ್ಯ್ಯೂಎಂ.ಎಂ . 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 


BOರ4-04-837-0-01- 
4೭೪ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) "ವೆ 
ಹಂತ * 


50B4-04-337-0-01- 
42೭ (ಎಸಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೆ 
ಹೆಂಡ 


S0S4-04-3I7-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪ) 2ನೇ 
ಹ೦ಡ 


5054-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ೧ನೇ 
ಹಂತ 


5O54-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ 
ಹೆಂತ 


ರ೦ರ4-04-387-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) ೭ನೆ 
ಹೆಂತ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಂಗಾಡಿ,ಕಟ್ಟೇರಿ ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು 
ಚಿನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ಟು ಸ್ಹ 
Bg 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗರೀಭಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಮಿಳು 
ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, 
ಡಣಾಯಕನಪುರ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಗಂಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಮಂಟಿದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನಕೆರೆ-ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, 
ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಅನ್ನಪೂಣೇಶ್ನರಿನಗರ ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ದಲಿಶಕಾಲೋನಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವನಂಜು 
ಮನೆಯಿಂದ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರವ ರಸ್ತೆ) 
ಸುಭಾಷ್‌ ನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಚಂದ್ರು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಸಂತೆ ಕಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಶಾ. ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎ. ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ಪಿ 


ಟಿ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀಧರ್‌ 
[] 


ಮುಗಿದಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಸಿ.ಸಿ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿ. 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


SEN ST ESN IE TES ES EE 


SO54-04-337-0-0- 
42೧ (ಎಪ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) ಏನೆ 
ಹಂಡ 


S054-04-887-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ಸಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂಡ 


೮054-04-387-0-0- 
428 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಇವೇ 
ಹಂಡ 


SOI4-04-337-0-01- 
42೩ (ಎಸ್‌ಸಿಎಪ್‌ಪಿ) 2ನೆ 
ಹಂತ, 


SO54-04-887-0-01- 
42 (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂಡತ 


S054-04-387-0-01- 
42 (ಎಪ್‌ಕಿಎನ್‌ಪಿ) ಏನೆ 
ಹೆಂಡ 


BOS4-04-337-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಹಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂಡ 


So54-04-387-0-01- 
42 (ಎನ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂತ 


S054-04-837-0-01- 
482 (ಎಪ್‌ಸಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೇ 
ಹಂಡ 


ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 94762 - ಸ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು -ಎಸ್‌. 
2 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿಎಸ್‌ ನಿಜಗದೀಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಗುಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮದ್ದೂರು [2 X ಓಸಿ ಹೆಚ್‌. 
p ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಸ ನಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಮದೂರು [= - ನಾ ಕೆ.ಟಿ. £ 
ದ್ಧ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಹ ನನ 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹೊನ್ನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮದ್ದೂರು ಈ, ಹ ಹೆಚ್‌.ಸಿ. ಕೆಂಪೆ 
೪ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಚ್‌ಸೂಸಂಸ್ನಗ್‌ತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 230ಮೀ ಸ.ಸ ಚರಂಡಿ 
ವಿಷಮ ಕಾಲೋನಿ) ಶಿವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪರಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀಸೆ ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಹೇಮಂತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಸ ಶಿಷಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಮನೆವರೆಗೆ) ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕುಮಾರ್‌ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. , 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ ಕೌಡ್ಡ ROS ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕುಮಾರ ಕೊಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ FE ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮದ್ದೂರು ಶಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರಷೀದ್‌ ರವರ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತನಿ ನ ವ ರ್‌.ಎಸ್‌. ಹೇಮಂತ್‌ 
ಮದ್ದೂರು ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಯೋಗನಂದರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಧೆ ನಾನ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮದ್ದೂರು ಠಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗರೀಬಿ ಸೈಟ್‌ ಇಮಗಾಕಿ 
ಮದ್ದೂರು ನ ಸುಮತಿ ಮನೆಯಿಮದ ಲೀಲಾಂಬರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


BOS4-04-8I7-0-01- ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ 
42೭ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸಪ್‌ಪಿ) ೭ನೇ ಸ್ತ ಬೀದಿಯಿಂದ ದೊಳಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಂತ್‌ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
5OS4-04-837-0-01- 
೩) 2ನ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ದಾಸಬಾಯಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
4೩೩ (ಎನ್‌ಂಬನ್‌ ) 2ನೇ ಕೆಂಚಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
-04-: -0- ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೋಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 

5054-04-837-0-01 oY ್ಸಿ ಗ್ರಾಃ ಪ್ಪ ೩ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) ಇನೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ . 

ಹಂತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಮದ್ದೂರು 
ಕುಮಾರ್‌ 
5O54-04-337-0-01- ಮದ್ದೂರು ಶಾ. ಚಿಕ್ಕಹೊಸಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೆಟ್‌ಮಿಕ್‌ ಕಾಮ 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ವೇ ನಾಗಮಂಗಲ ಜಾತಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ \ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ 


720ಮೀ ೩.೩ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ಮ್‌ EE SE RA 7. - ಸಾ ಮ್‌ 
ರ೦54-04-337-0-01- ' ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮ 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಪ್‌ಪ) 2ನೆ ಕವಳ್ಳಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 242 ಎನ್‌. ದೇವರಾಜು ಕಾ iy ¥ 
ಹಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
5OS4-04-337-0-01- ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
422 (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ವೇ ಭ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿ. ನವೀನ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
5054-04~337-0-01- ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾ. ಹಾಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
೦4-ತ37-0-01 ೪ ಇ ಷ್ಠ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ ್ಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
S0B4-04-337-0-01- ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಪ್‌ಪ) 2ನೇ ಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು . ಪಿ.ಎಸ್‌. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂಣಃ ಂಡಿದೆ. 


S054-04-837-0-01- ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
೬22 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪ) 2ನೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆ.ಎಸ್‌. ಶಂಕರೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


5054-04-337-0-01- ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಎನೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-837-0-01- ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾ, ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 2ನೇ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಂತ ಮಾಡುವ. 


ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರ೦ಂB4-04-337-0-01- ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿಜೆ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
42೪ (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೇ ಮಳವಳ್ಳಿ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


5004-04-387-0-01- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಚೋನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) 2ನೇ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ . ಬಿ.ಟಿ. ಸುರೇಶ್‌ 


ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂ | ಕಾಮಗಾರಿ. - ಬ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


S0U4-04-837-0-01- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಚೋಡಿನೇರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
4೭೧ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೇ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ” . ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ಪುಟ್ಟಸ್ಟಾಮೀಗೌಡ 
ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗ್ರಿದೆ. 


BOD4-04-337-0-01- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ದಡಮುಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
"42 (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ೭ನೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, 
ಶ್ರವಣನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಳಲೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕತಾರಹಳ್ಳಿ, ನೀತಿಮಂಗಲ, 
422 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) £ವೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಾಯಸಮುದ್ರ, ವಸಂತಪುರ, ಕಾಗೇಪುರ, ಕೆ.ಜೆ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಕಿರಣ್‌ 
ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಊಚನಹಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ” | 
ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Sp 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
4೬೧ (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪ 8 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ್‌್‌ 
( ಸ್‌ಲಬನ ) 2ನೆ = K " ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5034-04-837-0-01- 
42ಣ (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೆ ” ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 
ಹಂತ . 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 'ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ . ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಗೂ ಕೂಜು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” , ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


BOS4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ಏನೆ 


SO54-04-337-0-01- 


422 (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪ) 2ನೇ |' 


S054-04-337-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪ) ಡನೆ 
ಹಂಡ 


BOS4-04-337-0-0l- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೇ 
ಹೆಂತ 


ರ೦54-04-337-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ 
ಹಂಡ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಮೇಯಕೋಟೆ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ, ಎಲೆಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು 
ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹೊನಗಹಳ್ಳಿಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಕ ಶಾ: ಹನಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಶಿಟ್ಟುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ! 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೇವರೆಗೆ: 
p ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ » 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ರಾಯನೆಟ್ಟಹುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ತಾವರೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SENSO str |S BE [AR 


ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ 
ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು 
ಕ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಶಃ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ೩೩ 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ 
ಮನೆಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


BOB4-04-337-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪ) 3ನೇ 
ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ವೈಿ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಲೋಕಸರ, ಯಲಿಯುರು, ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ಪಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ 
ಒಡೆಯರ್‌ ಬಡಾವಣಿ, ಯರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


O004-04-387-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಕಿಎನ್‌ಪಿ) 3ವೇ 
ಹಂತ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ, ಗಾಣದಾಳು, 
ವಂ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ತಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 


ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಆರ್‌. ಗೊಂಬವಿಂದೆೇಗೌಡ ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶಂಭು ಕನ್ನಟಕ್ಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
I< 6) K 
ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ನ್ನನ್ನನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಗಾಲು, > 
” ಸಂಪಹಳಿ, ಅಪ್ಪೇರಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವಾಲೆ, ಶಿವಳ್ಳಿ (ಗರೀಭಿ ಸೈಟ್‌) _ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಷಿ ಮು ಹಲಿ. ಹುಳೇನಹ: ವ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬಿ.ಹಟ್ಟ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ, ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್‌.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ . . ಪಿ.ಟಿ. ಕಲೀಗೌಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಫಾರಂ, ಹೆಚ್‌.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ _ 
ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - _ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, py ಹಳ್ಳಿ, ಭುಜವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯ 


್ಲ 
ಹೆ 
BO54-04-887-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ತನೆ 
ಹಂತ 
ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ, ನಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಬ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ 


SOS4-04-8G87-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಇವೇ 
ಹಂಡತ 


S004-04-887-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡವ 
ಹಂತ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಂದೂಪುರ ಹಾಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌. 
ಐ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್‌. ಐ 


ಪ. ರಫುನಾಥರಾಮರೆ! 

ಮೂಲಕ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ. ರಾಮಿ ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ ಕೆರೆ ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ 
"ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎ ಕೆರೆ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Bಂ54-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ಇವೇ 
ಹಂಡ 


S೦54-04-837-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೇ 
ಹಂತ 


S054-04-337-0-0- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೇ 
ಹಂಡತ 


BOS4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೆ 
ಹಂಡತ 


S054-04-887-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಡನೇ 
ಹಂತ 


SOS4-04-337-0-0- 
422 (ಎಪ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪ) ಡನೇ 
ಹಂತ 


So54-04-887-0-01- 
42೭ (ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) 3ನೇ 
ಹಂತ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ | 

ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, | 

ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಗರ , ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, [3 ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, 1 

ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಹೊಸೂರು ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ | 
ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ | 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಟರಾಜರವರ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ | 
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹೋಲೀಸ್‌ ಕ್ಲಾಟ್ರಸ್‌ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬಿದರ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹರಿಜನ ಚನ್ನಯ್ಯ 
ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, 
ಕೀಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡಿ- ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಮರಳಿಗ -ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಟ್ಟು [ದ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಾಢಡ್ಲಿ & ಅಗಸನಷುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ; 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ] 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಗಿ, ಗೌಡಗೆರೆ | 

& ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಡಮಹಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 

ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಕಸಭಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ & 

ಬಾಣಸಮುದ್ರ ತಾಳೇಹಳ್ಳ (ೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ) ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುಪ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5614 


BOS4-04-B37-0-01- 
4೭ (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) ವೇ ಮಳವಳ್ಳಿ 
. ಹಂಚ 


ರಂ೮4-04-337-0-01- |. 
17 | 422 (ಎಪ್‌ಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೇ ಮಳವಳ್ಳಿ 
: ಹಂತ 


SO54-04-8B7-0-01- 
42ಏ (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) ಡನೇ ಮಳವಳ್ಳಿ 
ಹಂಡತ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ , 
ಅಂತರಹಳ್ಳಿ , ವಿ.ಬಸಾಪುರ, ಬಿ.ಜಿ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ನಡಕಲಪುರ, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ 
ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕುಲುಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಕದಂಬಪುರ, ಪುರದದೊಡ್ಡಿ, 
ಬಸವನಪುರ, ಬಾಣಿಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವ ವಗ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಪಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಮಾನಂದನಗರ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ' 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


BOS4-04-887-0-01- 
2 (ಬಸ್‌ಸಿಎನ್‌ಪಿ) ವೆಂ 
ಹಂಡ 


ರ೦54-04-337-0-01- 
42 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ನೇ 
ಹಂಡ 


SO54-04-337-0-01- 

- Wl - 

- ps ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋ, 
SO54-04-387-0-0- ಪುರ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, 
4ಐ2 (ಎನ್‌ಖಎನ್‌ಖ) ಇಸ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಜೊತ್ತನಪುರ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ, 

ಎೆ.ಬಸ್ತಿ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, 
ಶೀರ್‌ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, 
ತುಳಸಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಸಬಾ ಹೋ ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ 
ಹಾಗೂ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


- § 


ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಶಿವಹುಮಾರ್‌ 


ಎ.ಆರ್‌.ಪಶಾಂಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಣಿದೆ 

ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಮಮಂತರಾವ್‌ 


ಗೊಬಿಂದರಾಜು 


ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
CN ಕ್‌ 

ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಜಿಬೆ 


ಮಹದೇವ 


ಆರ್‌.ಪಿ. ರೇವಣ್ಣ 


SOರ4-04~3G7T-0-0- 
42೭ (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 3ನೆ 
ಹಂಡತ 


60೮404-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ತನೆ 
ಹಂತ 


SO54-04-337-0-0F- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪ) ಇನೆ 


SOS4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 4ನೆ 
ಹೆಂಡ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕೆರೆ 
ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ. ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಯಾಲ, 
ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ರಾಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಪರಿಶೀಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, 


ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಡತನಾಳು, ನೆಲಮನೆ. , 


ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುರಳಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಟಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ,., 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೋಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗೊಳ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಟಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಳಯ್ಯ 
"ರವರ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
, ರೂಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವೆಂಕಟರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರಮುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯರವರ " 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.೩. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 


ಮೆದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ 
ಬೋರಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕೋನು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರವರ 
k ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವ ವಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. "ಚರಂಡಿ 
BOB4-04-887-0-01- ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
4೭ಣ (ಎನ್‌ಖಿಎಸ್‌ಪಿ) 4ನೆ ್ಲ ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ: ಹುರುಗಲುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ "100. 47 ಎಜನಿ ಪನ್‌ಫ್ಟಕ್ಷನ್ನ್‌ 
ಹಂತ ರಾಜಭೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಸಿ [: 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


೮054-04-887-0-01- ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ. ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
42ಣ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 4ನೆ ಮದ್ದೂಃ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಸಿ 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. . 


5O54-04-837-0-01- ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರದಿಂದ ಫಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
423-(6.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಬೇ ಹಂತ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ೩.೩ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಟ್ಟ ee ¥ NBA 


ce ad [uc ¥ 7 
K ಮದ್ನಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯ್ಸಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
SOS4-04-387-0-01- : ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ 74 ದ ಕಾಮಗಾರಿ 
423-(ಅ.ಎನ್‌.ಪಿ) "ವೆ ಹೆಂ 2 ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ R y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
4 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು "ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5OS4-04-837-0-0- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) !ನೊ ಹಂತ 


a 


2 Rol 
~~ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಲಗ ವಾ್‌ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


೮054-04-837-0-01- 
429-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) ಮೆ ಹಂತ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ \ 
S೦S4-04-337-0-01- - ಹೋಬಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು, ಡಾಣನಹಳ್ಳಿ; ಬೂವನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ | : k ಗ 
R ; ಪೇಟೆ ರ ಇ ೪ ೪ KX . 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.) ವಃ ಹಂತ  ಕನರ್‌ಸಪೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ $ಕ.ದಿನೇಬ್‌ಬಾಬು 


ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


SES 
O54-04-887-0-01- 


429-(6.ಎಸ್‌.ಪಿ) ದೊ ಹಂತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಸ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


TS TET TTT 


ರಾ ೫ fg Fy ್ಯ ರ್‌ ; ಕ್‌ ್ಯ ವಾ ಗಾವ ಕ್‌ ನನ್‌ ವಾ ದಾರ್‌ ವ್ಯ ನ್‌ = ಸ್‌ F್ಯ 7 ರ ನ್‌ 
SoS4-04-837-0-0- ” ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಎಲೆಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
N ಎನ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಬೇ ಹಂತ - ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Fal 15 08 
AERTS 


ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
_ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಸಿ.ಎಸ್‌. ಇಂದುಶೇಖರ್‌ . ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
_ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


6054-04-337-0-01- ಮಂಡ್ಯ ಶಾ: ಶಿವಾರದಿಂದ ಶಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
4೦29-(ಟ.ಎಸ್‌.ಏ) 2ನೇ | ್ಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾವರೆಗೆರೆ 
ಹಂತ | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಡು ಶೀರಂಗ ಪಟಣ | ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಕಿರಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ” 
Rn ’ ್‌ " ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನಂ. 94764 - - ಟಿ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀಧರ್‌ 


BOS4-04-337-0-01- - KN K - ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ" 
§ ಮಂಡ್ಕ ತಾ. ಹಳುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸೆ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 2ವೇ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ 4 - ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ 
ಹಂತ = ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 94758 ಕಾಮಗ್ಗಾರಿ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


S054-04-337-0-01- 
ಮಂಡ್ಕ ತಾ, ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ವೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಡ್ಯ ನಾ = - 


ಹಂತ R , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


S054-04-837-0-01- 
423-(6.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ವೇ 


BOI4-04-337-0-01- 
4೧23-(6.ಎಸ್‌.ಪಿ) ೭ನೆಂ 


5೦೮4-04-837-0-01- 
493-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 2ನೆ 


S0S4-04-337T-0-01- 
 423-(ಟ.ಎಪ್‌.ಪಿ) ೭ವೆ 


BOS4-04-337-0-0- 
42ಡ-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ೭ನೆ 


“5O94-04-837-0-01- 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಹ) ೭ನೇ 
ಹಂತ .' 


ಮೇಲುಕೋಟೆ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್‌), ಹೊಳಲು, 
ಗೊರವಾಲೆ, ಹಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ,ಮಾರನಹಳ್ಳಿ , ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇ.ನಂ. 96468 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರಾಪುರ ಗಿರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬೋರಾಪುರ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
K | ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ಶಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ 
ತಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕರವರ (ಎಸ್‌.ಟಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣನಿಂಗಮ್ಮರವರ 
ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿಶೆಟಿರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಯಲಕ್ಷಿ ನ ರಾಮನಾಯಕರವರ 
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ - 
ಮದ್ದುರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿ ನಾಯಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ತರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜಾ CE SPIO ORE: ¢ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಅಂಚೆಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರ ಕೊಪ್ಪಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ 


ವಿ.ಎಲ್‌. ಕಾಂತರಾಜು 


ಕೆ.ಎಸ್‌.. ನವಿನಾಯಕ್‌ 


ಜಗದೀಶ್‌ ಸಿ.ಎಸ್‌. 


ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


200ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 


ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


100ಮೀ ಸಿ.೩ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
" ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ॥ ಹರಿಹರಪುರ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹುರ, 
ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆಲಂಬಾಡಿಕಾವಲು, ಸಾಸಲು, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, 

ಪೂವನಹಳ್ಳಿ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೀರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ 

ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 95540 


Wena We ಶ್ರೀರಂಗೆಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೆಲಮನೆ (ಅಮನ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆ.ಎಸ್‌. ನವಿನಾಯಕ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

(ಟಿ.ಎಸ್‌. . ಎ ನಾ 

ನಡ ಎನ್‌ 5 ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ween ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ವಡಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ 4 ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 
*25-(ಅಎನ್‌ಂ) | ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸತೀಶ್‌ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 


ರ೦54-04-837-0-0- 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ನೇ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ . 
ಹಂತ 


5OS4-04-337-0-01- 


423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) ಏನೆ ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕ್ಸ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


SOS4-04-337-0-01 ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮೆಗಿದಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
-(ಊ.ಎಸ್‌. ರಂಗ್ಗ ಹ = 

423 (ಅ.ಎನ್‌.ಖ) 2ನ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. , ಹೆಚ್‌.ಬಿ. ಶಂಕರ್‌ ರಕ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
- | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

Waa | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ 

pt (ಅ.ಎನ್‌. ) Y ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ. ಸತೀಶ್‌ ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆ 

Wea | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಸಿ.೩ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ನಃ " ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌. ಆರ್‌ . 


B004-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 2ವೇ 
4 ಹಂತ 


5054-04-337-0-01- 
423-(ಊ.ಎಸ್‌.ಏಿ) ತವೇ 


S0U4-04-837-0-01- 
4೪3-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪ) ಇನೆ 


S0B4-04-337-0-01- 
4೦3-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ತವೆ 


BO54-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಡನೆ 
ಹಂಥ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. 

ಸೀತಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಪಂಗಡ 

,| ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮೇಲುಕೋಟೆ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಈಚಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ - 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಸರಾಳು ಹೋ: 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಗೋಡು-ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳನಾಯಕ, 
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮನಾಯಕ, ವೆಂಕಟನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ಈ. ಕಿರಂಗದೂರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮತ್ತು 
ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇಮ ಡು ಗಾಣದಾಳ, 
ಗೊರವಾಲೆ, ಮಲನಾಯಕನಶತ್ಯ.: ಸಂಪಹಳ್ಳಿ ಡಿಮಗಳ ಕ 


' ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗಿರಿಜನ 'ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗರರಿ, 


ಸೀತಾಪುರ ೭ ದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನಾರ್ತ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 
ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು' 
ನ್ವಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ರಂರ4-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 3ನೇ 


ರ೦54-04-837-0-01- 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಪ) 3ವೇ 


S054-04-387-0-01- 
4೮೭3-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 3ವೇ 


B054-04-337-0-0- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 3ವೇ 


S054-04-837-0-0- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 3ನೇ 


SOS4-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಈ) ನೆಂ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರತ್ನನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ.ಮನೆಯ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ: 

- H § 1 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಸಾಲೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯಕ 
ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ.ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


EE TES 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಗೂರು, 
ವ.ಬಸಾಮರ, ಸೋಲಿಗರದೊಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಿ, 
ದಳವಾಯಿಕೊಡಿಷಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡದರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
I ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


roo [EBON IO 00 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ; ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋ, ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕನಕೆರೆ 
ಹೋ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ಪುರ, 
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, 
ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.. 


ಕೆ.ಆರ್‌; ಪೇಟೆ 


i 


EM 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌, 
ಬೆಳಗೊಳ ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ 
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಚೆನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ 
ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


SO54-04-837T-0-01- 
43-(6.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಇವೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಪದಪ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್‌. ಅಪ್ಪಾಜದೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ೦ಖ್ಯೆ: 1೦1೨ (14೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ-೫ 2014-29 


p 
pe 


2೦18-1೨, 2೦1೨-2೦ ಹಾಗೂ 20೭೦-೭1 ಲೆ.ಶೀ 3೦೮4--ಪಿಎ೦ಜಆರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 3೦64 -.ಎಪ್‌.ಪಿ.ಹಿ/ಿ:ಎಪ್‌.ಪಿ ವ ತ್ತು ೮೦64 ಎಸ್‌.ಪಿ.ಪ/ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಹಾ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆ 
 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ನಗಳಲ್ಲ) 


S054-04-837-0-01- 
42೭ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
" (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


BOS4-04-887-0-01- 
422 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


S054-04-337-0-01- 
42೭ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


5054-04-337-0-0- 
42೭ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


S054-04-337-0-01- 
42೧ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೊಂಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಕ೦೮4-04-887-0-0-. 


ವಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪೆಯೊಂಜನೆ 
(ಎಸಪ್‌ಪಿಎಪ್‌ಪಿ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೌಡಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ' 
ಕಾಲೊಂನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
” ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಲೂತು, ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ್ಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ನಾ rT 

ಮಳವಳ್ಳಿ ಡಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ಯಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ - 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ& ನಿರ್ಮಾಣ . 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಅಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ವಾಂಗದವರ ತಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ 'ಶಾಲ್ಲೂತಶು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳ ಕುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಸಂಕನ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 2 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಹು ಪುರದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾಲಿ 


scam ose ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಿ 
4೬ರ ಪರಿನಿಷ್ಟ ಧಾ sR ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ 
ಉಪಯೋಜನೆ 
( Ky ೩) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SOU4-04-837-0-01- 

422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಮಳವಳ್ಳ 
(ಎಸ್‌ಪಿಎನ್‌ಪಿ) 

S0U54-04-337-0-01- 

422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಮಳವಳ್ಳಿ 
(ಎಸ್‌ಖಿಎಸ್‌ಪಿ) 

SOU4-04-8B7-0-01- 

422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ _ 
ಉಪಯೊಂಜನೆ ಳ್ಳ 
(ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 

SOU4-04-887-0-01- 

422 ಪಲಿರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಮಳವಳ್ಳಿ 
(ಎಸಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


S೦೮4-04-837-0-01- “ಮಳವ: ಕೇಹ' 
422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಭಾಣಪಮುದ್ರ ತಾಳೇಹಳ್ಳ (ಕೊನ್ನಾಪುರ 
ಉಪ; ಇನೆ ಗ್ರಾಮದ) ಪಲಿಶಿಂಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಬ್‌ 
(ಎಸ್‌ನಎಸ್‌ಪಿ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಣಾಲಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಂಬಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಇನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 


20.00 15.48 ಎ.ಆರ್‌.ಶಶಾಂಕ್‌ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಊ.ಜಿ. ಪುರ ಹೊಂಬಳ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಪಿ. ಗೊವಿಂದ 


ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು &ರುಗಾನಲು ಹೋಬಳ ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಬಾಲಿ 


ಜ.ಜ.ಶಂಕರ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು &ರುಣಾವಲು ಹೋಬ 
ದೊಡ್ಣೇದೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


SOU4-04-887-0-01- 
422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಲಗೂರು ಹೊಂಬಳ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಂಖತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 


ಉಪಯೋಜನೆ ಮಳನಳ್ಳ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೊಂನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
(ಎಸ್‌ಸಿಎಪ್‌ಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
SOU4-04-837-0-01- ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಇ.ಜ.ಪುರ ಹೊಂಬಳ ಮಲ್ಲಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ 
422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠದ ಬಳ ಇರುವ 
ಉಪಯೊಂಜನೆ ಭುಸನ್ಳ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಡ್ತು ಆರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸನಿ ರಾಶ್‌ 
(ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


"| [z 


_— 


S054-04-337-0-01- 


[OEP ve 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಶು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳ ಪೋಟಆಗರದೊಡ್ಡಿ ಭಯದ 
ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಬ ಪಾ ಒಪ 


TN 


aN 82. ೦8 ಪ್ರ pa 


೨೦ ph 


oN 
ವಿಧಾನ ಪಲಿಷಡತ್‌ ಪದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ. ಎನ್‌. 'ಅಪ್ಪಾಜದೌಡ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (14೦) ಕ್ಲೆ [ಅನುಬಂಧ 


2018-19, 2೦1೨-2೦ ಹಾಗೂ ವರಿ೨೦-21 ಲೆ.ಶಿೀ 3054-ಪಿಎಂಜಅರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 30೦54 -ಎಪ್‌.ಪಿ.ನಿ/ಟ.ಎಪ್‌.ಪಿ ಮತ್ತು 5೦೮4 ಎಸ್‌.ಪ.ಪ/ಟ.ಎಸ್‌.ನಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 


5054-04-387-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


5054-04-387-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


SO54-04-887-0-01- 
42೭ (ಎಪ್‌ಖಿಎಸ್‌ಪ) 


S054-04-837-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಖಿಎಸ್‌ಪಿ) 


SO54-04-887-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


SOS4-04-837-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ' 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಶಿೀರಂಔಪಟ್ಟಿಣ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೊನಿಗಳ ಕೂಡು ರಪ್ತೆಗಟು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಃ: ಹೊನಗಳ್ಳಿಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ ರಪ್ತೆ, 
ಕಾಲೊನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ 


ಕಾಲೊನಿಗಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಮಂಡ್ಯ ತಃ ಅಲಕೆರೆ ಗ್ರಾವದಲ್ಲರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 1 
ರಸ್ತೆ. ಕಾಲೊನಿಗಳ ಕೂಡು ರಪ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಪ್ತೆಯಿಂದ | 
ಕಾಲೋನಿಗಳಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಟ ಅವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. : 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅಫಿೀಪ್‌ ಜೀದಿಬುಂದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಎ.ಪ. 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಹುಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಪಿ.ಏ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಂಖಂದ ಮಾದಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ) 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ಕಾರಸವಾಹಿ ಭಾಮದ ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಪಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬೀಕರಣ ಅಭವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ರಾಜಣ್ಣ 


| 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ಇನವಾಣಾಡ್ಣಾ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


ರಂ೮4-೦4-8ಡ7-೦-೦1- 


422 (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾಲೊನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆದೆ ಪಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಹೆಂದ್ರ 
ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ. ಮೇಲುಕೋಟೆ ದಿಧಾನೆಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ವ್ಯಾಷ್ಟಿಯ 
6054-04-887-0-01- ಮೊ ಟೆ ಹೊನ್ನೇವಡು, ಚಂದಗಾಲು, ಅವ್ಲೊರಹಳ್ಳಿ. ಬಲ್ಲೆಂನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 


422 (ಎಫ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಛತ್ರನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ 


ರಂ೦4-04-387-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ಪಾಲ್ಲೂತು ಛಾರತೀನಗರದ ಅನುಪೂಚಿತ- ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ರಪ್ತೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಡ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ: ” 


S0U4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಫಾಲ್ಪ್‌ ರಸ್ತೆಬುಂದ 
ದೊಣ್ಣ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಚಮೃ 


'ಬೊಮ್ಮನಃ 
| ದೆಂವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಂಪ್ರಿಂಬ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಬಿಮಾಣಾ 
ಕಠಾಮಗಾಲಿ. 


BOB4-04-337-0-01- 
42 (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪ) 


BOB4-04-837-0-01- 
429 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ. 


me Nd) Hw 


ESOS 


ಮಳವಳ್ಟಿ ಪಾಲ್ಲೂಶು ಇ.ಜ.ಪುರ ಹೊಲ್ಗಬಳ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಠಾಮಗಾದಿ 


TT 


RT 
LIN 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂತು ಕಸಬಾ' ಹೋಬಳ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರಿೀಬ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) 


6054-04-387-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪಬಾ ಹೊಂಬಳ ಅಮೃಪೇಶ್ವರನಹಳ್ಳಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[7 


ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪಬಾ ಹೋಬ 8 ಹಲಸಹಳ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ ಕಾಂಕ್ರಿನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಬಾಲಿ. 


SOS4-04-837-0-01- 


422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪ) 33 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಬೆ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇ.ಜ.ಪುರ ಹೋಬಳ ಮಲ್ಲವಾಥಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮಡ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5೦54-04-887-0-01- 
42೦೭ (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


20.66 ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಈೆಂಪೆ 
ಕೆಂ ಗೌಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಣದೆ. 


on 
On 


ಮಳವಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಶು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೊಂಬಳ ಆಪ್ನ್ಷಮುಲಗೂಡು 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಖತಿಯ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜವಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಕ್ರಿೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SO54-04-337-0-01- 


42೦ (ಎಸ್‌ಖಿಎಸ್‌ಪಿ) 22.65 


F) 
HB 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಹಲಗೂರು ಹೋಬ ಜೋಗುರ ಗ್ರಾಮದ | 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೊಂವಿಯಣ್ಣಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು| 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ \ 


SOBA-04-387-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


| 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂತು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೊಂಬಳ ಹೊನಗನಹಳ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜವಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ; 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SOS4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


6.೦೦ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗೆಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ) 
ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಹಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಬಾಲಿ. 


5೦ರ4-04-837-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಖಎಸ್‌ಪಿ) 


Wy A 


ಮಳವಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 


SOS4-04-337-0-01- 


ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಣ [ ಕಾಮದಾರಿ . 
422 (ಎನ್‌ಹಿಎಸ್‌ಪಿ) ಸುಯಲ್ಲ ₹ ನೆ ್ತು ನಿರ್ಮಾ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಪೆಂಪೇದೌಡ ಈ 


ಮಳವಳ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂತು ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗಲೀಆ ಸೈಟ್‌) ಪಲಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಶಕುನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


S0S4-04-887-0-01- 
42೧ (ಎಸ್‌ಪಿಬಸ್‌ಪಿ) 


® 
[1 
[) 


17.62  ಎನ್‌ಎನ್‌.ಬೆಟ್ಟೆಗೌಡ ಕಾರ್ಮ we _ 
| ಕಾಮಬದಾಲಿ 
ಶಿವ.ಜ 
ENN 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


4} 


SOS4-04-887-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) 


x 
ಕಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೊಳ ಅಂಗಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


S054-04-887-0-01- 
42೭ (ಎಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪ) 


೮7 ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ 


ey 
W 


50೮4-04-337-0-01- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೊಂಬಳ ತಲ್ಲೆಕೆರೆ ದ್ರಾಮದ 


422 (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾರೊಳನಿಯಣ್ಣ ಕಾಂತಿಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ, ಹೋಬಳ ಭೂಪಮುದ್ರ 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಖಪ್ರೊಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50B4-04-8B7-0-01- 
422 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) 


5೦೮4-04-887-0-01- ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳ ಕರಡಹಳ್ಟ 


ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
492 (ಎಪ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) ಕಷ್ಟಾ ನೀ " ಅಪಪ: ಪ್ರೆ 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೊಂಬಳ, ಈೂಡಲಷುಪ್ಪೆ, 
ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗವಹಳ್ಟ, ಮೊದೂರು, ಅಕ್ಲಿಹೆಬ್ಬಾತು ಹೊಂಬಳ, 
DರOU4-04-B87-0-01- ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ. ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೊೋಬಳ, ಪಂತೆೇಬಾಚಹಳ್ಟಿ ಹಾಗೂ 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ. ರಾಜಫಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಲಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಒಳದೊಂಡಂತೆ ರಪ್ತೆ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಿನಿ ಚರಂಡಿ ವಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


gl 42. BK 


SO04-04-887-0-0- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೆೇಕುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಿಜನ 2000 
422 (ಎಪ್‌ನಿಎನ್‌ಪಿ) - ಕಾಲೋವಿದೆ ಹೋಗುವ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


te 87-0-೦ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗುಬಏನ ಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ 
SOS4-04-BB7-0-01 ಕಾಲೊನಿಂಬಂದ ಹೊಲೆ ಅದ್ದದೆ ಹೋಗುವ ರಕ್ತ ಡಾಂಬರಿಕರಣ 
42೦ (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) Ky 


5O04-04-837-0-01- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಹೃಪುರ ಪಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೊಬಿ 
422 (ಎಪ್‌ಹಿಎಸ್‌ಪಿ) ಪಂಪಕಃ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಣಗಾಲಿ 


BOS4-04-837-0-01- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋವಿ 
422 (ಎಸ್‌ನಿಎನ್‌ಪ) ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂತು ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಸ್ಥವದ 
SO54-04-887-0-01- ಟಿ 
೩422 (ಎನ್‌ ೩) ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಂಗದಿಂದ ಹಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಂಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಡಾಲ್ಲೂಹು ಎಸ್‌ಡ ರ್ತೆುಂದ ಮರಳೆಗಾಲ ಬೊರೆ 

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಪಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 

6054-04-837-0-01- ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾಲರು ನಾಚಿಕ್ಯನಹಳ್ಳ ಮದ ಸಂಕಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 

422 (ಎನ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) ಕಾಲೋನವಿಂಖಂ 'ರಾಷ್ಟಿಂ ಹೆದ್ದಾರಿ-1ರ೦(ಎ) ದೆ ಪಂ: ರ೯ಪುವ 

ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SOB4-04-387-0-01- 
422 (ಎಸಪ್‌ನಿಎಸ್‌ಪಿ) 


[» K 


5054-04-387-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪಿ) -2ನೇ 


60೮4-04-337-0-01- 
422 (ಎಸ್‌ಪಿಎಸ್‌ಪ) -2ವೆ 


"5O54-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 


5054-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎನ್‌.ಪಿ) 


5054-04-837-0-01- 
423-(ಅ.ಎನ್‌.ಪ) 


S054-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ಠಾ: ಮಾರದೌಡನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೆ ಊರು) ಮಂಡ್ಯ-' 
ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಚಂದ್ರು 
ಮತ್ತು ಗೆಣೆಶ್‌ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರ ದೆಂವಸ್ಕಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ 
ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌. ಪಂಬೆ ಹಾಲ್ಲೂಕು, ಕಪಬಾ ಹೊಂಬಳ. ನಾಗೋವನಕ್ಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೂಟ್‌ ರಪ ಹಾಗೂ 


ಮಂಡ್ಯ ಡಾ: ಬಸರಾಳು ಹೊಃ: ಅನಸೋಸಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಮಹದೆಂವನಾಯಕ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ - 
ಮೂರ್ತಿನಾಯಕ್‌ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 9 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾ; ದುದ್ದ ಹೊಂಬಳ ಬೌಮ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾವದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ' 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಏ. ಚರಂಡಿ ಮಡ್ಡು 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಡ ಪಂಗಡ | 
ಕಾಲೊಂನಿಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಖ.ಖ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 


ಮಲನಳ್ಳ ತಾಲಕ್ಷಡು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಾ 
ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


SOT4-04-337-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ತಿ) 


೮0U4-04-387-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪ) 


SOU4-04-887-0-01- 
4೦3-(ಟಿ.ಎಪ್‌.ಪ) 


SOU4-04-B87-0-0- 
423-(6.ಎಸ್‌.ಪಿ) -೭2ವೇ 
ಹಂತ 


BOU4-04-37-0-0- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) -2ವೇ 
ಹಂತ 


SOS4-04-337-0-01- 
423-(ಅ.ಎಪ್‌.ಪಿ) -೭ನೇ 
ಹಂತ 


SO54-04-887-0-01-. 
4ವ3-(ಟಿ.ಎಪ್‌.ಪಿ) -2ವೆ 
ಹಂಡತ 


S054-04-837-0-01- 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ೭ನೇ 
ಹಂಡತ 


\ 
S054-04-887-0-01- 
423-(ಅ.ಎಸ್‌.ಏ) -2ವೆ 
ಹಂತ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಾಲ್ಲೂಹು, ಕಪಬಾ ಹೊಂ, ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ 
ಹಾಗೂ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿಲಿಜನ ಕಾಲೊಂನಿಗಳಲ್ಲ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುದಾರರ 


ಪೊಸೈೈಟ ರಸ್ತೆಂಬಂದ ಪಲಿಶಿಷ್ನ ಕಾಲೋಖಿ ಪರುವ ರಪ್ತೆಯಲ್ಲ ಎ.ಪಿ. 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮದಾದಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಶು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ, ಗ್ರಾಮುದ 
ಬೊಮ್ಮೆಂವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗದರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಕಾಂಪ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂ ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೆೇಬೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂಡೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬ, ಗ್ರಾಮದ 
ಪಾರಂಗಿ ದ್ರಾಮದ ಗಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ'ಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಬಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಟಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೊಳ, ಗ್ರಾಮದ 


ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬರಿಜವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 
ಕಾಂಪ್ರೀಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಶು. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ, ಗ್ರಾಮದ 
ಅನುವಿವಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಹಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಟಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳ, ಗ್ರಾಮದ 
ನಿಂದವಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ೧ರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ'ಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂತು, ಕಪಬಾ ಹೊಂಬಳ, ಗ್ರಾಮದ 
ಚಾಮಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಿನ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಪ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾಲಿ 
ಪ್ರಾರಂಣಪಬೇಕಾಗದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಾರಂಣಸಪಬೇಕಾಗಿದೆ. 
}Y 


-. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಜಪಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಏಿ. ಮ p 
ನ್‌.ಮದು ಪೂರ್ಣದೊಂಣಿದೆ. 
5 ಭಃ ಕಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಬಾರಿ 
.ಎನ್‌.ಮಧು 3 ದೆ. 
ಸತೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾಲಿ 
mi ಪ್ರಾರಂಜಸಪಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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5054-04-337-0-01- ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಾಲ್ಲೂಕು. ಅಕ್ಟಿಹೆಬ್ದಾಕು ಹೋಬ. ಗ್ರಾಮದ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) -2ನೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಸಾಲ್ಲಿಬೀಡು ದ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲ ಹೂಡು ರಸ್ತೆ, 
ಹಂತ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಪುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SOS4-04-337-0-0- ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬ, ಗ್ರಾಮದ 
423-(ಟ.ಎಸ್‌.ಪಿ) -2ವೇ ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ೧ರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. 
ಹಂತ ಕಾಂಕ್ರಿನ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಾಮಣಗಾರಿ. 
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